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Nel pubblicare il quadro generale delle opere pubbliche, eseguite 
od in corso di eseguimento a carico della Nazione nel nuovo Regno 
d'Italia durante gli anni 1862-1863, poteva essere utile cosa il 
premettere alcune notizie sullo stato, in cui si trovavano le opere 
stesse nelle singole provincie negli anni precedenti, per fare un giusto 
confronto ed approdare convenientemente T impulso dato ai lavori 
pubblici dopo la proclamata unificazione d' Italia. Ma a questo fine 
sarebbe slato necessario lo entrare in una lunga enumerandone di 
fatti particolari, ed in una serie estesa di considerazioni; il che avrebbe 
necessariamente deviato dallo scopo, quale è quello appunto di por- 
gere per sommi capi una esatta idea delle spese fatte per opere 
pubbliche nei diversi rami, in cui esse soglionsi dividere. 

Si fecero poi quadri speciali per le strade ferrate, il cui progresso 
è evidente per sé, bastando il dire che nel 1859 l'Italia aveva chi- 
lometri 1157, ed al fine del 1863 chilometri 2880 in esercizio, 
senza contare i chilom. 6971 concessi all'industria privata, che in 
pochi anni compiranno la rete principale ed apriranno la via alla 
locomotiva , che correrà da un capo all'altro d' Italia , come già ne 
solcano i mari in ogni denso i piroscafi postali delle società, dallo 
Stato sussidiate. 

Si daranno pertanto brevi cenni per ciascuno dei gruppi di Pro- 
vincie, sui lavori per le strade, su quelli idraulici e marittimi che 
in ciascuna si compiono, o trovansi in corso d'eseguimejato. 
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Proyingik sittsntrionali. 



Strade. Nelle provincìe settentrionali, comprese T Emilia, la Toscana, le 
Marche, quantunque la vasta rete delle strade nazionali provvedesse 
alle principali comunicazioni con un ben ordinato sistema di viabilità, 
tuttavia rimanevano da compiere non brevi tratti di strada pei valichi 
delle Alpi e degli Appennini onde accrescere gli sbocchi del com- 
mercio e aflBne di meglio legare tra loro le diverse Provincie, rimaste 
per tanto tempo divise. Fu per tale oggetto impiegata nei lavori stradali 
sia di sistemazione, sia di nuove costruzioni, nel 1862 la cospicua 
somma di L. 3,101,575 03, e nel 1863 altra di 4,749,599 97, senza 
contare le somme impegnate per l'avvenire nelle opere necessarie 
a portsrre a termine le imprese. 

Acque. Il corso del Po, che per la maggior parte dell'una e delPaltra 
sponda entra nel dominio attuale del Regno, fu soggetto di partico- 
lari sollecitudini del Governo per regolarlo con un sistema di opere 
stabili e per rendere sicuri i ricchi territori circostanti dai pericoli 
d'irruzioni, cui vanno continuamente soggetti. Nulla intanto fu tra- 
lasciato per mantenere e consolidare le grandi arginature, che ser- 
vono a contenere le acque non solo del Po, ma anche dei suoi 
confluenti, a fronte specialmente dei gravi danni arrecati dalla straor- 
dinaria piena del 1862. Fra opere di ristauro e di miglioramento 
fu spesa dallo Stato la somma di L. 6,345,759 in questi due anni, 
compresa in essa la parte destinata ai fiumi di Toscana ed ai ca- 
nali d'irrigazione e di navigazione che il Demanio pubblico possiede. 
Né qui puossi tacere che fra le opere più ragguardevoli, approvate 
dal Parlamento, vuoisi segnalare l'impresa del canale Cavour, il quale, 
traendo le ^cque dal Po e dalla Sesia, le condurrà ad irrigare una 
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superficie di cirqa 120,000 ettari di terreni, che possono col bene- 
ficio deirinaffiamento aumentare considerevolmente di valore ad in* 
cremento della ricchezza nazionale: né intanto furono rallentati in 
Toscana i lavori per la bonificazione di Val di Chiana. 

Riguardo ai lavori marittimi, nel Porto di Genova continuarono le Poru. 
opere di protezione e di miglioramento iniziate negli anni prece- 
denti, come altresì si proseguono attivamente ì lavori del Porto di 
Livorno, intorno al quale furono spese dopo il 1859 L. 3,760,000, 
e furono ordinati nuovi stabilimenti e nuove opere a beneficio del 
commercio per L. 3,972,000. 

Al Porto di Ancona nelFAdriatico furono rivolte le più grandi 
cure per formarne uno dei principali scali di quel mare, e si intra- 
presero in esso nuove o grandi costruzioni , cui sono consacrati oltre 
a sei milioni di lire. 

Il Porto Corsini presso Ravenna, e quei di Pesaro e Sinigaglia eb- 
bero anch'essi la loro parte, e sono in corso per essi importanti 
miglioramenti, che costano alle pubbliche finanze un'ingente somma. 

Preoccupandosi poi lo Stato della sicurezza e dello svolgimento ^^^ 
della navigazione, estese la costruzione dei fari lungo le coste nei 
punti più interessanti : 14 nuove torri si trovano pressoché ultimate, 
e se ne stanno eseguendo altre cinque con una spesa di L. 1,528,000 
circa fra tutti. 
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II. 



Sardegna. 



Strade. Dal 1821 al 1830 venne aperta in Sardegna la prima strada ro- 

tabile, che va da un capo alPaltro dell'Isola , e che forma Tarterìa 
principale delle sue interne comunicazioni. Dopo il H 48 furono 
spinti ì lavori stradali con non minore impegno per allargare la 
rete delle vie principali, talché sino al 1800 furono spese dallo 
Stato L. 10,542,018. 

Nel 1862 una legge ordinava si avessero a compiere in sedici 
anni tutte le comunicazioni d'interesse generale, ed assegnava suf 
pubblico tesoro L. 24,260,000. Per quest'opera nel 1862 e 1803 
furono intrapresi od eseguiti lavori , che portano un vincolo al bi- 
lancio di oltre cinque milioni. 

Forti e fari. Oltre ai lavori di adattamento e di miglioramento dei porti di 
Cagliari e di Porto-Torres fu intrapresa nel 1862 1a costruzione 
di un nuovo porto di ricovero a Tortoli colla spesa di L. 500,000, 
e nel 1863 ordinato l'eseguimento del porto di Bosa, che costerà 
900,000 lire circa. Furono pure ordinati e si stanno erigendo cinque 
fari lungo le spiaggie dell'Isola. 



Digitized by 



Google 



TU 

IIL 



Provincie Napoletane. 



Nelle proTiDCÌe Napoletane, dal 1848 al 1855, era stanziata an- 
nualmente nel bilancio dello Stato per la conservazione e costruzione 
delle strade e dei porti nei domini al di qua del Faro la somma 
di circa ducati 600 mila (L 2,550,000); dal 1856 al 1859 si 
aomentava l'assegno nei limiti di ducati 800 mila (L. 3,100,000), e 
nel bilancio del 1860 erano previste in ducati 947,076 86 
(L. 4,025,076 25) le opere ordinarie e straordinarie di ponti e 
strade, ed in ducati* 159,181 60 (L. 656,521 93) quelle per 
costruzioni e mantenimento dei porti. 

Il Governo italiano trovò pressoché tutte le altre grandi linee de- 
cretate^ bensì , ma non sufficientemente sviluppate, ove si eccettuino 
le arterie principali, essendovi appena brevi tratti saltuariamente co- 
strutti, per cui non erano praticabili, e mancavano le comunicazioni 
le più essenziali fra provincia e provinciìi. 

Per provvedere con tutta Tefficacia possibile al bisogno, prima cura 
fu quella di migliorare le condizioni del personale tecnico del Corpo 
dei ponti e strade y attribuendogli stipendi più convenienti. La spesa 
per esso, che nel 1861 era di L. 559,572, fu nel 1862 portata a 
L. 1,019,801, cioè quasi al doppio. 

Per le opere stradali poi furono assegnate nel 1861 L. 9,883,491 38, strade, 
e negli anni 1862-63 in complesso L. 10,438,268, e quindi in tre 
anni 20,321,729 38. 

Oltre a ciò fu ammesso, o con leggi speciali, o nella discussione 
dei bilanci, il principio di compiere nel più breve tempo possibile le 
comunicazioni che trovansi imperfette, e che debbono dare accesso 
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alle ferrovie, perchè le popolazìoDi possano facilmente profittare del 
benefizio che loro si oflfre. 

Uno speciale riguardo si ebbe alla provincia di Benevento, ordi^ 
nando la pronta costruzione delle strade necessarie a toglierla dal- 
risolamento in cui era rimasta. 
PorUefari. Quanto ai porti, vuoisi anzitutto avvertire, che essi erano conside- 
rati come opere di interesse -quasi locale, e perciò la maggior parte 
delle spese relative ricadevano a carico delle Provincie e dei comuni, 
riuniti in consorzio , riservandosi lo Stato di concorrere con più o 
meno abbondanti sussidi. 

Ora, invece nei due scorsi anni il Parlamento decretava per porti 
e fari in quelle provincie una somma di L. 15,209,854 05, una 
gran parte della quale fu destinata al porto di Napoli, a quello di 
Santa Venere, a quello di Brindisi, di Bari ed altri minori, non 
trascurandosi mezzo veruno per farli risorgere all'antica loro impor- 
tanza. 

Dei fari, sedici fra i più importanti furono costrutti o si stanno 
compiendo lungo le coste deir Adriatico e del Mediterraneo; onde 
giova sperare che tra pochi anni tutta la costa italiana sarà segna- 
lata ai naviganti e resa sicura come ogni altra dei principali Stati 
d'Europa. 
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IV. 



Provincie Siciliai«e. 



La Sicilia 'Deh f859 non aveva strade costrutte o mantenute a strade, 
spese dello Stato , poiché era abbandonato alle provincie dell'Isola 
stessa il carico delle comunicazioni interne , prelevandosi dopo il 
1842 dalle imposte comuni una quota annua di ducati 300,000 
(L. 1,275,000), destinata alla formazione di nuove strade ed al man- 
tenimento delle esistenti. 

Nel 1861 questo fondo fu elevato a L. 2,132,687 32 , ma ben 
presto sL conobbe non essere bastante al regolare e celere svi- 
luppo delle comunicazioni lo accrescere semplicemente gli assegni sui 
bilanci annuali, e si volle quindi determinare quali strade dovessero 
ritenersi di carattere nazionale, e quali dovessero rimanere a carico 
delle Provincie. A ciò provvide la legge 30 marzo 1862, la quale, 
tenendo conto degli interessi e dei desideri di quelle popolazioni, 
dichiarava nazionali quattro grandi linee, il cui complemento impor- 
terà la spesa di oltre 24 milioni: poneva temporariamente a carico dello 
Stato il mantenimento di alcune strade provinciali, e quello grave 
assai della costruzione dei ponti lungo queste ultime, le quali, per 
essere traversate da frequenti fiumi e torrenti di primo ordine, non 
potevano dirsi sistemate finché non fossero compiute queste opere, 
che esigevano d'altra parte ingenti spese. 

A quest'ora in Sicilia sono intrapresi lavori stradali per circa 
7,500,000 lire, e sono preparati i mezzi perchè nell'anno vegnente 
possano essi proseguire con crescente alacrità, onde all'apertura delle 
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, strade ferrate concesse alla Società Vittorio Emanuele si trovi pros- 
simo al suo complemento il sistema delle strade ordinarie nelle di- 
rezioni più importanti e le più atte a svolgere il commercio e Tin- 
dustria di quei ricchi territori. 
Porli e lari. Dopo le opere stradali restava il gravissimo compito dei porti 
e fari, e per questo si assegnavano con leggi speciali L. 6,049,000 
pei soli porti di Palermo, Messina, Siracusa e Milazzo, senza dimen- 
ticare i lavori di ristauro per quelli di Girgenti,di Trapani e di Marsala, 
i cui scali ed approdi vennero assicurati con prolungarne le banchine 
e con isgombrare il fondo dagli interrimenti per ottenere la profondità 
necessaria. 

Per i fari dell'Isola non fu risparmiato dispendìo, ed oltre ai due 
già accesi nello scorso anno se ne stanno costruendo cinque nuovi 
secondo il più perfezionato sistema, a£Qnchè * neppur essa difetti* di 
quanto può tornare di maggior vantaggio alla navigazione. 
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Prospetto delle lunghezze delle strade Nazionali , Provinciali e Comunali nel 1863. 1 



anali 1 ^ 



STRADE 



PROVINCIE 



Nazionali 



ProTinciali 



Comnnali 



ChiliB. S CkiliB. I « 



Chilm. 



Abruzzo Citeriore . . 
Abruzzo Ulteriore l.o 
Abruzzo Ulteriore 2.o 

Alessandria 

Ancona 

Arezzo 

Ascoli Piceno .... 

BasiUcata 

Benevento 

Bergamo . . 

Bologna 

Brescia 

Cagliari 

Calabria Citeriore . . 
Calabria Ulteriore 1.* 
Calabria Ulteriore 2.' 

Caltanisetta 

Capitanata 

Catania 

Como 

Cremona 

Cuneo 

Ferrara 

Firenze 

ForU 

Oenova 

Girgenti 

Orosseto 

Livorno 

Lucca 



83 
208 
584 

66 
144: 

63 
128 
120 
455 
153 
479 
501 
157 

72 
196 

41 
114 

78 
476 
400 
584 

58 
495 

76 
522 

56 
165 

19 
152 



A riportare . 



6719 



024 
437 
537 
290 
475 
872 
571 
901 
018 
074 
727 
65 
56 
488 
558 
786 
%3 
544 
134 
Oli 
899 
891 
569 
198 
087 
294 
020 
008 
690 
121 



308 



83 
61 
91 



315 

274 

267 

118 

» 

182 



54 

47 

99 

US 

316 

377 



874 
496 



121 
357 

» 

143 



4371 



005 
591 
864 



100 
101 
999 
999 

» 
400 



188 
546 
139 
351 
324 



» 

383 
030 

» 

016 
058 

» 

259 



353 



117 

81 

240 

2511 

3522 

229 

404 

60 

44 

4500 

160 

2150 

55 

110 

24 

24 

4 

214 

41 

2729 

2200 

3987 

1690 

3213 

680 

4900 

B 

614 

198 

1894 



36595 



31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 



PROVINCIE 



Riporto . 

Macerata 

Massa e Carrara . . 

Messina 

MUano 

Modena 

Molise 

NapoU 

Noto 

Novara 

Palermo 

Parma 

Pavia 

Pesaro ed Urbino . 

Piacenza 

Pisa 

Porto Maurizio . . . 
Principato Citeriore 
Principato Ulteriore 

Ravenna 

Reggio nell'Emilia . 

Sassari 

Siena 

Sondrio 

Terra di Bari .... 
Terra^di Lavoro . . 
Terra d'Otranto . . 

Torino 

Trapani 

Umbria 



Totale . 



STRADE 



Nazionali Provinciali 



Comnnali 



ChiliB. 



1 GhiloB. 1 Chilm. 



6719 


308 


4371 


353 


36595 


347 


022 


74 


022 


998 


282 


034 


Jl 


J> 


73 


71 


513 


141 


241 


140 


5S1 


061 


» 


• 


3186 


217 


562 


1» 


* 


1357 


183 


188 


114 


349 


» 


155 


050 


81 


852 


• 


67 


515 


292 


001 


123 


733 


163 


» 


» 


1790 


2U 


628 


193 


254 


98 


244 


053 


» 


» 


2140 


571 


154 


» 


D 


2200 


108 


989 


230 


037 


269 


115 


997 


» 


» 


1265 


183 


513 


257 


728 


1457 


109 


030 


» 


» 


78 


203 


176 


129 


513 


278 


131 


686 


232 


757 


190 


60 


077 


282 


079 


1765 


175 


030 


B 


» 


600 


359 


576 


k 


» 


70 


174 


772 


436 


176 


1436 


216 


027 


» 


B 


787 


194 


826 


564 


421 


3300 


410 


734 


243 


445 


401 


82 


626 


507 


818 


616 


700 


073 


» 


• 


» 


58 


055 


150 


017 


54 


252 


021 


730 


076 


6000 


13923 


459 


9032 


139 


67266 



Provincie Subalpine 

Id. della Sardegna 

Id. di Lombardia 

Provincie \ Massa e Carrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio 

dell' Emilia ( Ancoaa, Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Fori), Macerata, Pesaro ed Urbino, Ravenna ed Umbria 
Provincie della Toscana 

Id. Napoletane 

Id. della SioiUa 

Totale . 



3233 


741 


860 


632 


3149 


291 


1034 


676 


1186 


538 


1335 


17i 


2505 


579 


617 


828 


13923 


459 



2621 |745 

2005 |704 

3014 810 
1389 



9032 



13266 

125 

17752 

5435 

15488 

9041 

5699 

460 



139,67266 
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Opere e spese per ponti e strade negli anni 1862 e 1863 
nelle singole provinole. 
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Ponti e Strade. 



PROVINCIA. 



DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 



IMPORTARE DELU SPESA PER UYORI 



eseguiti 

ed ìq corso 

dì eseguimento. 



m corso 
di appalto. 



in corso 
di studio. 



Jk3oTUMMo Giter.* 



Atonno Ultra lo 



Abmsso Ultra 2o 



Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie . . . . L. 

Strada degli Abruxsi, 

Costruzione d'un ponte a sistema misto sul torrente Ma- 
noppello 

Costruzione d'un ponticello sul rivo Valle Popoli (saldo) . 



L. 



Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie 
Strada da PixzoH a MotUorio. 



Completamento del tratto da Montorìo a Badipetto di metri 
iifiei 77. La spesa è di L. 540/mila 



L. 



Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . 

Strada degli Àbruxsi. 

Costruzione del ponte in ferro sul Pescara 

Strada da Pizxoli a Montorio, 

Compimento del l."" tratto dal fosso Cermone al fosso Ap- 
pacina di metri 6500 (appalto della cessata amministra 
zione L. 547,973) 

Costruzione del S.*' tratto dal fosso Appacina ai piani di 
Porcinara di metri 7000 (appalto della cessata ammini- 
strazione per L. 261,855 56) 

Costruzione del 3.*" tratto dai piani di Porcinara all'Ortolano 
di metri 7500 ( appalto della cessata aouninistrazione per 
L. 397,603 96 ) 

Allargamento della traccia del t."" tratto dal fiume Nerìto 
all'Ortolano (appalto della cessala amministrazione) . . 

Strada del Cieolano, 

Costruzione del l."" tratto da Avezzano a Magliano di metri 
8877 (spesa L. 318,500) 

Strada Marsieana. 

Costruzione del tratto da Avezzano all' Osteria del Cerchio 
di metri 16005 (spesa L. 943,025) 

Strada deirUmbria. 

Costruzione del tronco incompleto presso Antrodoco e Bor- 
ghetto di metri 2572 (spesa L. 345,180) 

L. 



83,928 

m 

111,742 
7,360 



203,030 » 



24,993 



106,000 » 



124,993 



99,521 » 

144,496 • 

36,338 » 

61,427 I. 

106,211 » 

12i,333 • 

160,000 9 

366,000 » 

60,000 • 



1,148,326 



» 
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Ponti e Strade. 



PROVINGIA. 


DESIGNAZIONE DEI LAYOBI. 


IMPORTARE DFIJ.A SPESA PER LAVOBI 


eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in corso 
dì appalto. 


in corso 
di stadio. 


Alessandria 


Opere di maoatenzioDi e riparazioni ordinarie stradali . L. 
Strada da Torino a Genom-'Diramanone da JsH ad Acqui. 


1,041,947 > 




• 




Ricostrozione del ponte sul Belbo a Nizza (Monferrato) — 
(importo totale L. 120,000) 


41,500 . 




j» 




Strada da Alessandria a Sawma. 










Onere di miffliorflniento 


34,300 r 




1» 




Strada da Ivrea ad AstL 










Sistemazione deiraltimo tronco di m. 9965 (importo L. 895/m.) 


78,800 * 




» 




Strada da Acqui a iVòti 








Ancona . • 


Sistemazione fra Ovada e Acqui di m. 17,4S5 (importo L.380/m.) 

L. 

Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali • . 
Strada Lauretana. 


» 


90,000 » 


V 


1,196,547 » 


90,000 


\ » 


«j,m » 












Arezzo . . . .,...» 


Ricostruzione del ponte in legname sul fiume Cesano di 13 
arcate di metri 12 (L. 163.076) 


m,(MM) » 




» 


L. 

Spese ordinarie di manutenzioni e riparazioni stradali . . 
Strada nazionale Urhinese. 


207,588 » 




9 


136,812 » 




• 








AscoU 


Rettificazione ed alUrgamento del ponte sul Tevere . . . 

L. 
Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . L. 

Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . L. 


A 




30,000 • 


136,812 . 




30,000 • 


155,778 » 




« 


Basilicata 


206,432 • 




» 




Strada di Matera. 




• 






Costruzione del ponte in muratura suiroiivento a tre archi 
con metri 9,36 di corda (L. 114,000) 


50,000 » 








Sistemazione del 6.^ tratto da Ruvo al Tracine (L. 334,000) 


214,044 » 




• 




Strada delle Calabrie. 










Completamento del l."" tratto da Pietrasasso al fiume Lao 
di metri 31 (saldo) 


30,000 . 




» 




Costruzione in muratura del ponte sul torrente Pietrasasso 


50,998 » 




9 




Rettifica del tratto fra il Caldo e Castelluccio di metri 8330 
(spesa L. 218,495) 


56,000 » 




» 




Strada da Sapri al Jonio. 










Costruzione di essa strada di metri 420,000 (L. 10,000,000) L. 

L. 


600,000 » 




• 1 




1,207,474 . 




» 
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Ponti e Strade. 



PROVINCIA. 



D]^SIGNAZIONE DEI LAVORI. 



IMPORTARE DEUA SPESA PER LAVORI 



esegaitì 

ed in corso 

di esegaimento 



in corso 
di appalto. 



m corso 
di stadio. 



Benerento 



Bergamo 



Opere di manateiizioni e riparazioni ordinarie stradali L. 

Strada da Benevenio alla nazionale Sanniiiea. 

Costruzione del i."" tratto della strada da Benevento al pente 
in ferro sol Calore sotto Torrecaso di metri 17,111 (spesa 
L. 149,368) 

Strada da Beneventa alla nazionale delle Puglie, 

Continoazione dei layori del tratto verso Benevento di metri 
19,412 (spesa L. 254,993) 

Strada SanniUea. 

RetUflca di tre tronchi da ponte Tanare a quello del Prìn- 
cipe (spesa L. 144,496 60) saldo 

Strada da Montesarehio ^ Pontelandolfo. 

Costruzione della suddetta strada, metri 55,421 (L. 1,190,000) 



L. 



Opere di manutenzioni e rìparazioni ordinarie stradali . . 
Strada nazionale da Milano al Tonale per Bergamo» 

Sistemazione di un tratto in Valle Caleppìo fra TOspizio 
delle Suore di Canta in Caleppio e Sarnico 

Ricostruzione del ponte sul Quema (importo L. 91,000) . . 

Ricostruzione del ponte sul Rino detto di Sant'Alessandro . 

Sistemazione d'un tratto in Valle Stabolo 

Riforma del ponte sul Tadone presso Trescorre 

Strada nazionale alla f^aUeUina per fratte Brembana, 

Sistemazione fra i ponti di Sedrina e la Chiesa parrocchiale 
dei luogo (importo L. 79,000) 

Altro tronco fra i detti ponti e la Botta (L. 34,000) .... 

Diramazione di valle Imagna. 

Sistemazione tra valle Sardella e Cà Felisa (importo L. 4873Ì) 

Strada da Bergamo alla Falle di Scalve, 

Sistemazione del tronco fra Castione ed il Giogo (L. 55,300) 

Riforma d'un tronco fra Dezzo e Sant'Andrea ^ 

Strada di Falle Seriana inferiore. 

Sistemazione d'un tronco tra ToiBcina Mancini e Fiume nero 
(L. 26,000) 

Sistemazione d'altro tronco tra Cromo e l'officina Mancini 
(L. 80,000) 

Strada da Bergamo a Lecco. 

Dilatamento del ponte sul torrente Quisa 



96,876 » 

85,000 » 

238,425 » 

108,500 » 

178,496 « 



707,297 » 



393,038 » 

24,000 » 

6,040 » 

6,500 » 

5,000 » 



50,635 » 
15,000 • 

16,861 » 



34,000 » 



14,323 » 



3,000 » 



568,397 



11,500 D 



44,000 » 



55,500 



» \ 



0,000 » 



30,000 » 
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PROVINCIA. 


DESIGNAZIONE DEI ULVOiO. 


IMPORTARB DBIXA SPESA FER UYOAI 1 


eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in corso 
di appalto. 


in corso 
di «Iodio 


Bologna 


Opere dì mantenìmrato e rìparazioiii ordinane stradali L. 
Strtida EmiHa. 


560,871 » 


• 


» 












fiittfAnriATinnA «IaIIa fravAma Ai Unìnimsk 


11,945 » 


» 


» 




L. 


572,816 * 


j» 


• 


Brasoia 


• 
Opere di manateoàoni e riparazioni ordinarie stradali . . 

Sh-ada nazionale f^eneta. 


634,780 » 


» 


• 












RicostnizioDe d'un arco del ponte sai Chiese a s. Marco e 
riparazioni diverse 


10,564 n 


» 


• 




Strada nazionale di yalle Trompia. 










Sistemazione fra i ponti d'Aiale e Predanda (L. 50,000) . . 


17,374 » 


» 


» 




Costnizione del ponte sol torrente Yalgobbia 


21,147 . 


1 


» 




Strada Salodiana da Brescia a Gargnano. 










Ricostruzione di ponticelli e ristanri presso Toscolano (spesa 
L. 51,678) . 


12,861 n 


» 


» 




Riforma d'nn tratto di strada oltre Toscolano 


• 




» 


28,000 . 




Miglioramento d'un tratto presso Gargnano, e ponte sul tor- 
rente Lefà 


» 


17,000 M 


)» 


Strade da Brescia al Mantovano ed a Cremona, 




ninamzinni a miffliArflnfipinti «livArai . 


7,000 » 


17,000 » 


» 




Strada nazionale d* Aprica. 








» 


Apertura e sistemazione (importo L. 1,321,839) 

L. 


140,000 > 


9 
34,000 » 


» 


843,786 » 


28,000 > 


Cagliari 


Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 
Strada da CagHari a Porto-Torres, 


6S9,782 V 


» 


» 












Costruzione d'un ponte sul rivo Ban de Su Carru 


35,000 . 


» 


» . 




Riforma di alcuni traUi di carreggiata e ricarichi di materiale 


71,239 » 


• 


V 




Strada centrale 










Costruzione di parapetti ed altre opere di miglioramento . 


48,490 • 


» 


« 




Strada da CagHari a Porto-Palmas 










Lavori di miglioramento e di difesa 


10,580 » 


• 


• 




Opere straordinarie autorizzate eolla legge ti luglio 1869. 










Strada litorale da Cagliari a Terranuova. 










Sistemazione tra Cagliari ed il confine della provincia di 
Sassari, metri 180,500 

JnportarHL. 


• 


» 


4,472,000 > 


855,091 . 


9 


4,472.000 > 1 



K 
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PROVINCIA. 



DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 



IMPORTARE BELLA I^ESA PER UYORl 



eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 



iD corso 
di appalto. 



iD corso 
di stadio. 



Segue Cagliari 



Strada eenlrale. 



JHpwrto 



. L. 



Quattro tronchi da Laconi a Sorgono, metri 36,110 (appalto 
i8 aprile i863 L. 907,449 

Due tronchi da Sorgono al confine colla provincia di Sas- 
sari, metri 21,230 



Calabria^Citeriore 



Strada da Cagliari a Tortoli 

Sistemazione di 5 tronchi tra Seni e Lanusei, metri 50,500 
(appalto 31 dicembre 1863 L. 1,636,708 \ 

Strada da Decvmomanim a Terralba. 

Sistemazione di un tronco da Terramaisti ad Arcidano, 
metri S0,000 (appallò 13 febbraio 1863 L. 339,000 .... 

Altro tronco da Arcidano alla Cantoniera di Marrobbiu , 
metri 11,000 

Strada della Marmilla, 

Apertura d'un tronco da Villamar ad Ussaramanna, m. 10,400 
(appalto S5 ottobre 1861, L. 118,000 

Tre tronchi da Ussaramanna a Siamanna (metri 35,504}. 

Strada da f^Ulamar a Nuraìlao. 

Sistemazione di due tronchi (metri 34,970) 

Strada da Cuglieri a Bosa per Suni. 

Sistemazione di due tronchi (metri 16,347) 

Strada da Cuglieri ad Oristano. 

Sistemazione (metri 35,000) 

Strada naxionale da Gonnesa a Portoscuso» 

Sistemazione metri 10,433 (appalto 9 dicemb 1863, L. 130,000 

Strada da SatUuri a Siliqua, 



Sistemazione (metri 31,685) 

Strada da Nuoro a Lanusei. 

Sistemazione' del confine della provincia di Sassari a La- 
nusei (metri 35,000) 

Alle spese delle opere indicate colle lettere i, b, c, d, b si fa 
fronte coi fondi autorizzati dalla legge 37 luglio 1863, in conto 
dei quali si stanziarono sui bilanci 1868 e 1863 L. I,700,0q0. 
— Si portano per la Provìncia di Cagliari 



L. 

Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 
Strada delle Calabrie. 

Completamento del 2.'' tratto dal fiume Lao per Mormanno 
a Campotenese di metri 15,200 (L. 373,563 lOj 

Sistemazione del tratto da Rogliano ai Ceraci, metri 11,045 46 
(spesa L. 50,998) 

Completamento della strada da Camerata alle Saline di 
Lungro, di metri 15,774 (saldo) 



J riportarsi L. 



855,091 » 

(A) 



(B) 



(C) 



(D) 



(«) 



850,000 



1,705,091 



177,808 . 

174,998 » 

51,000 . 

50,998 » 



454,804 > 



350,000 



350,000 » 



4,472,000 



510,000 » 



264,000 



550,000 



500,000 



510,000 



550,000 
950,000 



8,306,000 » 
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PROVINCIA. 


DESICNAZIONE DEI LAVORI. 


IMPORTAI» DEIXA SPESA PER LAYMI 1 




esegniti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in cono 
di appalhk 


in eono 
di studia 






Riporto L. 


454,804 n 


• 


9 




« 


Strada da Castrovillari ai Dormici. 










Segue Calabria G.« 


Concorso nella costruzione della suddetta strada (spesa 
L. 6,000.000ì 


101,997 » 


» 


9 




' 


Strada della Sila. 












Concorso nella costruzione del ).'' tronco 

L. 


106,375 * 


" » 


9 




663,176 » 


» 


9 




Calabria XJlUr. 1/ 


Opere di manntenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 
Strada delle Ckilabrie. 


* 34,015 » 


» 


9 






Sistemazione del tratto da Torrecavallo a Villa S. Giovanni 
di metri 5792 (L. 480.000) 


» 


90,000 » 


9 






Costruzione di tre ponti sui torrenti Caracciolo, ZagareUa 
e Santatrada (L. 62,473) saldo 


63,000 » 


Ù 


9 






Costrazione del 1.'' tratto dalla Casina delFAddoloraU al 
ponte Carbonara presso Torrecavallo (saldo) 


71,400. » 


» 


9 






Costruzione del (ratto dal ponte Caravilla al sito del Me- 
nacena oresso Caravilla Tsaldo) 


102,000 » 


A 


9 




,1- 




270,415 • 


90,000 > 


» 




Calabria Xnt6r. 2.' 


Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 
Strada delle Calabrie. 


98,324 » 


» 


9 






Allargamento del 1.^ 3.° e 4/* tratto della strada in Catan- 
zaro, di metri 90,000 


76,000 » 
79,524 » 

» 


» 
» 


1» 

-20,000 » 




Costruzione del ponte sul Cottola nel tratto fra il Baule ed 
il Pesipe (saldo) 




Costruzione del ponte sul torrente Santurasio in muratura 
a tre archi (L. 90,000) 






Strada dalVJngitola a Soverato. 












Rialzamento della massicciata di metri 66,700 


72,300 » 


9 


» 




~ 


Costruzione dei ponti sui torrenti Conte e Capestrano, e 
completamento della strada (saldo) 

L. 


%,9S8 » 


n 


» 




423,076 » 


» 


80,000 > 






Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 


135,297 47 


» 


» 




• 


Strada da S. Catterina a Siracusa e Noto 
per CaltanissiUa e Caltagirone. 




- 








Riparazione fra Callanissetta al ponte di Capodarso. . • . 


15,910 » 


» 


» 






Riduzione a passaggio rotabile del ponte Capodarso .... 

A riportarii L. 


64,090 » 


» 


» 




815.297 47 


» 


» 



K 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 


IMPORTARE DRT.I.A SPESA PER LAVORI | 


PROVINCIA. 


eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in corso 
di appalto. 


in corso 
di studio. 




Riporto L. 


215,297 47 


» 


1) 


Segue Galtaxilssatta 




122,882 50 


» 


» 




Id. del t.% 3.° e 4.* tratto sino a Ramata .... 


» 


2%,947 » 


» 




Id. del 1.*" e V tronco del V co Ramata a Piazza . 


« 


327,443 > 


• 




Id. del 3."" tronco dello stesso tratto di strada . . 


» 


34,725 » 


» 


• 


Id. da Piazza a Villa Costantina. . . 


10,030 > 
180,000 > 








Id. da Colla al Gisliotto 




Diramasione della strada da Nieotia 
verso Caltanissetta. 










Costruzione del tratto dal piano della Misericordia a Calta- 
iiissetta 


' » 


• 


271,952 » 




Strada da littoria a Terranova, 










Costrozione del ponte sai Donilo 


» 


65,000 » 


9 




L. 


528,209 97 


724,115 « 


271,952 » 


Capitanata 


Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali L. 


204,648 > 


)) 


9 


Catania . . 


Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . • 

Strada da S. Catterina a Siracusa e Noto 
per Caltanissetta e Caltagirone, 


212,623 81 














Costrozione del tratto da Gigliotto a ponte di Mezzo . . . 


183,426 » 


» 


» 




Rinarazioni al oonte di Mezzo - 


4,330 » 

» 


)) 


ji 




Ristauri al tratto dal Gigliotto al limite di Gran Michele . 


» 


18,000 » 




Costruzione del tratto da Vizzini a Passomarino 


206,401 » 


» 


» 




Id. da Vizzini a Gran Michele e Caltagirone . . . 


333,619 90 


9 


)) 




Strada da Termini a Taormina per Nieosia. 










Costmzione del tratto da Ganci a Nicosia 


» 


550,000 . 


» 




Id. da Nicosia a Randazzo . 


]> 


» 


2,800,000 . 


Diramaxione della strada da Nieosia verso Caltanissetta, 




Costruzione del tratto da Nicosia a Leonforte 


« 


9 


380,048 » 














Costruzione del ponte ral Cimarosa 


169,300 r> 


9 


» 




Id. di Donti sol Mansano ...... • . 


89,950 » 


» 


» 




Id. di altri sette oonti 


n 


» 


730,000 . 


h 


1,169,650 71 


550,000 . 


3,928,048 • 
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PROVINCIA. 



DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 



IMPORTAI» DBLU SFESA PER LAVOU 



eseguiti 

ed in coreo 

di esegaimento. 



incorso 
di appalto. 



in cono 
di studio. 



Como 



Cremona 



Cnneo 



Opere di manotenzioDi e rìparazioiii ordinarie stradali . . 
Strada naiionaU da Omo a Maecagno nU Lago-Maggiore. 

Sistemazione d*an trattò alla Costa di Malnate 

Id. d*an tratto alla CosU d'Orea (L. 1 18,662 in toUle) 

Strada naxUmale ddlo Spluga 
per la eoiia occidentale del bario. 

Sistemazione fra Holtrasio e Torrìggia (L. iSl,799) a saldo . 

Sistemazione d'nn tratto di strada in Valle Intelvi lungo la 
costa di Laino 

Sistemazione d'un tratto nella diramazione^da Menaggio a 
Porlezza 

Strada nazionale da Milano a Bellaggio. 

Sistemazione di due tronchi 

Riforma del ponte al passaggio del fiume emissario del Lago 
d'Alserio 

Riforma del ponte sul Caldono. . 

Strada nazionale allo Stelvioper la riva orientale 
del Lago di Como. 

Sistemazione di yarì tratti 



L. 



Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 

Strada nanonale da Bergamo a Cremona, 
Miglioramento del tronco presso Callignano 

Strada nazionale da Pavia al Mantovano, 

Costruzione d*on ponte di barche sul Po nella diramazione 
fra Viadana e Brescelio 



Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 

Strada nazionale da Torino in Francia 
pel Colle di Tenda. 

Ampliazione di ricoTóri sul Colle di Tenda 

Sistemazione d*on tratto della trayersa (L. ilO/m. circa) . . 

Diramazione da Saluzzo a MondotÀ. 

Sistemazione d'un tratto all'ingresso di G enoia 

Strada nazionale da Torino a Savona per Mondorì, 

Riparazioni varie .^ 

^ riportani L. 



341,468 » 

56,000 
45,000 

68,000 
18,000 
35,000 

74,000 
8,800 



34,000 



673,668 



540,480 
18,000 

838,430 



784,850 



877,918 

32,000 
88,501 

11,000 

83,687 



973.100 



15,000 



15,000 1 
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DESIGNAZIONE DEI IiAVORI. 


IMPORTARE DELLA SPESA PER LAVORI i 


PROVINCIA. 


eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in corso 
di appalto. 


in corso 
di studio. 




Riporto L. 


973,100 » 


» 


» 




Strada nazionale di Francia pel Colle dell'Argenterà. 








Segue Cuneo 


Sistemazione del tronco tra Vinadio e Sambuco (L. 23o/m.) 
Strada nazionale da Pinerolo a Cuneo. 


50,000 » 


» 


» 




Ricostruzione del ponte sai Ghiandone 


80,000 » 


» 


• 


• 


Strada nazioncUe da Alba a Saluzzo. 










Opere d'inalveamento del Tanaro presso Alba (L. 130/m.) . 


57,124 . 


N 


9 




^ Diramazione da Afondovì- Piazza a f^ico. 










Sistemazione (L. 100/m.) saldo 


25,000 » 


» 


» 




Slrada nazionale dal Piemonte ad Alhenga. 








Ferrara 


Costrazione del ponte sql Tanaro a Garessio (L. 'TO/m.) saldo 

L. 
Opere di mantenimento e riparazioni ordinarie stradali L. 

Spese ordinarie di manutenzioni e riparazioni stradali . . 
Miglioramenti diversi alle strade nazionali della provincia . 

L. 


20,464 » 


» 


» 


1,305,688 > 


» 


A 


163,777 » 


» 


1> 


Firense . ........ 


725,564 » 


» 


» 




55,809 > 


» 


ì> 


781,373 » 


» 


» 


ForU 


Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . 
Strada Flaminia, 


153,924 » 










9 




Ricostruzione del ponte sul torrente Ventena di m. 29. i5, saldo 

L. 


33,000 » 


» 


» 


188,924 » 


» 


» 


Genova 


Opere di manutenzioni e riparazioni, ordinarie stradali . . 
Strada nazionale da Torino a Savona per Mondovk. 


677,540 » 


J> 


> 






Ristauri ai muri di sostegno in isponda al torrente Lavanestro 


» 


14,000 » 


» 




Strada nazionale da Messandria a Savona. 










Dilatamento del ponte sulla Bormida presso Cairo 


20,000 » 


a 


» 




Costruzione d'altro ponte sul torrente Pollovero 


12,000 • 


» 


» 




Strada da Genova al confine francese. 










Ricostruzione del ponte sul Lejra a Voltri 


• 


34,000 » 


• 




Ultimazione dei ponti in corso d'eseguimento in dipendenza 
della legge 3 maggio i855 (saldo) , . . • 


100,000 » 


» 


» 


3 


Ricostruzione in muratura del ponte sul Sansobbia (L. 79,500) 

A riportarnlL. 


« 


» 


30,000 > 


809,540 . 


48,000 » 


30,000 » 
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Segue Genova 



Oirgenti 



Grosseto 



LiTomo 



Ponti e Strade. 




Luooa 



DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 



Riporto L 

Strada naxianale da Genova alla Toscana. 

Sistemazione- di alcuni tratti saltnarii 

Strada nazionale da Genova al Parmigiano, 

Sistemazione da Varese a Centocroci (270/mJ 

Strada da Ovada a Masone. 

Sistemazione — Concorso governativo (L. 180/m.) 

Strada da Genova a Piacenza per Bobbio. 

Complemento di tronchi iniziati dall'Amministrazione pro- 
vinciale di Genova 

Costnizione d'un tratto dal ponte sul Brugneo al limite del 
circondario di Bobbio 



L. 



Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali 

Strada nazionale da Palermo a GirgenH 
per CorUone e Bivona, 

Apertura del tratto da Bivona a Girgenti 



Spese ordinarie di manutenzioni e riparazioni stradali. . 
Strada da MontemasH alVEmilia. 

Sistemazione (L. l47/m.) • 

Strada nazionale Emilia. 
Ricostruzione in muratura del ponte sul Bruna (L. 51/m.) 



Le strade scorrenti in provincia di Livorno, ed aventi in 
complesso una misura di chilometri 19,737, sono ammini- 
strate in uno a quelle della provincia di Pisa. 



IMPORTARE DELLA SPESA PER LAVORI 



eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 



di appalto. 



m corso 
di stadio. 



809,540 « 

10,000 » 
110,000 » 



175,000 n 
130,000 D 

1,234,540 B 



182,015 58 



182,015 58 



124,160 » 
54,683 i> 
36,621 • 



215,464 



Spese ordinarie di manutenzioni e riparazioni stradali 
Miglioramenti diversi 



L. 



188,142 » 
13,461 » 



201,603 » 



48,000 



48,000 » 



30,a9d 



80,000 ' 



110,000 



653,750 



653,750 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 


IMPORTARE miU SPESA PER LATORI 1 




eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento 


in cor^o 
di appalto. 


in corso 

di studio. 

1 


Macerata 


Opere di iDantenimento e riparazioni ordinarie stradali* L. 
Sirada Laur etana. 


191,425 » 


)> 


'' 




Ricostruzione del ponte sul Potenza presso le rovine di Elvia 
a 9 arcate, di luce m. 14 (La spesa è di L. 250,000) . . 


60,000 » 


» 


100,000 • 




Strada Jprutina. 








, 


Ricostruzione del ponte sul Potenza presso la sua foce nel- 
TAdriatico di metri 126 di lunghezza 

L. 


58,350 » 


» 


» 




309,775 » 


» 


100,000 » 


Massa e Ga rrara 


Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 
Strada militare Reggiana. 


373,762 « 


n 


• 




Deriazione del tronco alla frana del Romito 


» 


2> 


. 12,000 » 




Proseguimento dei lavori per la deviazione del tronco in 
vicinanza del ponte di Sevriciolo di metri 3904 (saldo) . 


6,000 i> 


» 


u 




Strada da Parma alla Spezia per la Osa. 










Costruzione di una casa di rifugio al Righetto 


D 


1) 


18,000 » 




Lavori di difesa alla strada dal torrente Ragnone (saldo) . 


8,000 » 


» 


» 




Costruzione di ponti suirAulella, Civiglia e Taverone, di luce 
metri 10, largh. 9 (L. 457,310 90; 


120,000 » 


» 


s 




Compimento dei lavori di ricostruzione del ponte sul rivo 
Boreilo, di luce metri 4 (L. 17,361 44),, saldo 


10,000 » 


n 


» 




Compimento della sistemazione del tronco fra Pontremoli e 
Mignegno, di metri 4703 (L. 20,717 35), saldo 


60,000 » 


» 


» 




Strada delle Radici ed Elisa <n Garfagnana.. 










Correzione della salita di Turrite Cava 




» 

16,000 > 


10.000 » 

» 


Sistemazione del tronco fra Castiglione e. S. Lucia, ossia 
accessi ai ponte di Castiglione, di lun$(hczza metri 298 . 




Strada postale Carrarese, Spolverina ^ ecc. 










Deviazione d'un tratto della bassa Tambura 


16,000 » 


1» 


» 




Costruzione di nuovi ponticelli, muri di sostegno e sistema- 
mazione di alcuni tratti danneggiati da frane (saldo) . . 


14,000 » 


• 







Sistemazione del tronco detto strada bassa di Avenza, di 
metri 4399 (L. 63,315) 


» 


» 


18,000 « 




L. 


607,762 » 


16,000 » 


58,000 » 


Messina 


Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 
Strada da Termini a Taormina per Nicosia. 


210,372 35 


» 


» 




Costruzione da Randazzo a Giardini 


» 


• 


531,000 » 


J riportarsi L. 


210,372 35 


» 


531,000 > 
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PROVINCIA. 


DESIGNAZIONE DEI UlVORI. 


IMPORTARE DEUA SPESA PER LAVORI 


eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in cono 
di appalto. 


io corso 
di sUidio 




Ik^xnio L. 


210,372 35 


» 


531,0M . 




Diramasione della stessa verso Milazzo 
fra Randazxo e FrancaviUa, 








Segue Messina . . . 


Costruzione del tratto fra Salica e Novara 


D 


u 


583,218 




Id. da Novara a Randazzo e Francavilla 


S> 


» 


886,782 . 




Strada da Messina per le marine. 










Costrazione del ponte sai Timeto 





85,000 >■ 


)> 




Id. id. sul Canneto 


13,952 67 

)) 
D 


» 

350,000 » 
60,000 > 


■ 
fi 


Id. id. sul Nocita 


Id. id. sul Favara e sullo Spadafora. . . . 




Id. id. sul Bazza 


n 
» 


» 

320,000 » 


131,000 . 

» 

4,300,000 . 


Id. id. sai Rosmarino 


Id. di altri trentasei ponti 


Strada da Palermo a Messina per le monUigne. 




Costrazione di ponti sul Zaera 


37,329 87 


• 


n 




Id. di altri trenta ponti 

L. 


» 


» 


4,835,880 • 


261,654 89 


815,000 » 


11,827,880 • 


Milano 


Opere di manatenzìoni e riparazioni ordinarie stradali . . 
Strada nazionale da Milano al Sempione. 


925,400 » 


» 


» 




Sistemazione fra Gallarate e Varese e costrozione del ponte 
sai Tenore 


18,116 » 


> 


» 


Strada nazionale da Milano a Laveno. 




Ricostruzione del ponte sul Lura 


21,000 » 


n 


* 


Strada nazionale da Milano a Piacenza, 




Ricostruzione del ponte su! colatore Mortizza 


30,000 » 


n 


« 




Strada nazionale da Pavia a Brescia. 










Ricostruzione del ponte suU'Adda a Lodi (L. 363/m.) . . . 


316,582 > 


>■> 


• 




Strada nazionale da Alessandria a Milano per Mortara, 










Ricostruzione del ponte sul Naviglio grande a Gaggiano . 


13,473 • 


» 


» 




Ricostruzione del ponte sul canale. Muzza tra Cervignano e 
Mulazzano . . • 


23,359 > 


. 


• 


Strada nazionale Feneta. 




Ricostruzione del ponte in tre archi sul canale Muzza presso 
Gassano d'Adda 


177,000 


* 


U 


Strada nazionale da Pavia a Brescia. 




Sistemazione del tratto cadente nel Circondario di Lodi 
(L. ililm.) 


140,910 » 


. 


)> 


L. 


1,665,842 > 


» 


» 
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PROVINCIA. 



DESIGNAZIONE DEI UlVORI. 



IMPORTARE DELLA SPESA PER LAVORI 



eseguiti 

ed in corso 

di esegoimento. 



incorso 
di appalto. 



in corso 
di stadio. 



MoliM 



NapoU 



Opere di maDotenzioni e riparazioni ordinarie stradali L. 

Strada GiardinL 

Opere urgenti a difesa del paese di Pievepelago 

Lavori a difesa dalle corrosioni del rivo delle Pozze e di quello 
di Fìnnalbo 

Riparazioni alle lavine di S. Michele di Bastiglia e dell'Acqua- 
Dona 

Lastrico d'un tratto della traversa di Pavallo 



L. 



Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 
Strada Sanniika. 

Retti6ca dell'innesto della traversa di Pecci a Campobasso 

(L. 185,000) . 

Strada degli Jbruzxi, 

Costruzione del 1/" tratto dalla Ravindola ad AlBdena per 
Casteldisangro, fra Ravindola e Castollone, di metri 90,899 
(L. 668,250) 



Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 

Strada da Pozxuoli verso Licola. 

Completamento del S."" tratto (L. 44J39) 

Costruzione della 4.' parte del 5.^ tratto dal Cancello di 
Licola al ponte di Qoaliano (di metri 4321) della spesa 
di L. 160,000 

Strada d^Agnano e degli Astroni. 

Rettifica del i."" tronco di essa strada (appalto della cessata 
Amministrazione per L. 44,132) 

Costruzione del 3.'' tronco del pendio d'Agnano (di m. 3016) 
della spesa di L. 140,000 

Strada da Miano verso Agnano e Bagnoli, 

Completamento del 3.** tratto (appalto della cessata Ammi- 
nistrazione) 

Sirada al Trivio di S, Rocco di Capodimonte. ^ 

Fabbriche di fondazione e rilevati al ponte sulla vallata di 
Uiano, muri di rifacimento ed indennità di terreni (appalto 
della cessata Amministrazione per L. 217,214 92) ... . 

L. 



548,093 » 

9,900 » 

6,450 » 

11,000 D 



583,581 



1,292,910 
33,000 



575,443 » 



242,452 



97,635 « 



243,494 » 



26,345 



1,507,578 



9,349 



145,974 D 



7,000 » 



7,000 » 



50,000 » 



26,000 



76,000 » 
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PROVINCIA. 


DESIGNAZIONE DEI UlVORI. 


IMPORTARE DELU SPKSA PER LAVORI 


eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in corso 
di appalto. 


in oon« 
. di studio. 


Noto 


Opere di manutebzioni e riparazioni ordinarie stradali . L. 

Strada da S. Catterina a Siracusa e Noto 
per Caltafdsietta e Caltagirone, 


104.778 66 














Costruzione del tratto ai Pantanelli 


133,875 1. 
9,000 » 


« 




Raddrizzamento dell'alveo del torrente Anapo 






Sistemazione nell'interno di Floridia 


12,768 51 

27,977 • 
24,735 » 


• 




Id. nell'interno di Siracusa 


• 


Id. da Floridia a Montegrosso ' 






Quattro ponticelli ed altri lavori lungo il tratto da Palazzolo 
ad Anapo 


397,925 » 

• 


• 




Novara ... - . » » 


Ponte sul Cassibili e suU'Anapo 


» 


850,000 . 


L. 

Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 
Strada naxionale da Genova alla Svizzera pel Sempione, 


711,059 17 


» 


250,000 . 


1,0S3,784 • 


» 


» 










Riforma del ponte sul Diveria a Crevola 


54,%3i > 


» 






Ricostruzione del ponte sul Toce a Miggiandone (L. 274/m.) 


100,000 . 


» 






Diramasione da Novara alla Svizzera per Pallanza, 










Formazione di parapetti 


15,000 . 


• 






Sistemazione da Barbi al confine s>izzero (L. 780/m.) . . . 


225,000 » 


t 






Strada nazionale da Biella alla yaUesia. 










Sistemazione d'un tronco tra Pettinengo e Crevacaore . . 


w 


68,300 » 






Strada nazionale da Torino a Milano. 










Opere di difesa e di ristauro a varii ponti 


35,000 - 


» 






Diramazione per Biandrate, 










Costruzione d'un nuovo ponte sulfAgogna (L. 106/ro.). . . 


40,000 > 


» 






Strada nazionale da Ivrea a Biella. 










Ricostruzione del ponte sull'Elvo 


38,000 » 


t 






Strada nazionale da Vercelli alla yalsena. 










Opere di difesa al ponte sulla Sesia tra Romagnano e Prato 


37,000 » 


» 




Palermo 


Ricostruzione del ponte sul Mastallone nella città di Varallo 

L. 

Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 


56,000 » 
1,656,018 » 


■ 


- - 


68,500 . 


407,284 50 


t 






Strada da Palermo a Trapani, 






y 




Sbtemazione del secondo miglio 


90,000 !> 


» 




Costruzione del basolato di Monreale 


33,711 40 


9 


A riportarsi L. 


1 


530,995 90 


. 

• 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 


IMPORTARE DELLA SPESA PER LAVORI 


PROVINCIA. 


eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in corso 
di appalto. 


in corso 
di studio. 




Riporto L. 


530,995 90 


1 

! 
1 


» 


Segue Palermo 


Costrozione di ponticelli 


» 


» 


34,250 » 


Strada da Termini a Taormina per Nicosia, 










Coslruziono del i.*', V e 3.** tratto 


456,000 • 

n 


n 


» 

369,438 75 
542,%8 • 
351,343 25 




Id. del 4.^ 5.° e 6.*" tratto 




Id. del 7.% 8° e 9.** tratto 




Id del 10.°, n.** e <8.» tratto .... 




Strada da Palermo a Girgenti per Corleone e Bwona, 




RiattazioDe del 1.** tratto 


tl,2o0 » 
12,328 » 


> 

78,000 » 


2> 

» 

620,000 » 




Riparazioni diverse 




Apertura del tratto da Corleone a Bivona 




Strada da Messina per le Marine. 










Costruzione del ponte sili Pollina 


293,692 30 


» 


» 




Id. id. sul Piletta e sul Rocclla 


80,040 37 


» 


• 




Id. id. suirimera settentrionale 


292,521 75 


» 


» 




Strada da Manganaro a Girgenti 










Costruzione del ponte sul S. Pietro 


141,874 05 
43,825 . 


83,000 

• 


» 




Id, id. sul Saraceno ^ 




Id. id. sul Palo e sul Rarberis 




Id. id. sul Platani 


276,000 * 


» 


• 

1 




L. 




2,138,427 57 


161,000 » 


1,918,000 . ; 


Parma 


Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 


549,403 » 


• 








Strada Emilia, 










Lavori a compimento dell^ difese del ponte Taro di metri 400 


110,300 » 


» 






Riparazioni al muro pennello che precede la testata sinistra 
del ponte sul torrente Enza 


9,000 » 


n 






Sistemazione di due tronchi detti di monte Rabone e del 
Gambincr nel circondario di Borgo S. Donnino 


24,000 • 


» 






Sistemazione di un tronco nella valle della Carpanella di 
metri 40O . . . 


6,000 » 


• 




Strada da Parma alla Spezia pir la Osa, 




Erezione di una nuova barriera in Parma intitolata a S. M. 
Vittorio Emanuele 


160,000 » 
57,000 »» 


» 


• 


Compensi per occupazioni temporanee e definitive, lavori per 
trasporti di acquedotti, ecc. per Fopera suddetta .... 




Compimento dei lavori per la costruzione di pennelli a di- 
fesa delle corrosioni del Taro presso Fomovo, di metri 920 


8,000 » 


» 






Riparazione e costruzione di manufotti da Fomovo alla Cìsa 

ji riportarsi L. 


32,000 . 


» 




955,903 » 


» 


» 
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PROVINCIA. 


DESIGNAZIONE DEI UlVORI. 


1 

IMPORTABR DELU SPESA PER LAVOU 1 


eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in corso 
di appalto. 


in COTM 

di stoditt. 




Riporto L. 


955,903 .. 


» 






SU-adada Parma al confine Mantovano per Brescello e Guastalla, 








Segue Parma 


Completa sistemazione e ricarico di ghiaia del traversante 
Boldrini oresso Guastalla, ecc 


i,200 > 


» 




Pavia 


Ricostruzione di muri frontali e del parapetto sul primo arco 
a sinistra del ponte sull'Enza in Sorbolo 

' L. 

Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 
Strada nazionale da Genova a Milano per Pavia. 


6,000 » 


U 




966,103 » 


)» 




829,594 » 


1» 












» 


Sbtemazione della scarpa stradale in isponda al Naviglio . 


38.000 > 


te 






Miglioramenti al ponte sul Ticino in Pavia 


15,406 » 


» 






Strada nazionale da Pavia^a Brescia, 










Sistemazione d'un tratto 


36,419 . 


» 




Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, 




Sistemazione del tronco da Bobbio al confine Piacentino 
(L. 959/m.) 


154,200 . 


» 






Altro tronco da Bobbio verso Genova (L. 80/m.) 


12,600 » 







Pesaro 


Altro tronco dal paese di Locco al confine della Provincia di 
Genova {L. 130/m) 


110,000 » 
1,196,219 . 


J» 




L. 
Opere di mantenimento e riparazioni ordinarie stradali L. 


■ 




209,603 » 


1» 




Piacenza 


Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 
Strada Emilia. 


274,989 » 














Compimento della sistemazione a rotaie del tronco attra- 
versante la città di Piacenza, di lunghezza metri 1317 


wjm » 


» 






Compimento dei lavori di sistemazione del tronco del ponte 
sulla Loggia a Rottofreno, ed allargamento del ponte stesso 
di lunghezza metri 4489 35 


9,300 • 


■ 






Strada da Piacenza a Cremona per Monticelli, 










Compimento della sistemazione del tronco presso il molino 
dì Lemose 


8,000 » 


• 






Ricostruzione del ponte sul Cervo Morto, di luce metri 5. 60 


8.000 > 


• 


-» 




Sistemazione del tronco il quale costeogia il canale del mo- 
lino all'entrata ovest della borgata di Caorso 


7,000 . 


• 






Strada da Genova a Piacenza per Bobbio. 










e compimento del ponte sulla Galleana, lungh. m. 8i,896 
(L. 787.72Ì) 


235,000 . 


» 


' 


L. 




622,489 •> 


» 
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DESIGNAZIONE DEI ULVORI. 


IMPOBTARB DBLU SPRSA PER LAVORI 1 


PROVINCIA. 


eseguiti 
ed in corso 


in corso 
di appalto. 


in corso 
di studio. 


Pisa 


Spese ordinane di manotenzioDi e rìparadoDi stradali L. 

Miglloraiiieiiti diversi alle strade naxioiiali (compresi i trondii 
scorrenti in Provincia di Livorno • 


859,394 » 
12,000 « 










Strada naxionale Emilia, 








• 


Costruzione del ponte sai Cecino (4.* e 5." rata a saldo) . 

L. 
Opere di manatenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 


47,029 . 








318,423 » 




. 


Porto-Maarisio . . 


130,820 » 








Strada natianale da Genova al confine Francese. 










Ristanri vari 


20,600 • 




100,000 » 




Costruzione d'un ponte sol Roja a Ventimiglia (L. 270/nL) . 




Strada per ralle Roja al confine Franceee. 








Prinoipato Clt.« .. 


Sistemazione (L. 4.131.576) 


II 




150,000 » 


L. 
Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 


151,420 « 




250,000 » 


850,153 » 




1» 




Strada di Matera. 










Costruzione del tratto da ponte Tenza a Contarsi di metri 
19,039 (spesa appaltata per L. 451,630 85, di cui pagate 
a tutto il 1861 !.. 284.993) . .............. 


102,248 • 




» 




Costruzione deiraltro tratto da ponte Contursi ad Oliveto 
di metri 8250 (L'appalto porta la spesa di L. 327,500, di 
coi pagate a tutto il 1861 L. 61,333 44 ) 


97.747 • 




V 




Strada delle Calabrie, 








Principato Ult.* . . 


Rettifica del tronco dalle Case Arse a Fuomi fra Salerno 
ed U Sole (La spesa fu di L. 73,348 19, di cui a tutto il 
1861 L. 14.869 paliate) 


57,889 • 




• 


L. 

Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie 


607,537 » 




» 


584,484 » 




» 




Strada delle Puglie. 








Ravenna 


Ponte sol Salcetro (a tre archi di metri iO.58 di loco) spesa 
siusta il orosetto L. 38.130 


» 


38,120 » 


» 


L. 
Oi>ere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 


584.484 » 


88,120 > 


9 


198,534 » 


• 


9 




Strada EmXlia. 










Nuovo ponte di ferro sul Lamone presso Faenza, di lun- 
ghezza metri 60, larghezza 9 


190,000 » 


II 


» 




Raddrizzamento e sistemazione delle sponde del Lamone 
stesso in orossimità del nuovo Donte 


7,500 » 


» 


• 


L. 


896,084 • 


• 


• 


4 
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PROVINCIA. 



DBUfiWAZIONE DEI ULTMtf. 



IMPORTARE DELLA SPESA PER UYOftl 



eeegam 

ed in corso 

di esegaimento. 



in corso 
di appalto. 



in 
di 



Reggio (Emilia} 



Sassari 



Opere di nanutoniioni e riparaiioni ordinarie airedali • L. 

^oila EmiUa. 

Lavori a difesa delle sponde del torrente Modolena .... 

Strada milUare Reggiana. 

Ricostruzione in laterìzi del ponte in legname snlla Gampolay 
di lunghezza metri 34. 80, larghezza 6 



Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . 
Sirada nationale da Cagliari a Porto-Torres, 

Ricarichi di materiale 

Strada da Alghero a Terranova. 

Formazione di parapetti 

Opere siraordinarie autorizzate eolia legge S7 luglio 1862. 
Sirada litorale da Cagliari a Terranova. 
Sistemazione nei circondari di Nnoro e Tempio (m. ii9/m.) 
Sirada da Sateari per Tempio a Terranova. 



Sistemazione di cinque tronchi tra Osilo e Nulvi e tra Per- 
fugas e Taroni metri 67,066 (appalti 96 dicembre 1869, e 
7 marzo 4863, L. 1,454.397 



Sistemazione di due tronchi da Nulvi a Perfugas (m. 18,000) . 

Strada eeniraie da Cagliari a Terranova. 

Sistemazione di cinque tronchi da Tiana a Gavoi, e da 
Bottida a Ozieri (metri 6S,000) 



Strada da Alghero a Porto^Conie, 

Sistemazione (metri 19,000) 

Sirada da Tempio a Uungosardo con diramazione al Paran. 

Sistemazione (metri 68,000) 

Strada da Nuoro a MontL 

Sistemazione (metri 75,500) 

Sirada da Caitelsardo tUVineontro di quella d^Oechiri. 

Sistemazione (metri 60,000) 

Sirada da Alghero a Bota, 

Metri 17,838 (appalto 3 marzo 1863, L. 390,000) .^ 

Strada da Nuoro a Lanueei 

Sistemazione del tronco da Grumlne a Mamojada (m. 6,710) 
appalto 97 settembre 1869 L. 218,000 

Da Mamojada al confine della provincia di Cagliari (nL 19,600) 

Alle spese delle opere indicate colle lettere a, b, c si fa fronte 
coi tondi autorizzali dalla legge 97 luglio 1862, in conto dei 
quali si stanziarono sui bilanci 1861 e 1863 L. 1,700,000. 
— Si portano per la Provincia di Sassari 



301,983 > 
5,520 i> 

24,000 » 



334,503 



353,336 



9,000 



7,0 



(A) 



(B) 



(C) 



850,000 



1,219,336 



t,934,0M 



432,000 

1,488,000 

342,000 > 
1,320,000 
1,517,500 » ; 
1,080,000 . 



552,200 



9,665,700 
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Ponti e Strado. 



28 



PROVmCOA. 


1 
DBUONAZIONE DEI ULV01IL 


IMPORTARE DELLA SPESA PER UYORI | 


eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


incorso 
di appalto. 


in corso 
di studio. 


Siraa 


Spese ordinarie di manotendoni e riptraiioDi stradali . L. 


1K5,H4 » 


» 


» 




Strada nagionale rofmana pir SitmL 










Opere di difesa éì ponte sai torrente Ehrella ....... 


» 


.1|,6«0 » 


• 




Costmzione di ^Ite in muratura al ponte svila Panna . . 


9$m » 


• 


• 




L. 


M,5S3 . 


N 


n 


285,667 n 


11,060 » 


» 


Sondrio 


Opere di manatenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 


375,934 » 


» 


» 












Sistemazione di varie tratte 


34,000 n 

10,800 n 






Ripari al torrente Masino 




Ricostruzione del ponte in legno sall'Adda a Grosio . . 


» 


48,700 » 


t 




Strada naxionale dello Spinga. 








^ 


Sistemazione di quattro tratti — al passo del Rolgiale — 
longo il torrente Schiesone — al passaggio di Vaile Zerta 
•^ iMSssffffio sotto S. Giacomo . 


148,100 . 


• 


» 


L. 


568,834 » 


48,700 » 


» 


Twra di Bari .... 


Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . . 


388,596 » 


» 


• 


" ' 


Stradi delle PugHe. 










Rioostrazione del ponte snirOfanto a Barletta lungo il tratto 
dairOfanto a Disoeglie (appalto del 1859 per L. 496,837) saldo 


143,748 > 


)» 


« 




Costruzione del tratto extramurale in Canosa (appalto della 
eessata Amministraaione per L. 33,665) saldo 

L. 


16,211 • 


• 


» 


648,555 » 


» 


» 


Tmrrm di Latoto . . 


Opere di manutenzioni e riparazioni ordiimrie stradali . . 
Sirada di Ponteeorvo. 


1,046,554 • 


» 


• 




Ricostruzione del ponte sol Liri (appalto della eessata Am- 
ministrazioneì saldo . . 


51,848 » 


M 


• 




Sirada di Piedimante d*AHfe. 








Terra d'Otranto . . 


Costruzione del ponte sol Volturno di nove arcate colla luce 
di ti metri (L. 443.365) 


• 


150,000 » 


• 


L. 
Opere di manutenzioni e riparazioni ordinarie stradali . L. 


1,098,402 > 


150,000 > 


» 


181,576 . 


» 


» 
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Ponti e Strade. 



PROVmCOA. 




IlIRORTARE DBLU SPBSk KB UVOBl 




esegoiti 

ed in corso 

di esegoimento 


in cono 
di appalto. 


io «OIM» 

distodl». 




Torino 


Opere di mannteiiiioiii e ripartxioDi ordinarie stradali L. 
Riparaiioni e ricarichi so diTerse strade nanonali della prov/ 


l,i81,030 » 










57.178 » 










Strada muionale del Piccolo S. Bernardo. 












Trasporto della strada foorì deU'abiUto di S. Pietro . . . 


90.060 » 










Sistemazione del tratto fra S. Didier e la Thnille (L. '760,000) 


•VV|VWr • 










5frada nationale da Pinerolo a Cuneo, 












Costmzione d'an ponte sol rivo Chiamogna (L. 34,000) saldo 


«,000 » 










Strada nazionale da Torino alla Svixxera 
pel Gran S. Bernardo. 












Riattamento d*0D tratto nella regione Bardesia 


18,5M > 










ÀhlMiaftAmAiitA dal DontA sol Bothiers 


M,MO > 










Sistemazione di yarii tratti^fra Bard , Donnaz e Cbambave 

(L. 600.000) saldo 


«5,262 » 




. 






«frolla da Ivrea a Poni per Cuorgni. 






|l 




RiatUmento d'on tratto di strada rovinato 


14,000 r 










Strada da Torino a Casale. 










Trapani 


Costrozione del ponte sol Po 9 Gbivasso (L 'TOO.OOO) saldo . 

L. 


u,m n 








1,840.408 > 




» - 




68,S17 28 










Strada da Palermo a Trapani. 












Deviazione tr* AlrjimA e Calatafimi - - t 


» 


354,000 » 






Strada da Partanm a S. Margherita. 




Umbria (Poraoia). 

Sarvlslo oanarala 
di Ponti e Strada 


Costrozione del ponte sol Belioe 


186,897 88 


• 






L. 
Opere di manoteazioni e riparaiioni ordinarie stradali . L. 

Fondi per le spese evenioali 




855,414 50 


854.000 » 






868,977 » 


» 






8,007300 » 


• 
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Opere e spese per arginature e difese dei fiumi , 

per porti lacuali e per canali di navigazione, di scolo e di irrigazione 

negli anni i862 e 1863 nelle singole Provincie. 
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Lavori idraulici. 



V 



PROVINQIA. 



DB8IONAZIONE DBI IiAVOBI. 



IMPORTARB DELU SPESA PER UYORl 



eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 



incorso 
dì appalto. 



incorso 
di stadio. 



Vài di (MaiM. 

Mantenimento della sistemazione L 

Riordinamento del canal maestro * . . . . 

Apertura di nuovi trencbi di canali e sistemazione degli 
esistenti 



Spostamento della strada di S. Leo 

Formazione di un nuovo recinto di colmata 

Indennità per espropriazioni ed occupazioni di terreno . . 

Fiwm$ Tevere. 
Sistemazione dell'alveo alla frana di Belmonte 

Fhime Amo. 

Contributo fisso pel mantenimento degli argini nel comuni 
di Arezzo e di Gopolona 

Dweree 

Lavori di tenue importanza speciale ai suddetti corsi 
d'acqua 



L. 



Mantenimento del canale anissarìo del lago di Endine a 
Spinone e del porto di Brìolo sul Brembo .... L. 



Mantenimento ordinario degli airgini, ecc. . 

Fiumi e tùrrenU. 
Lavori agli argini ed alle sponde del Reno 



Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



del Samoggia .... 

del Lavino 

deU'Idice 

del Quaderna .... 

del Gajana 

dellldìce e Quaderna uniti 
del Quaderna e Gajana id. 

del Sillaro 

del Panaro 

della Savena 

A riportarsi L. 



35,410 86 

53^74 » 

187^14 28 

5,283 16 

37,000 » 

54,646 53 

38,498 46 

10,416 . 

7^86 38 



363,689 67 



379 04 



78,259 34 

190,151 57 

50,445 94 

60,806 51 

53,738 88 

38,085 58 

113,875 98 

87,167 60 

88,013 77 

51,738 86 

49,568 70 

48 40 



789,883 01 



30,963 38 
83,159 35 



54,188 57 



80,047 33 



19,931 99 

» 
18,600 » 



58,579 38 
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Lavori idraulici. 



PROVXNCSA. 



DBUONAZIONE DEI UlVORI. 



IMPORTARE DELLA SPESA PER UYORI 



esegaiti 

ed in corso 

di esegaimento. 



in corto 
di appalto. 



IO 

di ttiidit 



Se(fue Bologna 



Bresoia 



Qomo 



Riporto L. 



Canale natnglio. 



Riparazioni diverse 



Dioene, 



Opere Yarìe di tenne singolare importanza a* fiumi, torrenti 
e canali saddetti 

Canoni livellari, fitti, approvvigionamento di magazzini, ecc. 



L. 



Mantenimento del ponte snll'Oglio a Canneto 

Id. del p()^o dì Desenzano sol lago di Garda . 

Id. degli argini de' fiami Oglio, Molla. Chiese, ecc., 

de' pabblici colatori e delle chiaviche . . 

Id. della digagna marchionale di Castiglione delle 
Stiviere 

Porto lacuale di Desentano, 

Ricostmzlone di nn tronco di moro airingresso del porto . 

Fiume Ojlio, 

Riparazioni diverse alle sponde, agli argini ed alle chiaviche 
esistenti sn qoesti 

Fhmi Chiese^ Mella 4 Tartaro, 

Rialzamento delFargine sinbiro del Mella in territorio di 
Ostiano 

Rialzamento degli argini del Chiesello in Acqnanegra . . 

Id. dell'argine sinistro del Tartaro in Mosio . . 



L. 



Mantenimento dei porti di Loino e d'Angera sai Verbano . 

Id. dei porti di Como, S. Agostino, Menaggio, 
Donffo, Gravedona, Domaso, Colico, Dervio 
e ReUano sol lago di Como 

Id. degli alvei e delle sponde dei torrenti Carca 
e Nervie 

Id. degli argini dell'Inganna e del Lambrone, non 
che del nuovo alveo dell'Adda in Piano di 
Spagna 

Id. dell'Adda, emissario del lago di Como, a dei 

sooi infloenti e torrenti Rolvedro e Tramezzo 

Lavori divereL 

Sistemazione detta salita di approdo al porto di Dervio . 

Riparazione degli argini del Lambrone 

Id. degli argini dell'Adda in piano di Spagna . . 

L. 



789,983 01 

3,548 38 

50,388 05 

50,090 15 



833^ 59 



0,483 14 

1,800 08 

80,843 50 

1,584 80 

7,903 95 

78,850 08 



110.938 81 



8,005 78 



7,455 


78 


496 


06 


4,116 


«S 


17.38» 


19 


540 


» 


1,477 


10 


ll.«Sl 


88 



44.7n 85 



54,1» 57 



54,18» 57 



58,579 n 



58,579 



3,411 35 



3,411 35 



4,500 
1.639 



6,139 
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PROVINCOUL. 



DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 



IMPORTARE DELLA SPESA PER LAVORI 



esegaitt 

ed in corso 

di eseguimento. 



m corso 
di appalto. 



m corso 
di stadio. 



Feiram 



Firttnse 



Mantenimento deirargine del Po L. 

Id. degli argini dell'Oglio 

dei cavi Navarolo, Bogina e Ceriana • . . 



Id. 
Id. 

Id. 



dei canali di scolo di Viadana, Sabbioneta e 
Bozzolo 



di ponticelli in legno sai rfavarolo . . . 

Fviume Po. 

Lavori diversi a difesa della sponda 

FcttiiM OqHo. 

Riparazioni a diversi firoldi 

Colatori pubblici. 

Siitemazione dei cavi Delmona, Mortizzi, Navarolo, Gaza- 
menta, ecc 



Diserbamenlo di vari scoli . . 

Riparazioni di chiaviche • • . 

là,] di ponti in legname 

Diverse. 

Riparazioni di battelli .... 



Mantenimento ordinano degli argini, ecc. 

Fiumi. 
Lavori agli argini ed alle sponde del Po 



Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



del Reno . . . 
del Panaro . . 
del Po di Coro . 
del Po di Volano 



Diverse, 



Opere varie di tenae importanza alle sponde e agli argini 
de' fiumi saddetti . 



Canoni livellari, fitti, approvvigionamenti di magazzini, ecc. 



L. 



Fiume i^mo. 
Mantenimento dallo scalo del Pignone . 

Diverse. 
Riparazioni diverse di tenne importanza 



22,220 • 
31,696 38 



3,100 80 

800 > 

361,982 60 

148,898 47 

69,756 05 

1,502 26 

58,658 43 

5,987 32 



714,145 39 



46,362 61 



228 44 



1,023 17 



1,261 61 



51,017 04 



840 



51,857 04 



435,019 58 


72,199 


23 


599,438 58 


49,489 


46 


74,977 40 


18,506 


90 


40,441 89 


23,666 


07 


72,400 » 


55,580 


» 


2,740 • 


1$ 




44,382 09 


» 




1,315,761 55 


216,441 


66 



893,806 46 
47,014 40 



340,320 86 



50,000 



53,085 85 



103,085 35 
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IsUTori idranUd. 




l 




PROVINGIA. 


DBUIUf AZIONE DEI I.AVOBI. 


IMPORTARE DBIXA SPESA PER LATOU 


eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in corso 
di appalto. 


in cono 
disUidio. 


Porli 


Mantenimento ordinano degli argini , eec L. 


6,IW6 i» 


» 






Canoni livellari, fitti, ecc 


S16 36 


• 




L. 
Foni vari 


5,722 i« 


3 










Grosseto 


Mantenimento ordinario 


19,055 58 


» 






Sfociamento in mare 


609 80 
1,881 » 


3,470 > 




Sistemazione dei torrenti Salica e fosso Molla 




Sistemazione del fosso Blilanta 


7.872 78 


» 




Argini, 




Blantenimento degli argini dell*Ombrone 


1,320 » 


» 






Sistemazione ìd. id. 


5,720 . 


» 






Diverse. 










Riparazioni diverse di limitata importanza 

L 
Canali irrigatori. 


5,656 72 


j9 




lìfiìfi 88 


3,470 » 










Lucca 


Mantenimento ordinario, e vigilanza, e distribazione delle 
acque '• . . 


31,275 76 
2,373 84 


10,000 » 






Opere diverse di miglioramento 






Rimondatura e diserbamento 


5,006 24 
16,760 26 


x> - 


- • 


Mantenimento del canaio Borlamacca 




Lavori per impedire il meschiamento delle acque dolci alle 
salse nelle bassure di Coltane 


16,256 66 


• 




Fiume Serchio e suoi canali circondari. 




Amministrazione, vigilanza, servìzio delle cateratte, ecc. . 


2,380 08 


» 






Riparazioni di ripe, argini e manufatti del fiume .... 


41,976 10 


• 




« 


Mantenimento dei canali circondari 


12,663 20 


w 






Contributo pel mantenimento del Serchio nel comune di Barga 


1,058 40 








Diverse. 








Riparazioni varie di tenue speciale importanza 

L. 


7,682 15 


• 




146,482 69 


10,000 • 




lIassa*Garrara ... 


4 

ManteDìmeirto ordinario di argini , ecc. 

Fiumi t torrenti. 


6,220 » 


» 






Lavori al torrente Isolone 


4,164 90 


«^000 . 




jÌ riportarri L. 


10,384 90 


. 6,009 » 
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Lavori idranlici. 



SI 



PROVINCIA. 


DESIGNAZIONE DEI IiAfORI. 


IMPORTARE DELLA SPESA PER UVORI 


eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in corso 
di appalto. 


in corso 
di studio. 




Riparto L. 


10,384 90 


6,000 » 




Segue KaBsa-Carr.* 


Lavori al torreoto Montìgnoso 


10,337 85 

3,492 53 

15,750 » 


B 




Id. ìd. Palmignola .... 


• 






Id. id, Caoalmagro 


» 






Diverse, 










Fitti di locali , magazzini , ecc 


» 


» 




minile . . , 


RiparazioDi varie ai torrenti suddetti di tenne importanza 

L. 

Mantenimento dei canali demaniali d'irrigazione e naviga- 
zione della Lombardia 


3,420 08 
43,385 3S 


» 




6,000 » 




888,9(» 04 


» 








Id. delle strade d'alzaia lungo il Ticino e mn- 
nimento della sua sponda destra .... 


13,601 «8 


» 






Id. delFargine sinistro del Lambro 


632 60 


9 






Fiume Ticiko. 






« 




Sgombro dell'alveo e riparazione delle sponde e della strada 
dì alzaia • 


6,418 53 


» 




Torrente Silero. 




Rioarazioni delle soonde 


4,601 96 


» 






Canale Muzxa. 










Sistemazione dell'alveo, riparazioni delle sponde » ecc. . . 


59332 35 


\ 






Canali naviglio grande e fossa di Milano. 










Ricostruzione e rìDarazionl di nonti 


!K(,085 54 


» 






/Caviglio di Pademo. 








V 


Rioarazioni diverse • 


10,146 64 


• 




L. 


439.283 88 


• 




• 

Modttiia 


Mantenimento ordinario degli argini, eoe 

Fiumi è torrenti. 


110,024 60 


B 














Lavori agli argini ed alle sponde del Secchia 


422,712 11 


35,752 . 






Id. del Panaro 


315,041 84 


120,266 14 


28,906 » 




Id. del Tiepido 


II 


» 


1,885 60 




Canale navile. 






i 




Riparazioni diverse alle sponde,*ai muri di sostegno, ecc. . 


32,876 51 


» 


800 > 




Diverte, 










Riparazioni varie di tenue importanza ai fiumi, torrenti e ca- 
nale suddeUo 


36.005 45 


9 


» 


jÌ riporiarH L. 


916.690 51 


156.018 14 


81,591 60 
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Lavori idraulicL 



PROVINCIA. 


DESIGNAZIONE DEI IiAVORI. 


IMPORTARB DBLU SraSA PUI LAYOU 


eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


incorso 
dì appalto. 


in cono 
di flodìe. 




Riporto L. 


916,690 51 


156,108 14 


31,591 M 


Segue Modena 


Riparaziopi al manufatto di scolo detto Trombina Assalini . 


5,8S9 75 


• 


B 




Fitti di locali, approvvigionamenti di magazzini .... 

L. 


2,135 80 
924,666 06 


n 


» 


1S6,018 li 


31,591 M 


Parma 


Mantenimento ordinario degli argini , ecc. 


2,148 80 




» 




Fiumi e torrenti. 






♦ 




Lavori alle sponde e agli argini del Po 


13,740 76 




V 




Id. del Parma 


13,835 22 




• 




Id. del Taro 


800 » 




9 




Diverse. 






' 




Riparazioni varie di tenue importanza speciale ad argini e 
manufatti 


2,000 25 
407 67 




» 

» 


Riparazioni al canale-naviglio navigabile 




L. 


32,932 70 


- 


> 


Pavia. 


Mantenimento dell'argine Rottino-Roltone e delle strade di 
alzaia lungo il Ticino '*. . 


10,401 68 




» 






Mantenimento di ponti e didrometri 


3,277 28 




» 


Fiume Ticino 




Chiusura della rotta nell'argine Rottino-Rottone, rettilinea- 
mente dell'infimo tronco e riparazioni della via di alzaia 


17,692 07 




» 




Torrente Lambro. 










Riparazioni al ponte di Marzano 


1,439 94 




• 




Diverse. 










Riparazioni di idrometri 


640 30 




m 




L. 


33,451 27 


- 


\ 

• 


Piacenza ....... • 


Mantenimento ordinario di argini e sponde 

Fiumi e torrenti. 


4,096 B 




> 






Lavori agli argini ed alle sponde del Po 


66,015 47 




» 




Id. id. del Trebbia 


14,540 » 




• 




Diverse. 










Riparazioni di tenue speciale importanza 

L. 


4,139 29 




S0,000 • 


89,090 76 




SO.OM • 
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Lavori idraulici. 







IMPORTARE DBLU SPESA PER UTORI | 


PROVnfGIA. 


DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 


esegniti 

ed in corso 

di esegaimento 


in cono 
di appalto. 


in %viìio 
dì studio. 




Canali irrigatori macinatari navigabili. 








PIM 


M antenimentodel fabbricato della Tara sul canale imperiale L. 


900 f 


» 


» 




Id. del canale macinante di Ripafratta . . . 


9,345 20 


» 


9 




Id. del canale navigabile da Pisa a Livorno . . 


25,855 22 


V 


9 




Id. della strada di alzaia lungo l'Arno . . . 


739 SO 


» 


9 




Fiume Amo. 










Opere di sistemazione , speciabnente a difesa del paese di 


20,600 >. 


m 


9 


Dvfer$e, 




Metà a carico dello Stato della spesa pel taglio delle can- 
nelle nella fossa Masia 


134 40 

117 60 


» 


9 


Parte a carico dello Stato della spesa pel mantenimento, ecc. 
dello scolo di Pisa per lo sporgo del bottaccio del sostegno . 




Riparazioni varie all'Arno ed ai canali saddetti di limiUta 
miportanza speciale 


24,610 94 


» 


» 


L. 


82.202 66 


» 


» 


Raveana 


Mantenimento ordinario d'argini, ecc 


78,856 64 


» 


• 


Ffumt e torrenti. 




Lavori agli argini ed alle sponde del Reno 


195,092 30 


33,901 36 


9 




Id. * del Santemo 


89,539 18 


1,429 46 


» 




Id. del Lamone 


277,572 26 


32,529 15 


» 




Id. del Senio 


102,315 07 


9 


25,883 31 




Id. del Montone 


44,050 74 


J> 


9 




Id. del Savio 


14,192 71 


» 


• 




Id. del Ronco 


15,141 04 


» 


» 




Diverse. 








- 


Canoni livellari, fitti, approvvigionamenti di magazzini, ecc. 


10,481 41 


• 


» 




Riparazioni varie di limitata importanza speciale .... 


19,803 22 


u 


» 




L. 








847,044 57 


66,859 97 


25,883 31 


Reggio (Emilù) .... 


Mantenimento ordinario di argini, ecc 

Fiumi e torrenti. 


47,914 56 


« 


1 
1 

» 




Lavori alle sponde e agli argini del Po 


52,894 62 


» 


» 




Id. del Crostolo 


59,145 10 


» 


• 




Id. del canalaccio Tassone. . 

J riportarti L. 


75,166 73 


m 


• 


235,121 01 


• 


» 
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PROVINGSIA. 


DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 


' IMPORTARB DELLA SPESA PER LAVORI 11 


esegniti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in corso 
di appalto. 


in corto 
di stodio. 


Segue Raggio (Emilia) 

Siena 

Sondrio 


Mpofio L. 

Lavori alle sponde ed agli argini del Rodano 

Id. dell'Ema 

Diverse, 

Lavori di rìmondatora e rìparazioDe degli argini dei cavi 
Roteai 


235,121 01 
1,742 ^ 
5,546 46 

6,777 35 

31 » 

16,012 30 


• 

• 


• 

> 

» 

9 
» 


Fitti di locaU, approvigionamenti di magazzini , eco . . . 
Riparazioni varie di tenue importanza speciale 

L. 

Lago di Chiuei. 

Mantenimento di ana barca ai passi ddla Quercia e di Rec- 
catianesto L. 


265,230 12 


235 20 


» 


9 


Mantenimento degli argini dell'Adda e del Poschiavìno . . 
Id. degU argini del Mallero 

L. 


2,610 34 
1,259 22 


• 


9 


3,869 56 


9 


» 1 
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PROVINCSIA. 



Ancona 



Cagliari 



DESIGNAZIONE DEI IiAVORI. 



IMPORTARE DELLA SPESA PER LAVORI 



eseguì ti 

ed in corso 

di eseguimento. 



in corso 
di appalto. 



m corso 
di studio. 



' Parto d'Ancona. 

Opere di manutenzione L. 

Illuminazione a gaz .sulle banchine 

Apertura sul molo dementino per costruzione di acquedotto 

Provvista di due grue 

Prolungamento di 40 metri di banchine 

Id. del molo ^ . 

Riduzione a molo della scogliera meridionale del porto . . 

Costruzione di due scali d'alaggio e di un cantiere da co- 
struzione 

Costruzione d'un bacino da carenaggio 

Ampliamento di banchina e formazione d*uno scalo .... 

Escavazione del porto 

Porto ài Sinigaglia, 

Opere di manutenzione 

Costruzione d'una scogliera e prolungamento dei due moli 



L. 4,298,854 65 



Porto di Cagliari, 

Opere di manutenzioni 

Rifacimento della ripa murata del molo esterno ..... 

Rifacimento noi lato sud della darsena di selciato e prov- 
vista di attrezzi per la mancina 

Rinnovazione del coronamento della riva della darsena . 

Rinnovazione di cordami e di altri attrezzi 

Stabilimento di 3 gavitelli 

Stabilimento di 2 gavitelli por segnalare la secca detta dei 
Berni e quella dei Marmi 

Erezione d'un faro a Bellavista 

Id. a Capo Spartivento 

Id. a Capo Sandalo 

Porto di Cc^lo Forte, 

Opere di manutenzioni 

Ricostruzione e prolungamento del molo 

Nuovo porto di Tortoli. 
Formazione di un porto ed opere accessorie 

A riportarsi L. 



49,140 • 

10,000 » 

» 

14,500 *» 

29,950 » 

2,400,000 • 

700,000 » 

300.000 » 

100,000 n 

600,000 » 

2,000 » 

93,264 65 



12,000 



22,810 » 
25,240 » 

17,270 . 



2,400,000 » 



2,412,000 » 



12,^0 M 

70,000 > 

400 • 

400,000 » 



548,520 



• 


6,700 


■ 


8,000 


» 


11,800 


» 


» 


m,ooo • 


u 


117,000 > 


)» 



246,000 » 



im » 



52,500 » 
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PROVINCIA 



DESIGNAZIONE DEI IiAVORI. 



IMPORTARE DEUA SPESA PER UVOftl 



esegniii 

ed in corso 

di esegoimeoto. 



10 corso 
di appalto. 



in cono 
di stadio. 



Segue Cagliari 



Calabria Ultra 1. 



Calabria Ultra 2.' 



Capitanata . 



Riporlo L. 

Faro di Cavoli e Faro di S. Elia. 

Opere di manutenzioni . 

Gostrozione di sbarcatoio nell'isolotto dei Cavoli 

Id. di persiane pel fabbricato del faro S. Elia . . 



Porto di Santa f^enere. 

Costruzione d'an porto 

Erezione d*un faro a Capo Spartivento . . 
Id. a Capo d'Armi-. . . . 



Catania . 



Erezione d'un faro a Capo Sayero L. 

Porto di Manfredonia. 

Costruzione di galleggianti 

Id. di uno scalo 

Erezione d*un faro a Manfredonia 

Id. a ViesU 

Id. a Tremiti 

Id a Mattinata 



Porto di Catania, 

Opere di manutenzioni e riparazioni 

Costruzione di banchina ne! porto del palazzo vescovile 

Composizioni di massi artifìziali per rinforzo della scogliera 

Costruzione di un fanale ad apparecchio siderale da collo- 
carsi all'estremità del molo 



Provvista d'ormeggi per corpi morti . 
Provvista e collocamento di due grue 

Ultimazione di banchina 

Formazione di un antemurale . . . 



L. 



548,520 

5,674 

2,250 

500 



556,944 



246,000 



246,000 



29,500 » 
29,500 » 



9,000 » 



97,000 
42,500 
24,926 

5,278 
6,000 
9,000 



18i,704 



1,500,000 » 
128,000 » 



1,628,000 » 



24,000 » 
40,000 • 

61,000 • 



128,000 x> 



14,000 » 

» 



14,000 > 



52,500 



52,500 



29,500 



29,500 



29,500 



40,000 - 

I 



40,000 t 



-i 



1,500,000 > 



1,500,000 
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PROVINCIA. 


DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 


IMPORTARE DELLA SPESA PER LAVORI 




eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in corso 
di appalto. 


in corso 
di studio. 






Porto di Magnavacca, 






- 


Ferrara 


Opere di manatenzione L. 


30,007 U 


» 


» 






Prolunfifamento dei moli e DalaGtte . . .... 


25,000 » 


a 


9 






Acaoìsto di barca d'ormeffcio 


200 » 


» 


» 






Erezione d'UD faro al porto di Gore 


» 


16,746 55 


» 




Porto di Rimini. 




53,207 44 


16,746 55 


» 












Porli 


Onere di manntenzìone • . 


31^38 05 


» 


V 






SfilciAto in calce luiiizo il molo 


10,100 » 


» 








Midioramento al Dorto 


113,000 . 


• 


» 






Porto di Cesenatico, 












Ooere di manntenzioae ... . 


27,270 06 
43,091 74 




9 




Protrazione delle oalate del Dorto 






Porto di CkittoUea. 












Opere di manutenzione 


4,125 > 


M 


B 






Formazione di salvarioa e di nna oalata 


36,500 * 


J» 


■ Il 




L. 




265,624 SS 


• 


» 


1 




Porto di Genova, 










Genova 


Opere di manutenzioni 


217,400 » 


• 


» 






Provvista e collocamento di fanali a saz 


4,000 » 
50,000 » 


• 






Fornitura e stabilimento di orue 






Ampliazione dell'estrema banchina al Molo vecchio .... 


59,600 . 


» 


* 






nostmziono di un muro di soonda . • • . 


29,800 • 


» 


9 






f.avnri ai nuovi aonrodi del Mandraccio 


23,000 » 


» 


9 






Apertura d*una porta tra il ponte della Legnae la porta dei Salumi 


7,000 * 


m 


» 






Costruzione di strada carreggiabile alla Chiappella .... 


29,980 » 


» 


)» 






Costruzione di pennelli in scogliera sulla spiaggia di S. Pier 
d'Arena 


28,000 » 
25,000 » 


» 
II 


» 




Formazione di un piano a guisa di scalo in S. Pier d'Arena. 






Formazione e stabilimento di alberi da carenaggio .... 


tt 


18,000 » 


• 






Amnliazionp di banchina . ... ... 


» 


28,900 » 


V 






Anertura di due norte sul Ponte Reale .......... 


» 


l> 


15,000 » 






Ulteriore prolungamento del Molo nuovo 


3,860,000 » 


■ 


» 






Concorso dello Stato nella spesa della strada della Raibetta 


500,000 » 


» 


9 






Costruzione d'una casa di sanità e demolizione dell'attuale 

uà riportarsi L. 


73,000 » 


W 


» • 




4,906,780 » 


46,900 3 


15,000 » 
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PROVINCIA. 



Segue Genova 



Oirgenti 



DESIGNAZIONE DEI IìAVORI. 



Riporto L. 

Porto di Savona, 

Opere di manotenzioni 

Prowisla di massi per le scogliere 

Prolungamento della scogliera delle casse 

ProloDgamento della scogliera del molo di traversa . . . 

Gontinaazìone di banchina 

Continnazione dell'allargamento della banchina detta del 
carbone e ricostruzione del muro di sostegno delle sabbie 

Provvista e collocamento di grue 

Porto di Camogli. 

Opere di^manutenzloni . . 

Rifiorimento della scogliera e scavazione del porto .... 

Porto di Portofino, 

Opere di manutenzioni 

Porto di S, Margherita. 

Opere di manutenzioni 

Rifiorimento delle scogliere e scavazione del porto .... 

Porto di Capraia, 

Opere di manutenzioni . . . .^ 

Porto di Spezia, 

Opere di manutenzioni 

Continuazione dello scavo lateralmente al ponte da sbarco 

Continuazione ed ampliazione del ponte da sbarco e della 
banchina della Valletta alla stazione di Fezzano .... 

Costruzione d'un casotto pel Comando del porto 

Ampliazione di banchina ed apposizione di colonne d'or- 
meggio nella stazione di Cadimare 

« 

Portio di Lerici, 

Opere- di manutenzioni .... - 

Rifiorimento di scogliera e sistemazione di colonne d'ormeggio 
Porto di Diana-Marina, 

Acquisto delle cave di Berta e Sant'Erasmo 

Ulteriore prolungamento del molo 

Porto di GirgentL 

Opere di manutenzioni e riparazioni 

Ricostruzione della scogliera 

A riportarsi L. 



IMPORTARE DELLA SPESA PER UVORl 



eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 



in corso 
di appalto. 



in corso 
di studio. 



4,906,780 » 

89,400 » 

28,940 B 

26,000 » 

28,900 > 

28,940 » 

16,300 » 

19,000 » 

4,800 > 

85,200 » 

2,000 . 

4,000 » 

48,000' B 

18,400 » 

8,400 !> 

10,800 » 

24,600 • 



1,050 B 

18,800 • 

3,500 » 

58,000 B 



5,316,810 



93,791 32 
13,260 » 



107,051 32 



46,900 • 



46,900 n 



lì^OOO 



4,800 » 
15,200 



35,0 
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PROVINCIA. 


DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 


IMPORTARE DELLA SPESA PER UYORI | 


eseguiti 

. ed in corso 

di eseguimento. 


in corso 
di appalto. 


in corso 
di studio. 




Riporto L. 


107,061 32 


» 


• 


Segue CUrgentl . . . 


Formazione dì ano scalo da sbarco, in economia .... 


28,000 « 


» 


» 




Opere di manutenzione del porto coi fondi del Ì86S . . . 


15,000 » 


» 


» 




Id. di conservazione del porto coi fondi del 4863 . . . 


tt 


15,000 . 


» 




Scavazione del^ porto in economia coi mezzi ordinari . . . 


20,000 » 


Il 


» 




Licata. 










Costruzione di on^ porto 


» 


» 


2,800,000 » 




ìsola di Pantelleria. 










Costruzione di un faro di prim'ordine 


» 


» 


158,000 » 




Isola di Lampedusa. 






» 




Costruzione di un faro di second'ordine 


» 


" 


125,300 > 




Isola d'Ustica, 










Costruzione di un faro di second'ordine 

L. 


n 


1» 


127,000 » 


170,051 32 


15,000 > 


3,210,300 » 




Castiglione della Pescaia. 










Opere di manutenzione 


3,341 96 


m 


1» 




Prolunffamento del molo di levante 


12,000 » 


• 


» 




Id. della gettata a ponente della fiumara . . . 


10,000 > 


1» 


» 




Porto delVisola del Giglio. 










Onere di manutenzione ...... , . r 


435 12 


» 


» 


. 


Ricostruzione di opere murali e scogliere .......? 


8,200 » 


• 


» 




Erezione di un faro 


87,000 » 


» 


» 


L. 


120,977 08 

* 


» 


• 


1 


Porto di Livorno. 






^ 


Uvorno 


Opere di manutenzione 


52yOOO » 


» 


D 


1 


Acquisto di battipalle, corpi galleggianti, lanterne e fanali . 


» 


» 


42,700 y> 


i 

1 


Continuazione dei lavori del nuovo porto 


3,000,000 » 


» 


» 


1 


Costruzione di un Donte mobile 


242,000 » 


» 


» 




Id. d'un bacino da carenaggio e d*una darsena . 


718,000 » 


» 


» 




Sistemazione della via Vittorio Emanuele attraverso il porto 

ji riportarsi L. 


» 


» 


350,000 » 


4,012,000 . 


u 


392,700 » 
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PROVINCIA. 


DESIGNAZIONE DEI IiAVORI. 


IMPORTABB DELLA SPESA PER UVOR! 


esejraiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


in corso 
di «nppaito. 


in corso 
di stadio. 




Riporto L. 


4,012,000 » 


h 


S92,7M . 




Canale della Burlamacea e darsena di Fioreggio, 








Segue Livorno . . . 


Opere di manutenzione 


19,860 16 


» 


« 




Sopraedifìcazione delia torre dei fanale a Viareggio .... 


9,020 . 


» 


9 ■ 




Rifondazione di mari nel canale della Bnrlamacca .... 


» 


» 


19,871 . 




Porto di Porto-Longone, 










Onere di manatenzione 


1,600 » 


« 


» ' 




Costrozione di uno sperone 


1,800 > 


m 


» 


• 


AnAPA flivArflfì SI dìfinsa dfìl Dortcì . • 


28,691 » 


}» 


m 




Porto di Portoferraio, 











Onere di manatenzione 


1,400 • 


» 


• 




Onere diverse oer il Dorto 


9,637 75 


» 


» 




Porto di Pianosa. 










Costruzione di una rlna murata 


» 


8,264 40 


• 




Id. di un lampione sul molo 


soo » 


» 






Ancoraggio di Fada. 










Un corpo galleggiante ed ormeggi relativi 


» 


» 


«.830 > 




Ricostruzione del fanale a Vada 


n 


1» 


4.176 N 


Banco della Meloiia, 




Costnizione di un piccolo fanale 


n 


» 


«9.000 > 




Per diversi altri piccoli porti. 










Opere di manatenzione 


9,yi2 . 
1,900 • 






K,900 . 


Provvista di- chiatte per alga, colonne di pietra per ormeggio 
ed nna boa 


L. 

Porto di Messina, 


1,099,020 91 


8,264 40 < 


474,508 06 








Messina 


Opere dì manutenzioni e riparazioni . 


147,i60 '» 


» 


» 




Prolungamento delle banchine dal sud alla casa sanitaria . 


69,000 n 


n 


• 




Provvista di tre grue 


9,100 » 


• 


Il ! 




Costruzione d'un bacino da carenaggio 


1,500,000 » 


• 


N 




Continuazione di banchine 


29,000 . 
9,000 » 




• 


Provvista e collocamento di dne gme 




Faro di Vulcano. 










Costruzione della strada d*accesso 


7,300 » 


N 


■ 


Porto di Milazzo, 




Continuazione del molo e scogliera di protezione e fonda- 
zione di banchine . . . . • 


170,000 » 


» 


» 


ji riportarsi L. 


1,940,860 » 


» 


V 1 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 


IMPORTARE DELLA SPESA PER UVOKI 


PROVINCIA. 


eseguili 

ed in corso 

di eseguimento 


in corso 
di appalto. 


in %%nbO 
di studio. 




Riporto L. 


1,940,860 » 


» 


s 




Porto di Lipari. 








Segue Messina . . 


Stabilimento di corpi morti e di ud fanale a Lipari, e di un 
altro alla spiaggia dì Riposto 


24,000 ^ 


2) 






' Isola Panaria, 








CnstrnziAnA ài Tafa Hi terz*nrdiiiA 


» 


» 


91,700 » 




L. 




1,964,860 » 


» 


91,700 » 




Porto di Napoli, 






♦ 


NapoU 


Opere di manutenzione 


296,36» . 


» 


» 




Costruzione di una parte del molo di levante 


3,200,000 » 


» 


» 




Id. di un pilastro sulla secca Gaiola 


» 


20,000 


» 




Cave di Pozzuoli^ Granatello e Concio, 


• 








Oofire di manotenzione '..... 


48,423 » 


• 


» 




Porlo di f^enlotene. 










Costruzione di muro di difesa 


» 


14,000 


V 




Porto e Lazzaretto di Nitida, 










r^omnimento del Dorto e lazzaretto 


749.553 76 


» 


» 




hola di Capri. 


m 








Erezione di un faro . 


158,930 > 


» 


» 




L. 




4,453,295 76 


34,000 > 


» 


Noto 


Opere di manutenzione e riparazione ai porti della provincia 


106,000 » 


• 


» 






Porto d^ Augusta, 










rn«lm7ÌnnA d'uno scalo nel Dorto 


9,600 » 


» 


« 




Id. della scogliera 


8,000 « 


• 


9 




Id di hAnchine 


11,000 n 


» 


» 




Porto di Siracusa. 










Costruzione di un fanale a Massa-Oliveri 


5,200 » 


» 


• 




PrnvvÌ4ta d'ormeccì e corni morti ......... 


6,000 . 


» 


» 




Tkfìmrkli7ÌAnA HaI lìnstinnA nAiUDana 


10,000 » 


• 


» 




Costruzione di scali d'alaggio e banchine iiuoye .... 


95,000 » 


» 


B 




Id. di uno sbarcatoio o scalo nel porto .... 

L. 


84,000 . • 


» 


» 

1 




334,800 » 


» 


t 

■ ! 
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PROVnfGIA. 



DESIGNAZIONE DEI IiAVORI. 



IMPORTARE DEUA SPESA PER UVORI 



esoditi 

ed in corso 

di eseguimento. 



in corso 
di appalto. 



in cono 
di stadio. 



Palermo. 



Pesaro 



Porto-Maurizio . 



Principato CSit.« . 



Porto di Palermo, 

Opere di manatenzione e riparazione L 

Costruzione delia seconda linea di banchine nella cala . . 

Provvista di due grue 

Ristaurì alla banchina del molo 

Prolungamento del molo 

Costruzione di un bacino da carenaggio 

Continuazione di banchine nella cala ....'... 

L. 

Porto di Pesaro. 

Opere di manutenzioni . ^ 

Acquisto d'una lancia pel porto 

Interrimento di lagune 

Costruzione dei lavori del nuovo porto 

Porto di Pano. • 

Opere dì manutenzione . *. 

Apertura di uno squero ed ampliamento del fanale . . . . 
Prolungamento dei moli.' 

L. 

Porto di Porto-Maurilio. 

Opere di manutenzioni 

Prolungamento dei moli e scavazione del porto 

Costruzione di uno scalo 

Porto di Oneglia. 

Opere di manutenzioni 

Prolungamento del molo di ponente 

Porto di S. Remo. 
Opere dì manutenzioni 

L. 

Costruzione dì on faro a Punta Infreschi L. 



190,275 65 

44,000 » 

3,600 » 

64,293 95 

2,000.000 » 

• 

50,000 » 



2,352,169 60 



10,400 


» 


645 


64 


29,000 


» 


892,462 


24 


9,720 


» 


12,000 


• 


20,236 


80 



374,464 68 



10,380 » 
165,400 » 



27,920 * 
58,000 » 



8,000 



269,700 » 



1,200,000 



1,200,000 » 



7,000 > 



7,000 » 



29,500 
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PROVINC2IA. 



DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 



IMPORTARE DELLA SPESA PER LAVORI 



eseguifi 

ed in corso 

di eseguimento. 



m corso 
di appalto. 



in corso 
di stadio. 



Ravenna 



Sassari 



Terra di Bari 



Porto Corsini. 

Opere di manutenzione L. 

Compimento d'un fabbricato 

Miglioramento del porto 

Porto di Cervia 

Opere dì manutenzione 

Prolungamento dei due moli 

vL. 

Porto di Porto-Torres. 

Opere di manutenzione 

Stabilimento di un gavitello 

Costruzione di banchina 

Id. di piccolo cassone o blocchi artificiali . . . . 

Erezione di un faro a Tavolara 

Id. a Capo Caccia 

Rada di Bosa, 

Formazione di un nuovo porto 

Porto di Calagavetta, 
Opere di manutenzione .... 

Costruzione di banchina 

Porto di Terranova» 

Costruzione di banchine 

Porto di lAmgosardo. 

Costruzione di una banchina 

Porto d'Alghero. 

Opere di manutenzione 

Spurgo del porto 

Per diversi fari. 

Opere di manutenzione 

Fornitura di oggetti diversi 

L. 

Porto di Bari. 

Costruzione d'un gran molo poligonale 

Erezione d'un faro a Barletta 

L 



70,308 


8i 


5.600 


» 


750,000 


• 


21,377 


25 


31,929 


84 



879,209 93 



13,00p 

4,500 

24,000 

■ » 

161,000 

48,500 



4,000 



6,850 
13,200 

3,600 
278;650 



2,040,000 . 
29,500 » 



2,069.:)00 *) 



860,000 



860,000 » 



12,000 » 



9,500- » 



11,000 » 



6,000 » 



14,400 » 



52,900 » 
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PROVINGIA. 



DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 



IMPORTARE DEUA SPESA PER LAVORI 



eseguili 

ed ÌD corso 

di eseguimento. 



m corso 
di appalto. 



IO corso 
di studio. 



Terra di Lavoro 



Terra di Otranto 



Trapani 



Senq di mare alle Signe fra Ca$teUone e Gaeéa, 

Opere di manotenzione L. 

Porto di Ponto. 
Riformazione di banchine 
Erezione dì on faro 



Porto di Brinditi. 

Opere di manutenzione 

Costruzione di 188 metri di canale 

Chiusura dell'interruzione di una banchina . . . . 

Grande restaurazione del porto 

Costruzione di scogliera 

Id. di ferrovia per cohnamento della laguna 
Id. di un piccolo arsenale e layori accessori 

Id. di una solida banchina 

Prosieguo delle opere di buonificazione 

Erezione d*un faro alllsola S. Andrea di Gallipoli . . 

Id. a Capo S. Macìa di Leuca 

Id. a S. Paolo in Taranto 

Id. ad Otranto 



Porto di Trapani. 

Opere di manutenzioni e riparazioni 

Costruzione della banchina occidentale del porto . . . 

Id. della banchina orientale 

Continuazione di banchine 

Provvista d'ormeggi per corpi morti 

Id. diuna gru 

Porto a Mortaio. 

Rimessione dell'antica scollerà 

Opere di miglioramenti al porto 

Ingrandimento della casa degli accensori del CuMle . . 

J riportarti L. 



10,029 76 



10,089 76 



11,849 88 

7,700 » 

19,300 » 

» 

50,998 78 

44,500 » 

10,000 » 

68,000 I» 

38,750 » 

» 

157,768 83 



411,867 43 



94,565 09 


» 


19,830 • 


n 


75,810 88 


» 


» 


87,000 > 


» 


6,000 . 



1,800 > 

17,9<ffi 18 

U.MO » 

%im 60 



850,893 9S 





54,000 



51,000 •> 



155,712 » 



]!»,718 



19,550 



19.550 



6,000,000 



S9,500 • 
89,500 



6,059,000 



33,000 » 
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PROVINCIA. 


DESIGNAZIONE DEI LAVORI. 


IMPORTARE DELU SPESA PER UYORI 


eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 


iu corso 
di appalto. 


in corso 

di studio. 

• 


Segw Trapani . . . 

j Spese generali pel 
servlmio dei porti 
e fori. 


Biparto L. 
Provvista d'una gru 


256,S93 9S 

1,800 . 

15i,S7S » 

83,SS5 il 


33,000 » 


» 


Costruzione di un faro di prìm'ordine all'isola Marittimo . 
Id. id. a Capo Granitola . . 

L. 


m,l9l 36 


33,000 » 


M 


1,322,S38 27 

1,743,759 80 

75,000 » 

10,000 » 


» 


9 

11 

» 


Provvista del materiale da escavazione dei porti dello Stato L. 

Scavazione dei porti e sostituzione di materiali » 

Eventuali » 


Manutenzione dei savitelii e colonne di senialamento dei 
punti pericolosi lungo le coste delle antiche Provincie » 


3,151,898 07 


« 


B 
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3 
4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

18 

IS 

li 

15 

16 

17 

I 

18 
I 
19 

20 

21 

I 

I 
23 

24 



PROVINCIE. 



PROSPETTO riassuntivo dei lavori di strade ordinarie e ponti, di 

negli anni 1882 e 



LAVORI DI STRADE E PONTI 



eseguiti 

ed in corso 

di cseeazione. 



AbmsBo CUieriore 
AbruzBO Ulteriore l.o 
Abrosso Ulteriore 2.o 
Alessandria .... 

Anoona 

Arezzo 

Ascoli-Pioeno . . . 

Basilicata 

Benevento 

Bergamo 

Bologna 

Brescia 

Cagliari 

Calabria Citeriore 
Calabria Ultra 1.* . 
Calabria Ultra 2.* . 
Caltanissetta . . . 
Capitanata .... 

Catania 

Como 

Cremona 

Cuneo 

Ferrara ; 

Firenze ..'... 

ForU 

Genova 

Girgenti 

Grosseto 

Livorno 

Lnoca 

Macerata 

Massa-Carrara . . 

Messina 

Milano 

Modena 

Molise ...... 

Napoli 



203,030 » 

124,993 » 

1,148,326 » 

1,196,547 » 

207,588 » 

136,812 » 

155,778 • 

1,207,474 » 

707,297 » 

568,397 » 

572,816 D 

843,726 • 

1,705,091 1* 

663,176 » 

270,415 • 

423,076 • 

528,209 97 

204,648 » 

1,169,650 71 

673,662 » 

784,850 » 

1,205,688 » 

165,777 » 

781,373 » 

188,924 » 

1,234,540 » 

182,015 58 

215,464 » 

» 

201,603 » 

309,775 » 

607,762 • 

261,654 89 

1,665342 » 

575,443 > 

583,581 * 

1,507,578 . 



in corso 
di appalto. 



in corso 
di studio. 



LAVORI IDRAULia 



eseguiti 

ed in corso 

di esecuzione. 



in corso 
di appalto. 



HI 

dis 



90,000 



55,500 

34,000 
350,000 

90,000 
» 
724,115 

550,000 



48.000 



16,000 
815,000 



30,000 » 

» 

30,000 » 

• 

28,000 > 

8,306,000 » 



20,000 . 

271,^2 » 

ì> 

3,928,048 » 

15,000 > 



110,000 > 
653,750 > 



100,000 » 

58,000 » 

11,227,880 > 

» 

7,000 » 

76,000 • 



363,629 67 



379 04 
833,827 59 
116,938 81 



44,762 85 

714,145 39 

» 

1,315,761 55 

1,251 61 

5,722 46 



41,515 88 

u 

146,432 69 

>» 
43,385 35 

» 

439,283 88 
984,666 06 



54,122 67 
3,411 33 



51,857 04 

» 

216,441 66 



3,470 « 

n 

10,000 • 

6,000 » 

» 

156,018 14 



58,57» 
64» 



340,32t li 



103»! 



31,591 M 



Digitized by 



Google 



arginature, e di porti, spiagge e fari in tutte le Provincie del Regno 
lei relativo importo. 



49 



LAVORI DI PORTI, SFUGGE E FARI 


TOTALITÀ. 


0«««rra*tfoM<. 




eseguiti 
1 ìd corso 
seguìmeiito. 


in corso 
di appalto. 


in corso 
di studio. 


j» 


j> 


u 


203,030 » 






» 


D 


)) 


124,993 > 


' 




* 


J» 


x> 


1,148,326 » 






» 


» 




1,286,547 » 






298,854 65 


U 


2,412,000 » 


6,918,442 65 






• 


» 


)» 


530,441 67 






JO 


» 


' » 


155,778 « 






» 


» 


» 


1,207,474 » 






» 


» 


J> 


707,297 . 






J» 


» 


• 


654,876 04 






» 


» 


» 


1,519,345 48 






» 


» 


1» 


1,032,208 16 






556,944 » 


246,000 > 


52,500 > 


11,216,535 « 






» 


» 


)» 


663,176 > 






» 


1,688,000 > 


29,500 > 


2,017,915 . 






l> 


» 


29,500 » 


472,576 » 






» 


» 


A 


J, 524,276 97 






59,000 . 


128.000 . 


40,000 > 


431,648 > 






184,704 » 


14,000 . 


1,500,000 • 


7,346,402 71 






» 


h 


• 


733,424 85 






» 


» 


» 


1,891,173 29 






» 


» 


tt 


1,205,688 » 






53,207 44 


16,746 55 


• 


1,873,019 55 






» 





» 


782,624 61, 


. 




865,624 85 


» 


« 


460,271 31 






316,810 . 


46,900 . 


35,000 » 


6,791,250 . 


' 




170,(K(1 32 


15,000 > 


3,210,300 • 


4,231,116 90 






120,977 08 


» 


» 


381,426 96 






,099,020 91 

9 


8,264 40 


474,502 06 


4,581,787 37 
358,035 69 


Le spese per ponti e strade e per arginature di 
cifre segnate alla Provincia di Fisa. 


fiami sono comprese nelle 


» 


• 


» 


409,775 . 






J> 


B 


» 


731,147 35 






|«P04yO0U » 


» 


91,200 . 


14,361,094 89 


* 




> 


» 


» 


2,105,125 88 






» 


» 


» 


1,691,768 80 






» 


Jl 


» 


583,581 » 






453,293 76 


94,000 » 


» 


6,070,873 76 


• 
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PROVINGIE. 



LAVORI DI STRADE E PONTI 



eseguiti 

ed in corso 

di eseguimento. 



in corso 
di appalto. 



in corso, 
di stadio. 



^^^ 



UVORl IDRAiLICl 



eseguiti 

ed in corso 

al eseguimento. 



m corso 
di appalto. 



IO 

di stiAo 



39 
41 

;« 

43 

I 

i"i 

45 



r 

,47 
48 

r 

50 

si 
'53 

54 
55 
56 

V 

58 
59 



Noto 

Novara 

Palermo 

I Parma 

Pavia 

Pesaro ed Urbino 

Piacensa 

Pisa 

Porto Kavrisio . . 
PrinoipAto Gi^teriore 
Principato Ulteriore 

Ravenna 

Reggio (Emilia) . . . 

Sassari 

Siena 

Sondrio 

Terra di Bari . . , 
Terra di Lavoro . . 
Terra di Otranto . 

Torino 

Trapani 

Umbria 



Fondi per spese generali e per spese 
eventuali nei diversi servizi . . 



711,059 17 

1,656,018 » ì 

2,138,427 57 

966,103 » 

1,196,219 » 

209,603 » 

622,489 » 

318,423 » 

151,420 » 

607,537 « 

584,484 » 

396,034 » 

334,503 » 

1,219,336 » 

225,667 » 

568,834 D 

548,555 i> 

1,098,402 » 

181,576 » 

1,840,462 > 

255,414 50 

368,377 » 

2,067,800 » 



41,449,126 39 



68,000 
161,000 



38,120 



11,000 
48,700 

150,000 



354,000 



250,000 u 

1,918,000 » 





3,603,935 » 



250,000 



9,665,700 



36,945,330 » 



81,998,391 39 



32,932 70 

33,451 27 

» 

89,090 76 

82,202 56 



847,044 57 

265,230 12 

835 20 

3,869 5« 



6,345,759 !?7 



30,ON 



66,859 97 



568,180 73 



IfiMjSn 74 



85^ I 



595,592 U 



Digitized by 



Google 



^ 



81 



LAVORI DI PORTI , SPIAGGE E FARI 



eseguiti 
d in corso 
esegoimeDto. 



in corso 
di appalto. 



m corso 
di stod!o. 



334300 » 



,332469 60 



374,464 68 



269,700 



879,209 93 

» 
S78,659 • 

» 
» 

2,069,500 » 

10,029 76 

Ul,267 43 

« 

496,194 36 



3,151,298 07 



8,172,633 84 



1,200,000 



7,000 
29,500 



860,000 



54,000 
155,712 

33,000 



4,476,122 95 



50,655,208 85 



52,900 » 



19,550 » 
6,059,000 » 



14,006,452 06 



TOTAUTÀ. 



1,295,859 17 

1,724,518 » 

7,769,597 17 

999,035 70 

1,229,670 27 

584,067 68 

741,579 76 

400,625 56 

678,120 » 

637,037 » 

622,604 » 

2,215,031 78 

599,733 12 

12,076,586 • 

236,902 20 

621,403 56 

2,618,055 • 

1,331,981 76 

6,807,555 43 

1,840,462 » 

1,138,608 68 

368,377 « 

5,218,898 07 



140,163,132 98 



0»»errmmimni* 



■ÉMi*i**irf**iè*^d 



I fondi per le spese eventuali dei lavori idraulici furono bipartiti nelle 
diverse Provincie. 
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RIEPILOGO. 



PROVINCIE. 



LAVORI 



di - 
Strade e Ponti. 



Idraollci. 



di Porti, 
Spiagge e Fari. 



TOTALITÀ. 



Subalpine L 



Della Sardegna 



Della Lombardia 



Dell'Emilia, Marohe ed Umbria 



Della Tpsoana 



DiNapoU 



Della Sicilia 



7,851,175 >» 

21,846,127 » 

6,512,730 » 

5,861,972 . 

1,989,342 » 

10,438,268 » 

26,100,177 39 



Fondi per spese generali e per oYentoali nei diversi servizi 



2,067,600 » 



81,998,391 39 



1,754,552 05 

5,106,243 08 

648737 61 



7,509,532 74 



5,675,410 » 



2,046,994 



8,302,108 10 



4,702,764 45 



15,209,854 95 



11,566,779 28 



3,151,298 07 



50,655,208 85 



13,526,585 » 

23.293.121 > 
8,267,282 05 

19,270,323 18 

7,271,8U 06 

25.648.122 05 
37,666,956 07 



5,218,898 67 



140,163,132 98 



eseguiti ed in corso di eseguimento L. 79,967,519 80 

LAVORI . ) in corso 4i appalto 8,648,238 68 

in corso di stadio 51,547,374 50 



L. 110,163,132 98 



Digitized by 



Google 



1 



NOTIZIE STATISTICHE 



SULLE 



STRADE FERRATE DEL REGNO D'ITALIA 



AL !.• OTTOBRE 1863. 



QOADKO tnVIBALI DILLI CTBADK FBRIATB IL 1.** OTTOBU 1808 MSTINTS Pll CADON CONCISSIONARIO mOPRllTAIie. 
RlASSUìfTO DIL QUADRO PKICBDENTB. 

Quadro dbllb strade pbrratb in esercizio al 1.** onoRRS 1868. 
Quadro delle strade ferrate in costruzione al 1.^ ottorrb 1868. 
Quadro PARTicoLAREoeuTo delle ferroy» in costruzione al 1.® ottorrb 1868. 
Indice delle linee comprese nel precedente stato. 
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Quadro Generale • 58 

dalla Strade Ferrate al l.^" ottobre 1863, distinte per cadun Concessionario o Proprietario 



CONCESSIONARI 

o 

PROPRIETARI 



Stato 



Socmi ìnokou 



3 SeoiRÀ moNiMA 



SocmJL moNOU 



Socmi ^ONou 



Socmi ANOMIMA 



SOGIBTÀ AMONOU 



SoCUTA AMONIIfA 



10 



11 



12 



13 



INDICAZIONE DELLE LINEE 



Prof. Anoblo YBOin e Coup.' 



SoomÀ àMonmk 



lag, Priiauts e Coup.* . 



SodBTÀ AlfONDfi 



SOCIBTÀ AMONnA 



Linea da Torino a GenoTa ... metri 

» dalla stallone in piazza del Prìncipe in Genota 
a piazza Caricamento » 

a da GenoTa a S. Pier d*Arena (Pirrtfii ictTilU) » 

» litorale ligure compresa la traTOrsata di Genota » 

• da Arenza a Carrara » 

• da Novi a Tortona » 

• da Tonno a Cuneo » 

• da Savigliano a Saluzzo » 

» da Torino a Susa » 

» da Susa airimbocco nord del traforo delle Alpi » 

• da Tonno a Magenta » 

» da Alessandria ad Arena » 

• 

» da Vercelli a Valenza per Casale .... » 

» da Alessandria a Piacenza » 

» da Cancello ad Avellino » 

Totali . . . metrì 

« da Savona a Carmagnola metn 

» da Cairo ad Acqui » 

Totali . . . meui 

» da Genova a Veltri metrì 

» da Cavallermaggiore ad Alessandrìa .... » 

» da Alessandrìa ad Acqui » 

« da Torino a Pinerolo » 

« da Chivasso ad Ivrea » 

» da Santhià a Biella • 

» da Torreberetti a Pavia » 

» da Mortara a Vigevano » 

» da Vercelli a Milano per Mortara e VigOTano » 

» da Novara ad Alzo » 

• da Arona a Domodossola » 





LUNGHEZZA 




di caduna 
linea 


della 

parte 

in «eeicUio 


■ i " 

deUa 

parte 

costruita 


deUa 
parte 
in costru- 
zione 


deUa 

parte 

aoostmrsi 


1«6,0«0 


166,000 




» 


» 


2,000 


.8,000 




» 


» 


3,000 


3,000 




» 


> 


m,m 


17,000 




184,000 


65,850 


4,800 


» 




» 


4,800 


19,000 


19.000 




» 


» 


71,000 


74,000 




9 


» 


16,000 


16,000 




» 


» 


5S,000 


63,000 




» 


• 


BS,SSO 


l> 


3,350 


580 


49,480 


110,000 


116,000 




» 


» 


101,800 


101,200 




» 


• 


42,000 


48.000 




» 


• 


93,000 


93.000 




» 





73,000 


43,000 




18,000 


18,000 


1,083,200 


746.800 


3,350 


202,580 


138,070 


1I1,S00 


» 




25^ 


86,700 


46,500 


• 




» 


46,500 


1S8,000 


1» 




25,800 


138,200 


11,000 


11,000 




» 


» 


89300 


13,000 




34,400 


41,800 


33,000 


' 33,000 




» 


» 


30,000 


30,000 




» 


» 


33,000 


33,000 




» 


» 


30,000 


30,000 




» 


» 


44,000 


44,000 




9 


» 


13,000 


13.000 




» 


B 


S4,0«0 


» 




» 


54,000 


42,000 


JD 


30,500 


11,500 


P 


S9,000 


» 


12,300 


650 


46,050 
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CONGESSIOIVARI 

o 

PROPRIETARI 



INDICAZIONE DELLE LINEE 



LUNGHEZZA 



di cadima 
linea 



della 

parte 

in eserciiio 



delU 

parte 

costrutta 



della 

parte 

ÌB cettm- 



14 



Ga?. Caicàmo e Soa . . 



15 



Socml 
delle FmoTB lomiarm / 
e deiriTUu cnfraiLi ^ 



16 



delle Fnaom litomisi 



17 



SocutI 
della Febrotia iuiunaa»A 



18 



SOCUTÀ 
^•lltFEKftOTli CBimkALK TOSCANA, 



19 



SocmÀ 
delle Fbikotib iomakb 



Linea da Gallarate a Varese metri 

» da Milano a Magenta • 

» da Rbo a Sesto Calende » 

» da Milano a Camerlata per Como » 

» da Milano a Desenzano » 

» da Trevtglio a Cremona » 

» da Bergamo a Lecco » 

7> da Milano a Piacenza » 

» da Milano a Pa?ia » 

» da Piacenza a Bologna » 

y> da Bologna a Pontelagoscuro » 

» da Bologna a Pistoja • 

Totali . . . metri 

» da Massa a Pisa metri 

» da Pisa a Firenze » 

» da Lifomo a Firenze » 

• da Firenze a Foligno » 

Totali . . . metri 

• da LÌTorno al torrente Cbiarone presso Or- 

betello metri 

» dal Fitto di Cecina alle saline di Volterra . . j> 

Totali . . . metri 

» da Empoli ad Orte metri 

» da Asciano a Grosseto » 

Totali . . . metri 

» da Bologna ad Ancona metri 

» da Castelbolognese a Rarenna , . » 

» da Ancona a Roma • 

» da Isoleita a Napoli » 

Totali . . . metri 



18,000 



27,000 
45,000 
45,000 

128,000 
66,000 
32,000 
66,200 
29,500 

147,000 
52,000 
93,800 



731.500 



42,000 

99,000 

98,000 

206,000 



445,000 



202,000 
29,000 



231,000 



236,000 
91,750 



327,750 



204,000 

41,000 

227,457 

137,000 



609,457 



27,000 
26,000 
45,000 
128,000 
66,000 

66,200 
29,500 
147,000 
52,000 
34,800 



621,500 



42,000 
99,000 
98,000 
54,000 



293,000 



171,000 



171,000 



204,000 
41,000 

137,000 



382,000 



29,500 



29,500 



104,000 
29,000 



133,000 



3,000 
4,500 



7,500 



2,500 



59,000 



61,500 



62,000 



62,000 



98,000 



98,000 



19,000 
77,800 



96,800 



227,457 



427,457 
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CONCESSIONARI 

o 

PROPRIETARI 



INDICAZIONE DELLE LINEE 



LUNGHEZZA 



di cadana 
linea 



della 

parte 

io esercizio 



della 

parte 

coetmtta 



della 

parte 

in coetm- 

lione 



della 

parte 

acoetrorsi 



20 



21 



22 



! . 



Socml Itauana 
delle FmoTiB minioNAu 



SocirI Vittorio Emanublb 
per le Fbbrotis cjxABno-sicuLs' 



Socork 
delle Fbbiotib SAani 



Linea da Voghera a Paria mètri 

» da Pafia a Brescia per Cremona » 

» da Ancona ad Otranto • 

• da Pescara a Ceprano » 

» da Foggia a Salerno » 

» da Bari a Taranto » 

» da Napoli a Vietri 

• da Torre Annunziata a Castellamare .... » 

Totali . . . metri 

» da Taranto a Reggio metri 

V dalla foce del Basente a Potenza » 

» dalla foce del Grati a Cosenza » 

n da Messina a Siracusa • 

» da Catania a Palermo » 

» da Caltanissetta a Licata » 

» da Campofranco a Girgenti > 

Totali . . . metri 

» da Cagliari ad Iglesias metri 

» da Ciliari a Porto-Torres & 

» da Ozieri a Terranova » 



22,600 
124,000 
638,000 
234,000 
172,000 
132,000 

50,000 
7,000 



9 
167,000 

24,000 

» 
50,000 

7,000 



1,379,600 



248,000 



470,000 

100,000 

70,000 

165,000 

244,000 

65,000 

46,000 



13,000 



1,1604NM) 



13,000 



35,000 

290,000 

65,000 



Totali 



metri 



390,000 




228,000 

^ » 

5,000 



22,600 
124,000 
243,000 
234,000 
148,000 
127,000 



233,000 



898,600 



10,400 



5,791 



18,000 



453,809 

100,000 

70,000 

165,000 

213,000 

65,000 

46,000 



10,400 



23,791 



1,112,809 



35,000 

290,000 

65,000 



390,000 



NB. - 



TRATTI DI PERCORRENZA GOUUNE A DUE LINEE DIVERSE 

1 Linea Torino-Cuneo metri 13,000 comuni colla linea Torino-Genofa. 

2 » Alessandria-Arona » 800 » Torino-GenoTa. 

3 » Alessandria-Piacenza » 4,000 m Torino-Genova. 

4 » Genova-Vollri » 4,000 » Torino-Genova. 

5 » Cavallermaggìore-Alessandria ... 8,000 » Alessandria-Acqui. 

6 » Alessandria-Acqui » 1,000 » Torino-Genova 

7 »- Torino-Pinerolo . . ..... » 8,000 » Torino-Genova. 

8 >» Milano-Piacenza ......;.. » 2,100 » Milano-Desenzano. 

9 » Milano-Pavia . 6,500 ! !»1J2 "" Milano-Desenzano. 

^ 4,400 » Milano-Piacenza. 

10 » Bologna-Pistoja • 4,200 » Bologna-Piacenza. 

11 » Ancona-Roma » 12,690 » Ancona-Bologna 

12 • Taranto-Reggio » 15,706 » Bari-Taranto. 

Totale metri 79,996 
Nelld stabilire le lunghezze delle Ferrovie si fecero le occorrenti deduzioni relativamente al tratti comuni a due Linee diverse. 
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Riassunto del quadro generale delle ferrovie al l.« ottobre 1863. 
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Nonw 
ordÌM. 


CONCESSIONARI PROPRIETARI. 






LUNGHEZZA 




Aimoto^iom'. 


totale. 


della parte 
in esercizio. 


della parte 
costrutta. 


della parte 
in costruzione. 


della parte 
a.costrursi. 


1 


Sta» 


metri 
1,083,200 


miri 
745,200 


'metri 
3,850 


metri 
202,580 


netn 
188,070 




S 


, SaTona-CarmagnoIa . 
Cairo-Acqui 


158,000 


» 


» 


. 25,800 


138,200 




3 


Società iNÒmiu (Genova-Voltri) .... 


11»000 


11,000 


» 


• 


» 




4 


sandria) 


89,^ 


13,000 


» 


34.400 


41,800 




» 


Società ahorijia (AJessandria-Acqui) . . 


38,000 


33,000 


• 




» 




6 


Società akonima (Torìno-Pinerolo) . . . 


30,000 


30,000 


• 




]» 




7 


Società anonima (ChÌTasso-lTrea) .... 


33,000 


33,000 


» 




B 




8 


Società anonima (Santhià-BieUa) .... 


30,000 


30,000 


» 




» 




9 


Prof. A. Vecni e C* (Torreberretli-PaTia) 


44,000 


44,000 


» 




O 




10 


Società anonima (Mortara-Vigevano) . . 


13,000 


13,000 


» 


• » 


» 




11 


lag. Febeantb e Comp.* (Yoreelli-Milano) 


54,000 


» 


» 




54,000 




18 


' 


42,000 


» 


30,500 


11,500 


» 




13 


Società anonima (Arona-Domodossola) . . 


59,000 


» 


12,300 


650 


46,050 




14 


Gay. Cabcano e Soci (Gallarate-Varese) . 


18,000 


» 


V 


» 


18,000 




15 
16 


Società delle Ferrotie lombarde e deUa 
Italia centrale* « . 


731,500 
445,000 


621.500 
293,000 


89.500 

» 


61,500 
62,000 


19,000 
90,000 




Società delle Ferrotie livornesi .... 


17 


Società della Ferrovia maremmana . . . 


231,000 


» 


133,000 


98,000 


» 




18 
19 


Società della Ferrovia cent, toscana . . 
Società delle Ferrovie romane 


327,750 
609,457 


171,000 
388,000 


7,500 


96,800 
887,457 


52,450 




20 




1,379,600 


848,000 


» 


833,000 


898,600 




21 


GALABEO-SIGULE 


1,160,000 


13,000 


10,400 


83,791 


1,118,809 






82 

• 


Società delle Ferrovie 8Arì»e 

Totali Metn 

N, B. Nel quarte trimestre del 
1."* Linea da Bergamo a Lee 
t.* Tronco da Vergato a Pra 
S.® Tronco da Livorno a Fol 
i."" Linea dal Fitto di Cecins 

Cai aggiungendo le linee in 


390,000 


» 


» 


« 


390,000 


- 


6,971,707 


2,680,700 


226,550 


1,077,478 


^986,979 


1863 verranno 
BO 


aperte aireser 


cizio le seguent 


i linee: 


Metri 3>.M0 




tchia (linea Bo 
Ionica (linea Mi 
\ alle saline di 

esercizio notate 


logna-Pistoia) 
iremmaoa) . . 
Volterra . . . 






• 34,800 

. » 104,000 

» 29,000 

Metri 199,800 
» 2.680.700 






nel precedente 


riassunto . . . 


Totale 




Lunghezza 


totale delle fé 


rrovie in esercì 


EÌo a tutto il 1 


863 1 


letri 2,880,000 


1 
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Ferrovia in 



09QncH 



J 
I 



INDICAZIONE DELLE LINEE. 



LUNGHEZZA 

della linea 

in esercizio. 

fMtti 



PRINCIPALI CBNTII DI POPOLAIIOflI 
LUNGO U LINEA. 



i 

9 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17^ 
18 
19 

20 
21 
82 

23 
24 

25 
26 



Liiaa éa Torino a Genova ìm alta Piana CaHeamento 



4a Alessandria ad Acqui 

da KoTl a Tortona . . . ./ 

4a Genova a 8. Pier d'Arena (FerroTia a cantlìi) . . 

da Genova a Veltri 

da Torino a Cuneo 

da CSavaUermaggiore a Bra 

da Savigliano a Saluzso 

da Torino a Pinerolo 

da Torino a Busa 

da Torino a Magenta (Linea da Tonno a Milano]. . . . 

da CSìivasso ad Ivrea 

da Santhià a Biella .\ 

da Veroelli a Valensa 

da Alessandria a Piacenza 

da Alessandria ad Arena (SO) . . 

da Torreberetti a Pavia 

da Mortara a "^gevano .... 

da Milano a Magenta (Linea da Tonno a Milano) . . 

da Rho a GaUarate (Linea da Rho a Sesto Calende^ . . 
da Milano a Gamerlata (Linea da Milano a Como) . . 
da lOlano a Desensano (Linea da Milano a Yenexia) (81) 

da Trev lgli o a Cremona 

da Milano a Piacensa (17) 

da Milano a Pavia 

da Piacensa a Bologna 



168,000 

84,000 (87) 
19,000 

8,000 
15,000 (27) 
87,000 (27) 

13,000 
16,000 

38,000 (27) 
53,000 

116,000 

38,000 
30,000 

42,000 
97,000 (27) 

102,000 (27) 

44,000 
13,000 
27,000 

26,000 
%5,000 
128,000 

66,000 
68,800 (27) 

36,000 (27) 
147,000 



Moacalieri^ Yillaosota, Atli, AaMst, PaHnasi , l| 
loro, Alessandria, Fnigaralo, Noti, Sammft 
Pontedecimo* S. Pier d'Arena. 



Caatalupo, Sesie, Caseine e Streti . 
Poisolo Formigaro 



S. Pier d'Arena, Comifliaao, Sestri, Pa|li e Fn , 

Moacalierì, Carmagnola, Baeconigi , Cafalkrsaggis^ 
Safigliano, Possano e CenlaOo. 



i riporiorti. 1,166^ 



Scamafigi e Lagnaseo 



Candiolo, None ed Airasca 

Collegno, A? igliana, S. Ambrogio, Casdore e 



Settimo, Chivasso, Salaggia, Lifomo, Tnsasa», teJ 
thià, S. Germano , Vercelli , Borgo Yeitelil , Newal 
e Trecate. \ 

Montanaro, Caliso, Mercenaseo e StraaMao . . . 
Salanola e Candele 



Asigliano, Baicela, Casale e Borgo S. Martiso . 

Tortona, Pontecurone , Voghera, Castro, S. Già- 
letta, Broni, Stradella, Arena-Po, Castel S. G»- 
ranni, Sarmato e Boltofreno. 

Valenxa, Sartirana, Valle, Mortara . Borgo LaTenav^É 
Vespelate' NoTara, Bellintago, Oleggio, VaraOt^ 
Poinbia e Borgo Ticino. 

Zinasco, Sannaisaro, Lomello e Mede 



Bho e Vittuone 



Parabiago, Legnago e Basto Arsiiio 
Mensa, Desio, Seregao 



Melso, Cassano, Treriglio, Bergamo, Seriate , Palas- 
solo, Coccaglio, Brescia, Lonato e ^ 



Carafaggio, Crema , Cutelleone e Soresisa .... 

Melegnano, Lodi, Casalposterlengo, Codogso e Sn 
Stefano. 



Locate 



Pontenure , Fiorenxuola , Alsano , Borgo S. IHssiai 
Parma , S. Ilario , Beggie , Bnbbiera , ■edema I 
Castelfranco. 
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lONCBSSIONAU 



PEOPBIETARL 



ESERCIZIO. 



DATA 
della legge di concessione. 



EPOCA 

dell' apeiinra 

della linea 

air esercìzio. 



AmÈÈoiai^iaMi* 



tprìelà dello Stato 



nh 



Ha anonima - GoTerao 
ÌBcipale aùoniita 

'oprìelà dello Stato (4) 

Ma aBOBÌma . . 

lU mobilila « GoTerno 
ìncipale adonìsta 



Esercitato dallo Stato . 

Id. («)... 
Id. (8) . . . 



Btà 



<5) 



GtàaaoaÌHia - GoTerno 
ùcipale axionisto 

Ita iaonima . . . 

Mo, BraWey ed Ben- 
ej - ora Società ano- 
i&a - Gorerno prinei- 
de alienista. 

Uà Vittorio Emanoele 
ora proprietà dello 
iato. 

ley ed Henfrey - ora 
Kìelà{anonima. 

ggio,CrìdaeC.'-;era 
cietà anonima. 

oprìetà dello Stoto(lO) 

Ma anonima- GoTomo 
ìncipale aùonisto. 



«prìetà dello Stateli t) 

Ilio Vegnì e Comp* . 
btà anonima 



Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 



Id. . . 

Id. («) 

Id. (7) 

Id. (8) 
Id. (9) 



RE. Patonti 18 loglio 1844 e 
18 febbraio 1845. 



Legge 14 giugno 1856 . . . 
Id. U gennaio 1856 . . . 

Id. 98 maggio 1854 . . . . 

Id. 29 gennaio 1853 . . . 

Id. 5 loglio 1850 e 5 mag- 
gio 185S. 

Id. 11 luglio 1859 . . . . 

Id. 6 febbraio 1855 . . . 

Id. 96 giugno 1858 . . . . 
Id. 14 giugno 1859 . '. . . 



Id. 
Id. 

Id. 



Id. 11 loglio 1859. 



ictà delle ferrerie lem- 
enle e deiritalia cen- 

nle. 

Id. 
M. 
Id. 

M. 
Id. 

Id. 
Id. 



Id. (13) . 
Id. . . 



EserciUto dalla Società 
delle ferroTÌe lombarde 
e delibi tolia centrale 



Id. 14 giugno 1856 .... 
Id. 9 settembre 1854 . . 

Id. 11 maggio 1854 . . . 

Id. 16 gennaio 1856 e 19 
luglio 1859. 



ER. Patenti 18 luglio 1844 e 
18 febbraio 1845. 



Legge 16 ottobre 1859 . . 
Id. 11 luglio 1859 . . 
Id. 8 luglio 1860(98) 



Id. 
Id. 
Id. 



Id. 

Id. 

Id. 
Id. 



Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

Id. 
Id. 



Id. 
Id. 
Id. 

Id.' 
Id. 

Id. 

Id. 



(98) 
(98) 
(98) 

(98) 
(99) 

(98) 
(99) 



18 dicembre 1858 (1) 

3 gennaio 1858. 
95 gennaio 1858. 

agosto 1858. 
8 aprile 1856. 
5 agosto 1855. 

4 ottobre 1855. 
1 gennaio 1856. 

5 lugUo 1854. 
95 maggio 1854 

90 ottobre 1851. 

19 noTombre 1858. 
8 settembre 1856. 

99 mano 1857. 

19 gennaio 1860 (11) 

14 giugno 1855. 

10 maggio 1869. 
94 agosto 1854. 

18 ottobre 1850. 

90 dicembre 1860. 

6 dicembr. 1849(14) 

19 ottobre 1857 (15) 

1 maggio 1868. (16) 
14 novembre 1861 

IO maggio 1869. 
1 luglio 1859. 



(I) Il tronco da Torino a Mencalieri fu aperto nel 
1848; quelli successici da Moncalieri a TrofarellOy 
da Trofarello ad Asti , da Asti ad Alessandria e da 
Alessandria a Neri furono aperti nel corso del 1849 ; 
quello da Notì ad ArqnaU nel 1851 ; quello da Ar- 
quata a Busalla nel 1859; e finalmente nel dicem- 
bre del 1858 Tenne aperto Tintiera linea, la quale fu 
costrutto a spese dello Stoto. 

(9) L^esercizio di cniesta linea e delle seguenti , di cui 
ai numeri d*oraine 5, 7, 9, 17 e 18, fu assunto dal 
Governo medianto il corrìspettifo del 50 per 100 
sull'introito lordo. 

(8) Per questa linea e per quelle indicale coi na- 
meri d'ordine 6 , 8 e 15 il Goyemo ba acquistoto 
la massima parto delle arioni sociali, e ne assunse 
in pari tempo resereisio. 

(4) Questo linea fu ceduto allo Stoto dal municipio 
di S. Pier d'Arena in forza della conyenzione 4 fu- 
gUo 1858. 

(5) La proprietà di questo linea fu acquistoto dalla 
Società concessionaria della ferroYÌa da Cavaller- 
maggiore ad Alessandria. 

(6) Questo linea fu ceduta allo Stoto dalla Società Vit- 
torio Emanuele medianto la couTenzione 9 luglio 
1868, approvata con legge 95 agosto successivo. Lo 
Stoto ne assume l'esercizio a datore dal 1^ ottobre 
corrento anno. 

(7) La proprietà di' questa linea fu ceduto allo Stoto 
dalla Società Vittorio Emanuele unitamento alla lì- 
nea da Torino a Sosa. Col T ottobre 1863 l'eser- 
cizio resto a carico dello Stoto. 

(8) Il Governo' ha assunto l'esercizio di questo linea 
a cominciare dal 1° ottobre corrente anno a ter- 
mini della convenzione 9 loglio 1863. 

(9) L'esercizio viene assunto dal Governo col 1"* otto- 
bre cotrente anno a senso della convenzione 9 lu- 
glio 1868. 

(10) Il Governo ne acquistò la proprietà per legce 
97 ottobre 1860, lasciandone l'esercizio a carico della 
Società Vittorio Emanuele. Colla convenzione 9 lu- 
glio ultimo scorso il Governo si è pure incaricato 
dell'esercizio a partire dal l"" ottobre corrente anno. 

(II) Questo linea fu aa^rto all'esercizio per la tratto 
da Alessandria a CasTeggio il 95 gennaio 1858 ; fino 
a Stradella il 99 luglio stesso anno, e fino a Pia- 
cenza il 19 gennaio 1860. 

(19) Questo linea fu costrutto a spese dello Stoto. 
La tratto da Alessandria a Novara fu aperta all'e- 
sercirìo il 8 loglio 1854; la susseguente da Novara 
ad Arena il 14 giugno 1855. 

(13) La tratto da Torreberetti alla storione di Cava- 
Carbonara fu aperto il 5 gennaio 1869 ; quella da 
detta stazione a Pavia il 10 maggio 1869. 

(14) Il tronco da Milano a Mensa fu aperto all'eser- 
cizio il 18 agosto 1840; quello da Monza a Camer- 
lato il 6 dicembre 1849. 

(15) La tratto da Milano a Treviglio fu aperto il 17 
febbraio 1846 ; quella da Coccaglio a Desenzano il 
99 aprile 1854 ; e queUa da Treviglio a Coccaglio 
il 19 ottobre 1857. 

(16) La tratto da Treriglio a Soresina fu aperto il 
1^ gennaio 1868 ; quella da Soresina a Casalìbuttano 
il 16 marzo stesso anao; e quella da Casalbnttano 
a Cremona il 1.^ maggie 1868. 

(17) 11 varco del Po presso Piacenza è attualmente prati- 
cato sovra un ponte provvisorio in legno, mentre sì 
Ito costruendo il ponto definitivo a travate inferro. 
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INDiCAZIONB DELLB UNEB. 



LUNGHEZZA 

della linea 

in esercizio. 

metri 



PRINCIPALI CENTBI DI POPOLAZIO» 
LUNGO LA LINEA. 



29 
80 

31 

SS 

83 
84 

85 

86 

87 

88 
89 

40 
41 



42 
48 



Linea ia Bologna a Pontelagosciiro 

n da Bologna a Vergato (Uaea da Bologna a Pistoia) . . . 
» da Banana a Massa 

» da Massa a Pisa 

i» da Pisa a FÌr«BBa 

• da Livorno a Ffrense 

» da Firenso a Montavarchi (Liaea da Firenze a Foligno] . 

• da Sm|»oli a Fioollo (linea da Empoli ad Orte) 

» da Bologna ad Ancona 

» ' da Gastol-Bolognosa a Ravanna (Diramazione dalla linea 
precedente). 

9 da Anoona ad Ortona (Linea da Ancona ad Otranto) . . . 

» da Eboli a Salerno 

» da Isoletta a Napoli (Linea da Roma a Napoli) 

» da CSanoello a S. Sererino (Linea da Cancello ad AvoUino^. 
» da Napoli a Vietri (Linea da Napoli a Salerno) 

» da Torre Annnnsiata a 

• da Palermo a Bagheria 



TOTALE metri 



1,406,800 
52,000 

39,000 («7) 
17,000 

4it,000 
99,000 

98,000 

54,000 

171.000 

204,000 

41,000 
167,000 

24,000 
187,000 

43,000 
50,000 

7,000 
13,000 



2,724,300 



Castel Maggiore , S. Giorgio , S. Pietro ia 
Galliera, Poggio Eenatico e Ferrara. 



Borgo Paoigale, Casalecchio e Sasah-fradera . . . 



Pietrasanta e Viareggio 



Locca, Pescia, Montecatini, Serrayalle, Piflteia, S. 1 
Prato, Calenzano e Sesto. 



Pisa, Cascina, Pontedera, Empoli, Montelape e 

Pontassiefe, Rignano, Incisa, Figline e S. Gévuai 

Certaldo , Poggibonsi , Siena , Asciano , Bapoli»^ 
Lucigoano, Asioalunga, Torrita e Chinai. 



Castel S. Pietro, Imola, Castel Bolognese, ftetai 
Forlì, Forlimpopoli, Cesena, SaTignaoo, Su Artaef^ 
Rimini, Pesaro, Fano e Sioigaglia. 



Solarolo, Lugo, Bagnacayailo e Rossi 



Osimo, Loreto, Recanati, G?itanoTa, S. Etjkét, 
GroUamare, S. Benedetto, Giolianora, Pedani 
FrancaTilla. 



Boccasecca, S. Germano, Rocca d'Erandro, Teuf] 
Sparanise, Pignataro, Capua, SanU Maria, Ca«^ 
Maddaloni, Acerra e Casalnaoto. 

Nola, Palma, Sarno e S. Giorgio 



Portici, Resina, Torre del Greco, Torre 
Scalati, Angri, Pagani, Nocera e Ca^a. 



Fiearazzi 
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ONCESSIONARI 




DATA 


EPOCA 







ESERCIZIO. 


deir apertura 

deUa linea 

air esercizio. 


^w^V^W^PW^^p V^^^^PV • 


PROPRIETARI 




della legge di coocesskme. 




B 


» 


» 


» 


(18) La tratta da Bologna a Ferrara venne aperta nel 
gennaio 1868 , e quella da Ferrara a Pontelago- 
scuro il 15 aprile successivo. 


à delle ferroTielom- 


Esercitata dalla Società 


Legge 8 luglio me (M). . 


15 aprile 1868. (18) 




de edell^IUlia cbd- 


delle ferroTie lombarde 






(19) U tratu da Pisa a Viareggio fu aperta il 15 a- 


le. 


e deiritalia centrale. 






prile 1861 ; quella da Viareggio a Pietrasanta il 18 
f dicembre successivo; quella da Pietrasanta a Quer- 


Id. 


Id. . . . 


Id. Id. (89). . 


18 agosto 1868. 


ceta il 1"* febbraio 1868,einalmente quella daQuer- 
ceta a Massa il T novembre stesso anno. 


oprìetà d^lo SUto . 


Esercitata dalla Società 
delle ferroTie LiToroesi 


. Id. 8f7 ottobre 1860 . . 


15 maggio 18ia. 


(80) La' tratta da Firenze a Prato fa aperta il 3 feb- 
braio 1848 ; quella da Prato a Pistoia il 7 luglio 










tà delle ferroyie Li- 


' Id. . . . 


. Decreto del Governo Toscano 


1 novemb.l861(19) 


1851 ; queUa da Pisa a Lucca U 10 novembre 1856 ; 


mesi proprietaria. 




8 mano 1861 e legge 9 giu- 
gno 1861. 




e quella da Lucca a Pistoia il 3 febbraio 1859. 
(81) La tratto [da Livorno a Pifla fu aperto il 14 mano 


Id. 


Id. . . . 


Decreti Granducali 30 dicembre 
1841 , 24 giugno e 4 aprile 
1845; decreti del Duca di 
Lucca 10 dicembre 1841 e 
18 dicembre 1844. 


3 febbraio 1859. (80) 


18U ; quella da Pisa a Pontedera U 19 ottobre 1845; 
quella da Pontedera ad Empoli il 81 giugno 1847; 
e finalmente quella da Empoli a Firenze il 10 giu- 
gno 1848. 

(88Ì La tratto da Firenze a Pontassieve fu aperto il 
1^ settembre 1868 ; quella da Pontassieve a Monte- 


Id. 


Id. , . . 


Decreto Granduc.5 aprile 1841 


10 giugno 1848. (81) 










varcai il 5 aprile 1863. 


Id. 


Id. . . . 


Ugge 7 luglio 1861 . . . 


5 aprile 1863. (88) 


(83) La tratto da Empoli a Siena fu aperto neirol- 
tobre 1850; qtella da Siena a Torrìta nel 1860; 


tà della ferrovia cen- 


Esercitata dalla Società 


Decreti Granducali 4 aprile e 


15dicembr.l868.(83) 


le Toscana. 


della ferrovia centrale 


24 giugno 1845 e 30 gennaio 




quella da Torrito a Cbiusi il 84 luglio 1868; e per 




Toscana 


1860, egge 81 luglio 1861. 




ultimo quella da Cbiusi a Fienile il 15 dicemb. 1868. 
(84) La tratto da Ancona a Pescara fu aperto al pub- 


0(à delle ferro? ie Ro- 


Esercitata dalla Società 


Concessione del Governo Pon- 


17 novembre 1861. 


blico il 18 maggio 1863; queUa da Pescara ad Ot- 


se. 


delle ferrovie Romane 


tificio modificata da quella 
del 89 maggio 1861 annessa 
alla legge 81 luglip 1861. 




tona il 15 settembre successivo. 

(85) La tratto da Napoli a ^Gaserto fu messa in eser- 
cizio il 80 dicembre 1843; quella da Caserta a Ca- 


Id. 


Id. . . . 


Legge 81 luglio 1868 . . . 


84 agosto 1863. 


pua il 86 maggio 1844; quella da Capua a Presen-^ ! 
zano il 14 ottobre 1861 ; ed infine quella da Pre- ! 
sènzano ad Isoletta il 85 febbraio 1863. 








^ 


\k italiaaa delle fer- 


Esercitata dalla Società 


Id. 81 agosto 1868 . . . 


15settemb.l863.(84) 




ie meridioiiali. 


italiana delle (errofie 
meridionali. 






(86) La tratto da Cancello a Nola tn aperto il 3 giu- 
gno 1846; quella da Nola a Sarno il 17 gennaio 
1856 , e quella da Samo a S. Severino il 17 feb- 


Id. 


Id. ... 


Id. Id. ... 


14 giugno 1863. 


braio 1861. 


là delle ferroTie Ro- 


Esercitata dalla Società 


Decretata dal Governo Borbo- 


21 febbraio 1863. (85) 


(87) Tratti di percorrenza comune a due linee diverse. 
1 .• Lin. Alessandrìa-Aqul eh. 1 comuni colla iin. Torino-Genova 
«.• Id. Gcnova-VoUri » i » Torino-Genova 
3.* Id. Torìno-Cnoeo » 13 » Torino-Genova 


se. 


delle ferroTie Romane 


nico; concessa alla Società 
delle ferrovie Romane con 








legge 81 luglio 1861. 




4.» Id. Torlno-Pincrolo » 8 » TorinonGenova 
5.* Id. Alessand-Piaceoia» 4 » Torino-Genova 


toprìetà dello Suto . 


Id. . . . 


Decretata dal governo Borbo- 
nico. 


17 febbraio 1861. (86) 


6.* Id. Alessandria-Arena» #.80 • Tonno-Genova 
7.* Id. Milano-Piacenza » 2,10 • Milano-Desenxano 
o . I.I if :i.„^i>.«.-. . A KA di SÌ,\9m Milano-Deseuzano 
8.- Id. Milano-Pavia . «.WcaiìiliO. Milano-Piacenza 


KàBayard e Como.* 
1 di proprietà della 


Esercitata dalla Società 


Id 


1 agosto 1860. 


9.* Id. Bologna-Vergato * 4.20 » Bologna-Piacenza 


italiana delle ferrovie 






Totale chil. 43^80 


cietà italiana delle 


meridionali. 








rroìie meridionali. 








(88) Colla legge 8 luglio 1860 venne confermato la 


Id. 


Id. ... 


Id 


» 


concessione originaria del Governo Austriaco. 


là Yittorìo Bmannele 


EserciUta dalla Società 
Vittorio Emanuele. 


Legge 85 agosto 1863 . . . 


aprile 1863. 


(89) Colla legge 8 luglio 1860 fu approvato la con- 
venzione 85 giugno 1860 cbe modifica la concessione 
originaria dei governi Austriaco, Parmense, Mode- 
nese, Toscano e Pontificio. i 

(30) In prosecozione di questo linea fu stabilito sul 
Lago-Maggiore fra Arena e Magadino un servizio 


















di batteUi a vapore. 










(31) Io continuazione di questo linea fu stabilito sul 










Lago di Garda, fra Desenzano e Limone, un servi- 


% 








zio di battelli a vapore. 
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INDICAZIONE DKLiB LINEE. 



CIRCONDÀRI 
attraversali dalle lìnee 



LUNGHEZZA 



totale 

della lioea. 
metri 



della parte 

costmlta. 
metri 



della parte 

io 

costrazione. 

metri 



10 

11 

12 
13 
li 

15 
16 
17 



18 
19 

ao 

21 

22 



ÌSexione di poDrate da 
Veltri al coirftae Frane. 
Sezione di legante da 
GenoTa a Massa. 

» da Avonza a Carrara [ Diramazione 
dalla linea precedente). 

» da Savona a Carmagnola per Ceya^ 
Carrù e Bra. 

» da Cairo ad Aoqni (Diramazione dalla 
linea precedente). 

» da CaTallarmaggiore ad Alessan- 
dria per Bra, Alba, Canelli, Nizza ed 
ÒTiglio. 

» da Basa airimhoooo nord del traforo 
delle Alpi. 

» da Vereelli a Milano per Mortara e 
Vigevano. 

» da Novara ad Alzo 

« da Arena a Domodossola 

» da Rho a Sesto Galende 

>) da Gallarate a Varese (Diramazione 
dalla linea precedente). 

» da Milano a Piacenza (Ponte snl Po) 

» da Voghera a Pavia 

» da Pavia a Brescia per Cremona . . 

» da Treviglio a Cremona 

9 da Bergamo a Lecco 

• da Livorno al Torrente Chiarone 

presso Orbetello. 



» dal Fitto di Cecina alle Saline di 
Volterra. 

» da Fienile ad Orto (Ferrovia centrale 
Toscana). 



» da Asciano a Grosseto 



Congiunzione delle linee da Massa a Pisa e 
da Firenze a Pisa con quella da Pisa 
a Livorno. 

Linea da Firenze a Foligno per Arezzo e 
Perugia. 



Genova, Savona, Albenga, Porte-Mau- 
rizio e San Remo. 

Genova, Chiavari^ Spezia e Massa . . . 

Massa 

Savona, Mondovì, Alba e Torino . . . 

Acqui e Savona 

Saluuo, Alba^ Asti, Acqui, Alessandria 
e Novi 

Susa 

Vercelli, Lomellina, Abbiategras^ e 
Milano. 

Novara 

Novara, Pallanza ed Ossola 

Gallarate 

Gallarate e Varese 

Piacenza 

Pavia 

Pavia, Lodi, Cremona, Verolanuova è 
Brescia. 

Treviglio, Crema e Cremona 

Bergamo e Lecco 

Livorno, Pisa, Volterra e Grosseto . . . 

Volterra 

Ortieto e Viterbo 

Siena e Grosseto 

Pisa 

Firenze, Arezzo, Perugia e Foligno . . 



J rifùrtarti 



143350 

120,000 

4300 

111,500 

46,500 

97,200 

53,350 

54,000 

42,000 

59,000 
45,000 
18,000 

1,200 

22,600 

124,000 

66,000 

32,000 

202,000 



29,000 

65,000 

91,750 

6,700 

206,000 



1,641,450 



17,0 



21,000 



3,350 



81.000 
103,000 

» 

3Ì.ÌM 
5W 



XI 



ti 



30,500 

12,300 
26,000 

9 

500 



66,000 

29,S00 

lOi.000 



ll^SOO 



«50 



700 



2,500 
W,000 



1.0 



29.000 
3,000 
i,500 
6.700 

5i,000 



19.000 

77,800 



IJ 



62,000 



7J 



407,350 



516.990 



314 
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1 1/ ottobre 1863. 



6S 



EPOCi 

probabile 

leìfnltìiiiaxkne 

ed attivazione 

deda linea. 



rembre 186$ .... 
ilio . • 1808 .... 
ènio 18€5 . . . . 

. . lovO . • • • 

... 18«8 . . . . 
orile . . 18$5 . . . . 

1874 . • . . 

icembre 18C5 . . . . 



Drembre 18S8 per la 
tratta da Novara a 
Gonaao. 



icembre 1894 . 
ieembre 1844 . 

«icembre 1844 . 



già fotta 

pella 

coatrozione. 

lire 



SPESA 

da farsi 

per compiere 

i lavori. 

lire 



12,503,998 

16,868,119 

» 

1,800,000 

» 

9,950,000 
15,800,000 



n esercizio ...... 

Htobre . 1848 . . . . 

lofembre 1848 da Li- 
Torao a Follonica per 
104 cbilom",e giugao 
1S€4 da Follonica ai 
Chiaroneper98cbil." 



^oyembre 1843 

Bennaio . 1848 
1844 



2,000,000 

765,400 

» 



647,000 

• 

8,108,000 

4,980,000 

Sl,800,000 



IttS 



S,MO,000 
9,080,000 
9,800,000 
1,053,694 

U,4S1>«00 



80,46M12 
S4,»l,888 

1/)C4,924 
46,992,000 

7,998,000 
10,550,000 

41,199,000 

7,000,000 

125,000 

19,600,000 
9,000,000 
3,000,000 

2,598,000 
10,622,000 
16,120,000 

350,000 

118,000 

4,300,000 



chilome- 
trica. 
lire 



110,107404 



7,020,000 
8,393,500 
1,000,000 

38,768,500 



ANNOTAZIONI. 



294^,094 



996,681 
426,000 
291,859 
434,906 
179,000 
151,345 

1,067,085 

129,630 

30,595 

345,176 

166,667 

470,000 
130,000 

128,152 
159,156 
129,208 



110,345 
140,000 
122,000 

248,639 



OssaaviiziONB OBNEiàLi. -> NelPammontare della spesa non è compresa la proTrista del 
materiale mobile: per la massima parte delle linee le cifre indicanti il loro costo 
sono soltanto approssimative. 

Linea Litorale-liooib. — Nella lungbezsa di questa linea non è compresa la traversata 
della città di Genova a partire dalla sponda destra del torrente Bisagno fino alla 
stazione attuale della ferrovia da Genova a Torino^ deireslensione di circa 3 cbilometri, 
per la quale si stanno ultimando gli studia onde addivenire ad una definitiva deter- 
minazione. La spesa presunta per la detta traversata ascende a L. 5,000^000. I 17 
cbilometri costrutti nella sezione di levante sono compresi fra Sarzana e Massa, e 
furono aperti all'esercìzio il, 15 maggio u.° s.^ A senso della convenzione annèssa 
aUa legge 9 giugno 1841 questa tratta di ferrovia è esercitata dalla Società delle 
ferrovie Livornesi. 

Linea da Cavallrr]iag6iorb ad AuEssArmaiA. — I 21 chilometri costrutti si compongono 
di 18 chilometri del tronco da Cavallermaggiore a Bra, che fu aperto airesercizio 
neirottobre 1855, e di 8 chilometri del tronco da Gantalupo ad Alessandria lungo 
ila linea da Alessandria ad Acqui, la quale fu posta in esercizio nel gennaio 1858. 
Nella spesa fatta è compresa la somma di L. 1,500,000, ammontare del tronco da 
Cavallermaggiore a Bra, il quale venne acquistato dalla Società concessionaria di 
questa linea. 

Linea da Sdsa ali* Imbocco nobd del trapobo delle y.pi. — Questa linea si compone del 
tratto compreso fra Sosa e Bardonnecchia, pel quale è allestito il progetto di massima; 
del tratto di raccordamento da Bardonnecchia air imbocco sud del traforo , la cui 
costruzione è assai avanzata; ed infine del traforo medesimo della lunghezza totale 
di metri 12,220, il quale trovasi eseguito per la lunghezza di metri 2,800. Nella 
lunghezza totale di questa linea non è compreso il tratto di raccordamento col traforo 
dalla parte di Modano, che rimane a studiarsi. 

Linea da Vbrcblli a Milano. — Non si sono ancora intrapresi i lavori a cagione delle 
difficoltà incontrate nella costituzione della Società. Nella lunghezza della linea non 
è compresa la tratta da Mortara a Vigevano, aperta airesercizio fin dal 1854, perchè 
appartenente ad altra Società. i 

Lìnea da Novaba ad Alzo. — Questa ferrovia, costrutta per essere esercitata con cavalli, 
verrà invece esercitata con locomotive in conformità della previsione espressa nel 
capitolato dì concessione. D tratto da Novara a Gozzano, della lunghezza dì 35 
chilometri , è prossimo al suo compimento, cosicché fra breve potrà essere aperto 
al pubblico. 

Linea da Aboka a Domodossola. — 1 lavori progrediscono lentamente in attesa dello 
scioglimento della questione del passaggio delle Alpi, da cui dipende in gran parte 
Pavvenire dì questa ferrovia. 

Linea da Milano a Piacenza. — Questa linea fu aperta airesercizie fin dal novembre 
1861, mediante la costruzione di un ponte provvisorio in legno sul Po presso Pia- 
cenza. I lavori in corso d'esecuzione riflettono unicamente il ponte definitivo sul detto 
fiume ed ì suoi accessi. 

Linea da Yoobeba a Pavu. ~~ Non si è ancora nosto mano ai lavori a cagione delle 
questioni insorte fra la Società conces^onaria e la Società della linea da Torreberetti 
a Pavia. 

Lìnea da Pavia a Bbbsgu. — Non sì sono ancora intrapresi i lavori a cagione delle 
questioni insorte fra la Società concessionaria e la Società delle ferrovie Lombarde 
circa il diritto dì prelazione che le compete , a mente della convenzione del 25 
giugno 1860. 

Linea da Tbeviguo a Cbemona. — Questa linea fu aperta all'esercizio nel maggio u.° sJ* : 
rimangono a costrursi i fabbricati definitivi delle stazioni. 

Linea da Bergamo a Lacco. — Bestano soltanto ad eseguirsi alcuni lavori di finimento 
e l'armamento, sulla lunghezza dì chilometri 2, 50. 

Linea da Livorno al tobbbntb Cbiabonb. — I lavori sono al loro termine fra Livorno e 
Follonica, per guisa che questa tratta di 104 chilometri potrà essere aperta al pubblico 
nel prossimo novembre: la successiva tratta da Follonica a Grosseto sarà ultimata 
nel marzo p. v. ; e P intiera lìnea potrà essere aperta verso la metà del prossimo anno. 

Linea dal Fino di Crcina alle Saline di Voltbbba. — I lavori sono pressoché ultimati : 
l'apertura dì questa linea potrà aver luogo contemporaneamente a quella della lìnea 
da Livorno a Follonica. 

Linea da Ficullb ad Obtb. — Questa linea forma parte della ferrovia fra Empoli ed 
Orto per Siena. 

Linea da Asguno a Gbosseto. — 11 primo tronco fra Asciano e Torrenìeri potrà essere 
aperto nel febbraio p.^ v.*^ ; il secondo da Torrenìeri alPOrcia nel giugno successivo ; 
il terzo dall'Orcìa a Paganico nel giugno 1864. H maggior tempo richiesto per la 
ultimazione dei rimanenti tronchi devesi attribuire all'aria malsana che regna in 
quella località nelle stagioni estive ed autunnali, durante le quali è forza sospendere 
i lavori. 

Linea da Fibbnzb a Fouono. — Questa linea fu aperta all'esercizio pel tratto da Firenze 
a Montevarchi, della lunghezza di chilometri 54, nell'aprile u.^ s.*", abbenchè riman- 
gano ancora a compiersi alcune opere di finimento e di dìTesa del corpo stradale, 
non che nelle stazioni. 
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INDiaZIONE DEUI UN^ 



CIRCONDÀRI 
attraversati dalle linee. 



totale 

della ItneA. 
metri 



LUNGHEZZA 

della parte 

costruita. 
metri 



della palle 

in 

costruzione. 

metri 



>l*8K«ff« 



» 

» 
28 

89 
3» 
31 
33 
33 
34 

35 
36 
37 



39 

U 
42 

43 



UoMi da Bologna ad Ancona 

■ da Bologna a Pontelagoscnro . 

» da Bologna a Pistoia 

» da Castel Bolognese a Ravenna 
• da Anoona • Boma 



» da Anoona ad Otranto 

» da Posoara a Coprano 

» da Foggia a S(alonio . 

» da Bari a Taranto . . . 



» da Isoletta a Napoli . . . 
» da Cancello ad Avellino 



Riporto ... 

Bologna, Imola, Faenza, ForU, Cesata» 
Rimioi, Pesaro, ed Ancona. 

Bologna e Ferrara 

Bologna, Vergato e Pistoja ...... 

Raienna 

Ancona, Foligno, Spoleto, Terni e RieU 



Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli, Te- 
ramo, Cbieti, Lanciano, Vasto, Larino, 
S. Seiero, Foggia, Barletta, Bari, 
Brindisi, Lecce ed Otranto. 



Cbieti, Sulmona, Arezzano e Sora 



Foggia, BoTÌnO) S. Angelo dei Lombardi, 
Campagna e Salerno. 



> da Taranto a Reggio 



» dalla Foce del Basento a Potenza 
» dalla Foco del Crati a Cosenza . . 



» da Hessina a Siracusa 



» da Catania a Palermo 



» da Galtanissotta a Idoata 



» da Gamjpofranoo a Girgenti 
» da Cagliari ad Iglesias ... 



» da Cagliari a Porto-Tprres per 
Oristano, Ozieri e Sassari. 



» da Ozieri a Terranova o Golfo degli 
Aranci. 



Bari, Altamura e Taranto, 

Sora 

Caserta, Nola, Salerno ed ATcllino 



Taranto, Hatera, CastroTillari, Rossano, 
Cotrone, Catanzaro, Gerace e Reggio 



Matera e Potenza . . . 
CastroYillarì e Cosenza 



Messina, Castroreale, Acireale, Catania 
e Siracusa. 



Catania^ Nicosia, Piazza, Caltaaissetta, 
Bidona, Termini e Palermo 



Caltanissetta, Piazza^ TerranoTa e Gir- 
genti. 

Callanissetta e Girgenti 

Cagliari ed Iglesias 

Cagliari, Oristano, Nuoro, Ozieri e Sassari 



Oiieri e Tempio 



Totale 



1,6U,450 
98,000 

tuooa 

ttO,U7 
638,000 

234,000 
173,000 
132,000 
137,000 
73,000 
185,706 

100,000 

70»000 

165,000 

244,000 

65,000 

46,000 

35,000 

290,000 

65,000 



5,228,303 



407,350 

204,000 

52,000 

39.ooa 

41,000 

1^690 

167,000 



24,000 

137,000 
43,000 
10,400 



13,000 



1,150,440 



516,930 



59,000 

227,457 
228,000 



5,000 

18,000 
5,791 



18,000 



1,078,178 
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EPOCi 

probabile 

eli' ultimazione 

ed attÌTazioDe 

delia linea. 



già fatta 

palla 

costrozlone. 

ìire 



SPESA 

da farsi 

per compiere 

i laTorì. 

lire 



chilome- 
trica. 
Hre 



ANNOTAZIONI. 



lercino • • • • . 

wrcino 

flnbre 1864 . . . 

Bercizio 

iDbro 1864 . . . 
baio 1866 . • . 

Ito . . 186^ . . , 
iiaio . 1866 . . < 
^0 . • 1865 . . . 
Morciào • • • • . 
gno . 1866 . . . 
:!io . . 1866 . . 

«to. . 1869 . . 
pò . . 1866 • . 
^0 . 1866 . . 

toaio . 1867 . . 

i&aio . 1867 « • 
Boaio . 1867 • '. 
ibraio.1865 .. 
inaio 1869 . . , 

(lio.. 1866 . . 



110,107,404 
33,000,000 

7,100,000 
51,500,000 

4,800,000 
15,m,000 
56,000,000 



5,010,000 
700,000 



1,670,000 



3,250,000 



888,S62404 



204,457,024 

2,500,000 

100,000 

4,500,000 

700,000 

29,396,000 

49,000,000 

58,500,000 
55,000,000 
25,300,000 
5,000,000 
8,000,000 
57,229,864 

25,000,000 
14,000,000 
29,163,000 

37,030,000 

8,450,000 

7,130,000 

5,775,000 

47,850,000 

10,725,000 



774,805,888 



174,020 
138,462 
571.129 
134,146 
195,734 
164.577 

250,000 
348,895 
196,970 



125,319 

250,000 
200,000 
176,745 

165,082 

130,000 
155,000 
165,000 
165,000 

165,000 



Liuea da BoLoeifA ad ànconji. — L*apertara di questa linea ebbe luogo nel noTembre 1861 ; 
restano però ancora a compiersi molte opere di finimento e di difesa del corpo stradale 
nella traversa dei corsi d^acqua e lungo il mare. 

Linea da Bologna a PoNTELàftosccBO. — Questa linea fu aperta alPesercizio neiraprile 
1862: restano a completarsi la massicciata ed alcune opere di finimento. 

Linea da Boloona a Pistoja. ~ Il tronco da Bologna a Vergato > della lunghezza di 
metri 38,550, fu aperto nel 1862 : nel tronco successivo da Vergato a Praccbia, 
della lunghezza di metri 31,850, i lavori sono prossimi al compimento , cosicché la 
sua apertura potrà eflfettuarsi nel novembre prossimo. Nel tronco rimanente i lavori 
sono assai avanzati^ ad eccezione della galleria di S. Mommè che rimane a perforarsi 
per la lunghezza di 370 metri. Nella lunghezza totale della linea sono compresi 
chilometri 4,20 comuni colla linea da Bologna a Piacenza a partire dalla stazione 
di Bologna fin oltre il ponte sul Reno. 

Linea da Castel-Bolognesb a Ravenna. ~- Questa linea fu aperta neiragosto p.^ p.*, 
benché restino a compiersi molte opere di perfedonamento e di difesa del corpo 
stradale. 

Linea da Anconìt a Roma. — Il tempo accordato dalla legge di concessione per Tulti- 
mazione di questa linea scade col maggio 1866; la Società però é disposta ad at- 
tivare i lavori per modo da compierli nel 1864. La lunghezza totale della linea 
comprende il tronco da Ancona alle Case Bruciate, della lunghezza di m. 12,690, ap- 
partenente aUa. linea da Ancona a Bologna, esclusi i tronchi cadenti nel territorio 
attuale dello Stato Pontificio, della lunghezza complessiva di metri 56,705; perciò 
la lung]ìezza totale della lìnea compresa fra le stazioni di Ancona e Roma é di 
metri 296,852. 

Linea da Ancona ad Othanto. -* La tratta da Ancona ad Ortona , della lunghezza di 
167 ch^ometrì, fu aperta all'esercizio nelPora scorso settembre, e nella tratta suc- 
cessiva da Ortona a Foggia i lavori sono avanzati per modo, che potrà essere aperta 
nel dicembre prossimo. I lavori sono pure intrapresi da Foggia a Barletta. 

Linea da Pescara a Ceprano. — Sono pressoché ultimati gli studi per la compilazione 
del progetto. 

Linea da Foggia a Salerno. — I progetti dei vari tronchi compresi tra Foggia ed 
Eboli sono per la massima parte in corso di approvazione: il tronco da Sk>1ì a 
Pastena, deirestensione di 24 chilom., fu aperto ali* esercizio nel mese di giugno u.°s.^ 

Linea da Bari a Taranto. — Per la tratta da Bari a Gioja il progetto é in corso di 
approvazione, e per la tratta rimanente gli studi sono prossimi al termine. 

Linea da Isoletta a Napoli. — Questa linea fu intieramente aperta all'esercizio nel 
febbraio corrente anno; però rimangono ad eseguirsi lavori ai qualche rilievo tra 
Isoletta e Presenzano per regolarizzare e' consolidare il corpo stradale. Non si 
conosce la spesa incontrata nelPesecuzione di questa ferrovia, essendo la medesima 
stata in gran parte eseguita sotto il cessato Governo. 

Linea da Cancello ad Avell^o. — La tratta compresa fra Cancello e S. Severino, della 
lunghezza di 43 chilometri, fu posta in esercizio nel 1861. Non si conosce l'ammon- 
tare dei lavori compresi in detta tratta essendo i medesimi stati eseguiti per la 
massinm parte sotto il cessato Governo. 

Linea da Taranto a Reggio. — Sono in costruzione i due tronchi estremi da Taranto 
a Massafra, e da Reggio a Lazzaro. Il tronco da Taranto a Massafra. della lunghezza 
di 15,706 metri, é comune alla linea da Bari a Taranto. Sono allestiti i progetti 
per i tronchi compresi tra Massafra ed il ton-ente Colognate presso Rossano, non 
che per i tronchi compresi fra il torrente Buonamico presso Gerace e Lazzaro. 

Linea dalla Focb del Crati a Cosenza. ~~ Finora fu eseguita soltanto una perlustrazione 
lungo la valle del Crati per riconoscere la possibilità e la convenienza di condurre 
la ferrovia lungo la medesima. 

Febbovib siculb. — Sono compiti gli studi della rete decretata colla legge 28 luglio 1861. 
Lungo la linea da Catania a Palermo è in corso d'esecuzione il tronco da Trabia 
a Bagheria, della lunghezza di 18 chilometri : il tronco successivo ed estremo della 
linea fra Bagheria e Palermo, della lunghezza di 13 chilometri, fa aperto all'eser- 
cizio nell'aprile corrente anno. 

Ferrovie sarde. — Sono in corso d'approvazione i progetti di massima delle linee da 
Cagliari ad Iglesias, da Cagliari ii Oristano, e da Oiierì a Porto-Torres. 

Tratte di percorrenza comune a due linee diverse: 
1 .^ Linea Cavallermag .-Alessandria 8 , 000 metri comuni colla linea Alessand .-Acqui. 
2.^ Bologna-Pistoia 4,200 » » Bologna-Piacenza. 



3.* 

4.^ 



Ancona-Roma 
Taranto-Reggio 



12,690 
16,706 



Ancona-Bologna. 
Bari-Taranto. 



Totale metri 40,596 



NB. Nella spesa già fatta pella costruzione delle ferrovie contemplate nel nresente quadro 
manca quella relativa ad alcuni tratti, pei quali non si ebbero finora i ricniesti elementi. 
Le lunghezze delle linee sono espresse in metri, e l'ammontare della spesa in 
lire italiane. 
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Quadro particolareggiato delle 



fet'ixifii 



INDICAZIONE 
delle linee e dei tronchi. 



Linea Litorale Ligare. 

1.* Senone di ponente da Foltri 
al con/ine Francese, 

1.^ Tronco da Yoltrì altorreote Letimbro presso 
SaTona. 

2.° Tronco dal torrente Letimbro al capo di 
Santa Croce. 

8.° Tronco dal capo di Santa Croce a S.Erasmo. 
I.*" Tronco da S. Erasmo al confine Francese. 



2.* Sezione di levante da Genova a Mona. 



1.** Tronco dalla sponda destra del torrente 
Bisagno presso Genoya al rÌTO di S. Fran- 
cesco presso Rapallo. 



S.° Tronco dal riyo di S. Francesco al tor- 
rente Petronia presso Sestri levante. 

3.° Tronco dal torrente Petronia a Monterosso. 



4.^ Tronco da Monterosso a Massa 



CIRCONDARI 
attraversati da cadnna linea 



GenoTa e Savona .... 
Savona ed Albenga . . . 
Albenga e Porto Maurizio 
San Remo 



Genova e Chiavari 



Chiavari 

Chiavari e Spezia 
Spezia e Massa . . 



di 
cadon tronco 

fuetti. 



LUNGHEZZA 



della parte 
eostnitta 

metri. 



della parte 

in 

oostrozioBe 

metri 



28,400 
44,700 
35,600 
35,150 



S7,150 



18,450 
25,400 
49,000 



28,400 

20,000 

24,000 

8,600 



: 

Si 

a 



17,000 



TotaU . 263,850 



17,000 



»,150 



18,450 
85,400 
38,000 



184,000 



MI 



CI 

m 



lOiJ 
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EPOCA 
irobablle 
ultimazione 
attivazIoDO 

dei 
^ti trcmcbì 



SPESA 



già fatta 

pella 

costruzione 

Ivre, 



da farsi 

per compiere 

i lavori 

lire. 



chilome- 
trica 

lire. 



ANNOTAZIONI. 



kubre 1864 . 
embre 1866 . 
[Id. 1866 . 
|id. 1866 . 



naio 1865 pel 
ittodaGeDora 
^ogli, e di- 
bbre 1866 per 
leUo da Camo- 
US. Marghe- 



^bre 1866 . 

IMÌ0 1868 . . 

(lio 1868 pel 
ptto da Monte- 
«80 a Spezia: 
niDaiol864per 
Kiio da Spezia 
Sarzaoa. 
dio da Sarzana 
Massa fu aperto 
r esercizio il 
I maggio ulti- 
» scorso. 



ho 1868 

t 



8,342,477 
1,925,424 
1,072,373 
1,163,724 



1,597,523 

9,919,576 

10,877,627 

8,066,486 



3,850,699 



2,055,563 

3,657,260 
7,304,590 



29,372,110 



350,000 
264,989 
335,674 
262,595 



8,879,301 



6,608,437 

9,762,440 
9,001,710 



64,713,100 



468,877 



469,593 

528,335 
332,782 



356,586 



La sezione di ponente, della lunghezza totale di 143,850 metri, contiene 77 gallerie della 
estensione complessiva di circa 26,200 metri, corrispondente quasi prossimamente ad 1/5 della 
lunghezza totale della sezione. Fra queste gallerie Te ne hanno 33 di lunghezza inferiore 
a 200 metri; 82 'da 200 a 500 metri; 4 da 500 a 1000; 7 da 1000 a 1500; e 1 di 2300 
metri. Yi sono inoltre 34 ponti che misurano da 8 a 90 metri di luce, non che un numero 
considerevole di acquedotti, sottovia, muri di sostegno e di controriva, e di opere di difesa 
dalle mareggiate e dalle piene dei numerosi corsi d'acqua che sMucontrano lungo la riviera 
di ponente. Questa sezione, comprende infine 29 stazioni. 

Nel tronco fra Veltri e Savona le gallerie sono pressoché intieramente perforate, ad eccezione 
di quella dei Cappuccini a Savona e di quella di Crevari presso Yoltri, le quali prevedesi 
non saranno ultimate se non verso il fine del 1864, in ispecie la seconda che presenta gravi 
difficoltà di escavazione. Le altre opere d*arte ed i movimenti di terra sono in gran parte 
eseguiti. 

Nei successivi tronchi, ad eccezione del tratto da Ventimiglia al confine Francese, pel quale 
il progetto non è ancora definitivamente approvato, le principali gallerie sono in costruzione, 
e già si eseguirono parecchie opere d'arte, non che una parte (lei movimenti di terra; co- 
sicché, qualora l'Impresa spingesse con molta energia i lavori, potrebbe ultimarli per il 
fine del 1865, cioè circa un anno prima dell'epoca stahilita dalla convenzione approvata 
con legge del 27 ottobre 1860. 

Si stanno ultimando gli studi che devono servire di base per risolvere la quistione della tra- 
versata della città di Genova. 



La sezione di levante, la quale misura la lunghezza di 120,000 metri, comprende 26 
stazioni, 84 gallerie lunghe complessivamente 38,915 metri, cioè 1/3 circa dell* intiera 
sezione, delle quali 43 sono di lunghezza inferiore a 200 metri; 18 da 200 a 500 metri; 
14 da 500 a 1000; 3 da 1000 a 1500; 2 da 1500 a 2000; 2 da 2000 a 3000; 1 di 
3038 metri, e 1 di 3150 metri. Vi sono altresì compresi 8 grandi viadotti e parecchi 
ponti, un numero considerevole di muri di sostegno, dei quali alcuni di non comuni 
dimensioni, non che molto altre minori opere d'arte. 

Nel 1." tronco si noverano 17 gallerie, della lunghezza complessiva di metri 8718, delle 
quali la più importante, detta di Ruta, della lunghezza di 3,038 metri, è divisa in quattro 
parti col mezzo di 3 pozzi verticali della profondità rispettiva di metri 127, 141, e 183; 
di essi i primi due sono ultimati , ed il terzo è scavato per la profondità di metri 102. 
Lo scavo della galleria trovasi eseguito sulla lunghezza di metri 881 , cioè per metri 533 
a grande, e per metri 348 a piccola sezione, e già fu rivestito in muratura sulla lunghezza 
di metri 533. In totale il perforamento delle gallerie è eseguito sopra metri 3846, cioè 
per circa i 2/5 della loro lunghezza totale, dei quali 1389 a grande, e 2457 a piccola sezione : 
il loro rivestimento in muratura è costrutto sulla lunghezza di metri 1317. Fra le altre opere i 
importanti alcune sono ultimale, e le rimanenti sono in corso di esecuzione ,*^ in eguali con- 
dizioni trovansi le minori opere d'arte. Si è pure posto mano con qualche energia ai mo- 
vimenti di terra. | 

Nel 2.° tronco sono comprese 13 gallerie, della lunghezza totale di 4836 metri, delle quali ! 
quella detta delle Grazie conta da sola metri 1824, ed è scavata mediante due gallerie 
trasversali già ultimate. In complesso le dette gallerie sono aperte per la lunghezza di 
metri 2020, corrispondente ai 2/5 circa della loro lunghezza totale, cioè per metri 1473 a 
grande, e per metri 547 a piccola sezione, e sono rivestite intieramente in muratura sovra 
metri z88, e pei soli piedritti sovra 176. Le altre opere sono pure in gran parte in costru- 
zione , e sopra diversi punti sono altresì assai sviluppati i lavori pei movimenti di terra. 
Questo tronco potrebbe essere compiuto molto tempo prima del termine fissato dal contratto ; 
ma non avrebbesi da ciò vantaggio, poiché non può essere messo in esercizio fino a cbe 
sia ultimato il l.*' tronco. 

Il 3." tronco comprende 27 gallerie della lunghezza totale di 12,546 metri, eguale pressi- ; 
mamente alla metà dell'intiero tronco. La principale fra queste gallerie si è quella detta 
del Mesco lunga metri 2960, divisa in quattro parti mediante tre pozzi inclinati delia prò- i 
fondita rispettiva di metri 281, 388 e 92, dei quali il primo è scavato per la profondita di 
metri 63, il secondo per metri 175, ed il terzo è quasi ultimato: la galleria è soltanto i 
scavata per metri 176. In totale l'esca vazione delle gallerie trovasi eseguita sopra metri 4863, I 
cioè per poco più di 1/3 della loro lunghezza, di cui 2,741 a grande, e ^,122 a piccola sezione : { 
il loro rivestimento in muratura è compiuto per la lunghezza di 100 metri. Riguardo alle i 
altre opere d'arte finora i lavori sono assai limitati: i movimenti di terra sono attirati con | 
sufficiente energia. 

Il L° tronco si divide in tre tratti, cioè da Mont^rosso a Spezia, da Spezia a Sarzana, e da 
Sarzana a Massa. Nel 1.** tratto sono comprese 21 gallerie della complessiva lunghezza 
di metri 11,288, delle quali la maggiore, denominata di Biassa, misura la lunghezza di 
metri 3,750, ed è attualmente scavata per soli metri 139 a piccola sezione. Questa gallerìa 
è divisa in quattro nuclei col mezzo di tre pozzi, di cui due inclinati, della profondità 
rispettiva di metri 95, 208 e 337, dei quali i primi due sono scavati per poco più della metà 
della loro lunghezza, ed il terzo per soli 35 metri. Ora l'Impresa tenta di rimediare al 
grave ritardo verificatosi in questo lavoro col mezzo di una macchina perforatrice, che sta 
applicando in via d'esperimento all'imbocco orientale della galleria. La lunghezza totale della 
escavazione eseguita m sotterraneo ascende a metri 3,067, corrispondente ad un dipresso 
al 1/4 della lunghezza totale delle gallerie, dei quali metri 1,219 a grande, e 1,848 a piccola 
sezione, ed il loro rivestimento in muratura trovasi eseguito per soli metri 95. Rispetto alle 
altre opere d'arte di qualche rilievo finora si è costrutto soltanto il ponte canale sul torrente 
Biassa. Nel 2.° tratto i lavori sono assai prossimi al loro compimento , ed è probabile che 
possano essere ultimati verso il fine del corrente anno. Il 3.*^ tratto, abbenche non ancora 
intieramente compiuto, fu aperto airesercizio in data del 15 maggio u.^ s.*^: rimangono ad 
eseguirsi alcuni lavori di finimento del corpo stradale, e le stazioni definitive di Sarzana 
6 Massa^ 
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.1 

o ^ 

zi 


INDICAZIONE 

delle lìnee e dei tronchi. 

f 


CIRCONDARI 
aUraversati da cadona linea. 


LUNGHEZZA 


"^S 


di 
cadan tronco 

metri 


della parte 
costrutta 

metri. 


deUa parte 

in 

ooftnuiooe 

metri. 


2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 


Liiea da Areiu a Carrara. 

Diranuizione dalia precedente. 


Massa 


4,800 


• 


» 


■ 


Linea da Savona a Carmagnola. 


Safona, Moodo?), Alba e Terino .... 


111,500 


» 


25,8M 


ìM 


linea da Cairo ad Aeqni. 
Diramazione dalla precedente. 


Acqui e SaTona 


46,500 


« 


li 


m 


Linea da Cavallermaggiore ad Alessandria. 


Saluuo. Alba, Asti, Acqui, Alessandria 
eNoTi. 


97,200 


21,000 


3i,iM 


un 


Linea da Snsa alPiffibocco Nord 
del Traforo delle Alpi. 


Sosa 

Susa 

TotaU . 


40,000 
13.350 


3,350 


• 

5S0 


9 


l.'' Tronco da Stisa a Bardonoeccbìa .... 

S.*" Tronco da Bardopneccbia alPimbocco nord 
del traforo delle Alpi. 


53,350 


3,350 


580 


Vi 


Linea da Tereelli a Milano 
per MorUra e Vìgevano. 


Vercelli , Lomellina, Abbiatcgrasso e Mi- 
lano. 


54,000 


n 


• 


m 


Linea da Novara ad Alzo. 


Nofara * . . . 


42,000 


30,500 


11,500 


« 




Linea da Arona a Domodossola. 


Novara, Pallanza ed Ossola 


59,000 


12,300 


OSO 


S 
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EPOCA 
irobabile 


SPESA 


ANNOTAZIONI. 


dei 
ioli troochi. 


già fatta 

peUa 

coatnizione 

Ure. 


da foni 

per compiere 

i lavori 

Ure. 


ebllome- 
trica 

Ure. 


»raio 18C5 . 


» 


1,061,924 


221,859 


Si stanno facendo i tracciamenti e le pratiche occorrenti per Tespropriazione dei terreni. Finora 
non fa intrapreso alcun lavoro. 


1S68 .... 


1,500,000 


46,992,000 


* 

434,906 


Lungo questa linea si devono costrurre 365 edifizi, 20 gallerie, 46 tratti di muri ed arginature, 
79 passaggi a IìtoIIo e 12 stazioni. Le opere più importanti sono le due gallerie della Sella 
e del Belbo, la prima della lunghezza di 2,260 metri, e la seconda di metri 4,540, oltre a 
parecchi grandiosi viadotti nelle valli del Letimbro e della Cevetta, ed a diversi ponti lungo 
la valle del Tanaro. I lavori sono intrapresi a partire da Savona fino airimbocco nord della 
galleria del Belbo, ed in ispecie alle preaccennate gallerie del Sella e del Belbo. Alla prima 
di queste gallerie i lavori procedono senza difficoltà, ed hanno progredito in modo soddisfa- 
cente ; alla seconda s* incontrano abbondanti filtrazioni d'acqua neirescavazione dei pozzi , e 
già furono provviste parecchie macchine a vapore da applicarsi airorìfizio dei pozzi per 
resaurimenlo delle acque. 


1868 .... 


• 


7,998,000 


172,000 


Si sta preparando il progetto definitivo. 


lUe 1865 . . . 


2,950,000 


10,550,000 


151,345 


I 21 chilometri costrutti sì compongono di 13 chilometri della linea da Cavallermaggiore a 
Bra, e di 8 chilometri di quella da Alessandria ad Acqui per la tratta compresa fra Can- 
talupo ed Alessandria, le quali linee furono poste in esercizio la prima nel 1855, e la 
seconda nel 1858. I lavori sono attivati nei tratti compresi fra Bra e S. Vittoria, fra Alba 
e Neive, e fra Nizza e Cantalupo. Lungo questa linea si noverano 7 gallerie, di cui la più 
lunga misura 1,300 metri, ed è posta fra Alba e Neive. Vi sono pure tre ponti sul torrente 
Belbo, ed uno sul torrente Melica, di luce non maggiore di 28 metri. Vi sono infine 14 
stazioni, comprese le fermate, escluse però le stazioni di Cavallermaggiore, Bra, Cantalupo 
ed Alessandria già aperte al pubblico. 


1874 .... 


• 

15.800,000 


16,000,000 
25,129,000 


400,000 
3,065,842 


Pel tronco da Susa a Bardounecchia fu allestito il progetto di massima , che è attualmente in 
corso di approvazione. Questo tronco può essere ultimato in molto minor tempo che non 
ralligno traforo. 

Nel tronco successivo è compreso il traforo delle Alpi della lunghezza totale di 12,220 metri, 
il quale trovasi al presente scavato per la lunghezza di metri 2,800. 1 rimanenti 1,130 metri 
riflettono il tratto dì raccordamento compreso fra rimbocco sud del traforo e la stazione di 
Bardounecchia, il quale tratto potrà essere ultimato nel mese di giugno 1864. 

Nella lunghezza totale di questa linea non è compreso il tratto di raccordamento col traforo 
dalla parte di Modano, che rimane a studiarsi. 


1874 


15,800,000 


41,129,000 


1,067,085 


»iBbre 1865 . 


)» 


7,000,000 


129,630 


I progetti sono preparati per Tapertura dei lavori su tutta la linea, di cui già fu eseguito il 
tracciamento sul terreno. Si sono altresì provvisti molti materiali per la costruzione, frattanto 
che si attende lo scioglimento delle difficoltà incontrate nella costituzione della Società. Non 
si è compresa la lunghezza della tratta da Mortara a Vìgevano già in esercizio, poiché ap- 
partiene ad altra Società. 


femb. 1888 per 
tratta da No- 
na Gozzano. 


2,000,000 


125,000 


50,595 


La tratta da Novara a Gozzano, della lunghezza di 35 chilometri, potrà essere aperta airesercizio 
nel prossimo novembre. Per la tratta da Gozzano ad Alzo i lavori sono ancora assai lontani 
dal loro compimento. Lungo questa linea non vi sono opere d*arte di qualche rilievo: la 
più importante si è il ponte sul torrente Agogna a 3 archi della luce di 8 metri. La con- 
cessione di questa ferrovia venne fatta in origine per essere esercitata a cavalli. 


1 • 


765,400 


19,600,000 


345,176 

• 


I lavori progrediscono lentamente in attesa dello scioglimento della quistione del passaggio delle 
Alpi, da cui dipende in gran* parte Tavvenire di questa ferrovia. Finora non si è intrapresa 
la costruzione delle maggiori opere d*arte, ed i lavori sono limitati ai tratti da Domodossola 
a Piedimulera e da Miggtandone ad Ornavasso. Le opere di maggior rilievo sono le argi- 
nature ed il ponte sul torrente Ovesca, e quattordici altri ponti, fra i quali quattro di luce 
non minore di metri 60. Pel surriferito motivo non si può per ora preveder repoca in cui 
la linea verrà aperta airesercizio. 
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1 
S 
1 

2 


INDICAZIONI 
delle linee e dei tronchi. 


CIRCONDABI 
attraversati da cadana linea. 


LUNGHEZZA 


1 


di 
cadon tronco 

metri. 


della parte 
coslrotta 


della parte 

in 

costrozioBe 

metri. 


10 

11 

1 

1 

n 

13 

li 
15 

i 
1 

! ^^ 

17 
18 


Linea da R ho a Sesto Calende. 

1/* Tronco da Rho a Gallarate 

S." Tronco da Gallarate a Seeto-Calende . . 

Lines da Gallarate a Varese. 
Diramatione dalla linea precedente. 


Gallarate 

GalUrato 

TotaU . 


26,000 
19,000 


26,000 






45,000 


26,000 


II 


- 


Gallarate e Varese 


18.000 


» 


u 


■ 


Linea da Milano a Piacenza (ponte sul pò) 


Piacenza 


1,200 


500 


700 


É 




Linea da Voghera a Pavia. 


PaTÌa 


22,600 


» 


« 


t 


Linea da Pavia a Brescia per Cremona. 
Linea da Treviglio a Cremona. 


Pafia, Lodi, Cremona, Verolanaova e 
Brescia. 


124,000 


• 


» 


» 


Treviglio, Crema e Cremona 


66,000 


66,000 


» 


• 


Linea da Bergamo a Lecco. 

Linea da Lirorno al (orrenle Chiarone 
presso Orbetello. 

Ferrovia marewmana. 


Bergamo e Lecco 


92,000 


29,500 


2,500 


1,« 


Livorno, Pisa, Volterra, e Grosseto . . . 


202,000 


104,000 


! 98,000 


u 


Linea dal Pillo di Cecina alle Saline 
di Volterra. 

Diramazione daUa Hnea precedente. 


Volterra 


29,000 


29,000 


• 


• 
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EPOCA I 

Ébaìnle I 

Atimazìonei T"" ^ 
iiì^azioiie I g>^ ^^^ 

dei I P«Ua 

»U Crvmc&i 1 costradone 
l Hre. 



SPESI 



da farsi 

per compiere 

i lavori 

Hre. 



chilome? 
trica 

lire. 



ANNOTAZIONI. 



ercizio . . 
Bbre 1M4 



nbre 1864 



iBbre 1864 



embre 1864 



Brcisio . . . 



pobre 1863 



[oTembre 1863 
^1 tratto da Li- 
roinoaFolIoDÌca 
ii iOI chilom., 
^giagnol86lpel 
tr&lto da Follo- 
nica al Chiarone 
di 98 cbilomelrì. 



^OTembre 1863 . 



3,000,000 



3,000,000 



157,8»5 



Il troDCO da Rho a Gallarate fu aperto airesercizio nel dicembre 1860. 

Superate alciyie difficoltà cbe ostarono finora airesecuzione del tronco da Gallarate a Sesto 
Galende, i lavori relativi saranno quanto prima intrapresi. 



3,000,000 



166,667 



La concessione di questa linea fu sancita con legge delPll agcfsto 1863. 

A termini delPart. 30 del capitolato i lavori devono essere intrapresi entro sei mesi dalla data 
della promulgazione della legge di concessione. 



647,000 



2,598,000 



Questa linea fu aperta air esercizio nel mese di novembre 1861 attrayersando il fiume Po 
mediante un ponte provvisorio in legname. Restano ad eseguirsi i fabbricati definitivi delle 
stazioni, ed il ponte definitivo sul Po coi suoi accessi della lunghezza di 1^200 metri. Questo 
grandioso ponte, della luce totale di metri 580, si compone di otto travate in ferro di forma 
tubnlare, delle» quali le sei centrali banno 75 metri di luce, e le due estreme 65 metri. 
Le fondazioni delle pile e spalle vengono spinte alla profondità di metri 18,50 sotto al pelo 
delle massime magre, e sono eseguite col sistema dell'aria compressa, stato recentemente 
semplificato e perfezionato. La costruzione di questo ponte fu assunta dalla società Parent 
e Comp.' di Parigi per la somma a corpo di L. 2,745,000, e fu intrapresa nell'agosto 1862. 
La spalla destra e la 1.' pila sono ultimate, come pure le fondazioni della 2.' pila, e si 
sta eseguendo lo scavo per le fondazioni della 3."* pila, ecc.: in pari tempo si è intrapreso lo 
scavo di fondazione ed il ponte dì servizio per la spalla sinistra. La 1.* travata in ferro è 
per metà ultimata, e Taltra metà è assai prossima al compimento , ed è pure incominciata 
la 2.' travata. 



10,622,000 



470,000 



Il progetto di questa linea è in corso d'approvazione. Il suo costo assai elevato proviene dalle 
difficoltà del passaggio del fiume Po, pel quale occorre la costruzione di un grandioso ponte, 
le cui fondazioni dovranno essere spinte alla profondità di circa 20 metri sotto al pelo delle 
massime magre. 



16,120,000 



130,000 



Si attende la decisione della vertenza insorta fra la Società delle ferrovie meridionali e quella 
delle ferrovie louìbarde sui diritti cbe vantano rispettivamente circa la preferenza nella con- 
cessione di questa linea. 



8,108,000 



350,000 



128,152 



Questa linea fu aperta all'esercizio nel mese di maggio corrente anno: rimangono a costrursi 
i fabbricati definitivi delle stazioni, ai quali ora si supplisce col mezzo di edifizi in legname'. 



4,980,000 



113,000 



159,156 



I chilometri 2,50 in costruzione mancano del solo armamento: restano altresì ad eseguirsi 
parecchi lavori di finimento lungo la linea. Le opere principali sono: 1.^ Viadotto sul tor- 
rente Quisa ad 11 archi dell'altezza di metri 18,50; 2.° Viadotto sul fiume Brembo ad 11 
archi, lunghezza 180 metri, altezza 30; 3.° Viadotto sul torrente Senna a 9 archi , lun- 
ghezza 121 metri, altezza 28; 4.^ Ponte a 3 *archi sul torrente Risone; 5.'' Ponti a travate 
in ferro sui torrenti Gallavesa, Rione e Caldone; O.*" Galleria di Pontida della lunghezza 
di 300 metri. 



21,800,000 



4,300,000 



129,208 



La tratta da Livorno a Follonica dell'estensione di 104 chilometri è ultimata , per guisa che 
nel prossimo novembre potrà essere aperta al pubblico. 

Nella rimanente tratta da Follonica al torrente Chiarone le opere d'arte di maggiore rilievo 
sono per la massima parte ultimate , ad eccezione del ponte in ferro sul fiume Ombrone , 
che potrà essere condotto a termine nella prossima stagione invernale, non potendosi ivi 
lavorare nelle stagioni estiva ed autunnale a cagione della mal'aria. 

L'ammontare delle espropriazioni fu calcolato per approssimazione non essendosi ancora eseguite 
Je liquidazioni finali. 

Vi ha probabilità che nel marzo 1864 possa anche aprirsi (almeno provvisoriamente) il tratto 
da Follonica a Grosseto. 



3,200,tH)0 



110,345 



I lavori sono ultimati, cosicché la linea potrà essere aperta all'esercizio nel novembre pros- 
simo. Jiell'ammontare dei lavori si è compresa una somma approssimativa per le espropria- 
zioni, non essendosi ancora effettuate le liquidazioni finali. 
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19 



SO 



SI 



22 



Linea da Fìcolle ad Orle. 

Ferrovia centrale totcatui da Empoli 
ad Orte per Siena. 



1.*^ Tronco da Ficulle ad Orrieto 
2.** Tronco da Orvieto ad Orle . 



linea da Asciano a Grosseto. 
Diramazione della Hnea precedente. 



!.• Tronco da Asciano a Torrenieri . . 
2,° Tronco da Torrenieri all'Orcia . . . 
S.** Tronco dall*Orcia a Paganico . . . 
4.** Tronco da Paganico a Montepescali 
5.^ Tronco da Montepescali a Grosseto 



Gon|ianzione delle linea da Massa a Pisa 

e da Firenze a Pisa 

con quella da Pisa a Livorno. 

Ferrovie liuómesi. 



Linea da Firenze a Foligno per Arezzo. 
Ferrovie livometi. 

1.° Tronco da Fireaze a PontassioTe 

tJ^ Tronco da Pootassieve ad Incisa. 

3.** Tronco da Incisa a Montevarchi 

4.^ Tronco da Montevarchi ad Arezzo 

5.^ Tronco da Arezzo a Camoccìa . . 

6.^ Tronco da Camuccia al fosso di Maccara 
presso Bastia. 

7.^ Tronco dal fosso di Maceara a Foligao . 



Orvieto 

Orvieto e Viterbo 



Totali 



Siena 

Siena 

Siena e Grosseto 

Grosseto 

Grosseto 

TotaU 

Pisa 



Firenze 

Firenze 

Fireaze ed Arezzo 

Arezzo 

Arezzo 

Arezzo e Perugia 

Peragia e Foligno 

TotaU 



22,000 
43,000 



65,000 



21,530 
11,700 
24,750 
24,320 
9,450 



91,750 



6,700 



20,000 
15,000 
19,000 
34,500 
27,500 
64,000 

26,000 



206,000 



[3,000 



3,000 



4,500 



4,500 



6.700^ 



20,000 
15,000 
19,000 



54,000 



19,000 



19,000 



17,030 
11,700] 
24,750 
24,320 



77,800 



34,500 
27,500 



62,000 
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;io 1865 . . 


2,080,000 

• 


1,000,000 
6,020,000 


140,000 
140,000 


Nel tronco da Ficullc ad Oryielo ora in costruzione le opere principali consistono in 3 sotter- 
ranei della lunghezza rispettiva di metri 1260, 100 e 732; in un grande viadotto m valle 
di Riotorto a 12 archi della corda di 12 metri, alto 23 metri; ed in un ponte sul fiume 
Paglia a 9 archi, dei quali i 7 intermedi delPaperlura di 18 metri, ed i due estremi di 6 
metri. Questo ponte è pressoché intieramente fondalo. Sono ultimate le trincee agl'imbocchi 
del terzo dei sovraccennati sotterranei, e già fu scavato in piccola sezione per la lunghezza 
di 70 metri, e fu approfondito di 30 metri lo scavo di un pozzo relativo al medesimo 
sotterraneo. 

Nel tronco da Orvieto ad Orte della lunghezza totale di 43 chilometri non si sono finora 
intraoresi i lavori : questi però , avuto riguardo alla località in cui devono essere eseguiti , 
potrebbero essere ultimati contemporaneamente a quelli del tronco precedente. 

La spesa per Tintiera linea fu calcolata sulla base della somma guarentita dal Governo a 
termini dell'art.** 20 della convenzione annessa alla legge di concessione del 21 luglio 1861. 


» 


2,080,000 


7,020,000 


140,000 


kraiol864. . 
Ino 1864. . 
IKbo 1866. . 

baio 1868 . . 

* 

piaio 1868 . . 


» 

• 

• 


• 
» 


)» 


Nel tronco ^a Asciano a Torrenieri sono compresi tre sotterranei della lunghezza rispettiva di 
metri 340, 281 ed 852, dei quali i primi due sono ultimati, ed il terzo è prossimo al com- 
pimento, rimanendo soltanto ad eseguirsi il rivestimento in muratura sulla lunghezza di 127 
metri, cosicché potrà essere terminato entro il corrente anno. Sono altresì pressoché ultimate 
'tutte le rimanenti opere d'arte, e quasi compiuti i movimenti di terra; 'infine trovasi in 
pronto e depositato lungo la linea il materiale occorrente per l'armamento della strada. 

Nel tronco da Torrenieri all'Orcia l'opera piii importante si è la galleria di Cerretalto lunga 
metri 244, della quale già sono ultimate le trincee agl'imbocchi, ed è intrapresa l'escava- j 
zione della galleria preparatoria. Quest'opera potrà essere ultimata entro sei mesi, termine 
entro cui si potranno pur compiere tutti i lavori relativi a questo tronco. 

Nel tronco dall'Orcia a Paganico sono prossime al compimento le fondazioni de^ponte a 5 archi 
della luce totale di metri 90 , oltre a due archi laterali di metri 6 d'apertura, sul fiume 
Ombrone : attesa però l'aria malsana che regna in quella località nell'estate e nell'autunno, 
nelle quali stagioni é forza sospendere *i lavori, questo ponte non potrà essere terminato 
prima dell'estate del 1866. Vi ha pure in questo tronco una galleria (fella lunghezza di 310 
metri, della quale già sono ultimate le trincee agli imbocchi, e si sta escavando la galleria 
preparatoria. I lavori per la formazione del piano stradale e per le minori opere d'arte sono 
in generale molto avanzati. 

Nel tronco da Paganico a Montepescali sono compresi due ponti a 3 archi, dei quali quello 
centrale della corda di metri 18, e di 6 metri i laterali, ed una galleria lunga metri 654, 
per la quale già sono eseguiti i tagli agli imbocchi, ed é incominciato Io scavo di due pozzi. 

Nel tronco da Montepescali a Grosseto non si sono ancora intrapresi i lavori. 


inaio 1868 . . 


9,800,000 


8,393,500 


122,000 


1864 . . . 


1,653,694 


1,000,000 


V 


Ondo coordinare in modo conveniente il servizio delle tre ferrovie, che toccano la città di 
Pisa, si é intrapresa la costruzione di una stazione unica presso la detta città, la quale deve 
servire di punto di congiunzione delle linee medesime; e già sono eseguite le fondazioù 
del fabbricato dei viaggiatori, ed é ultimata la rimessa per le locomotive, non che il nuovo 
ponte sul fiume Arno a cinque travate in ferro della luce di 18 metri caduna. Fu intanto 
eretta una stazione provvisoria pel servizio dei viaggiatori. 


esercizio . . 
l esercizio . . 
1 esercizio . . 

1865 .... 

1864 .... 

1863 .... 

1864 .... 


5,685,800 

3,834,000 

2,244,000 

450,000 

238,000 


• 
» 

150,000 

14,074,500 

4,514,000 

16,000,000 

4,030,000 


1 1 -i 1 1 1 1 


Questa linea fu aperta all'esercizio fino a Montevarchi nell'aprile 1863. 

Le principali opere d'arte comprese nei tronchi da Firenze ad Incisa sono: 1.° Ponte sulla 
Sieve a tre archi .di 20 metri di luce; 2.^ Ponte sul Vicano ad un sol arco di 20 metri 
di luce; 3.*" Ponte sull'Arno a 4 archi di 20 metri di luce; K!" Viadotto a 7 archi di 10 
metri di corda; 5.° Viadotto ad 11 archi di metri 10 di corda; 6." Viadotto ad 8 archi 
di metri 10 di corda; 7.** Tre gallerie della lunghezza rispettiva di metri 121, 75 e 220, 
delle quali la prima a doppio binario; oltre a considerevoli movimenti di terra e muri di 
sostegno in terreni franosi. 

Nel tronco da Incisa a Montevarchi le opere più importanti sono: 1.° Cinque ponti a travate 
in ferro (provvisoriamente armati con travi di legno]; 2.** Galleria a taglio aperto, la quale 
ha presentato gravi difficoltà per la natura instabile del terreno. Si stanno ultimando i fab- 
bricati definitivi delle stazioni. 

Nel tronco da Montevarchi ad Arezzo i lavori sono intrapresi sull'intiera sua estensione ed 
attivati con sufilcienle energia. In questo tronco sono comprese 9 gallerie, di cui la mag- 
giore misura la lunghezza di metri 465 ; e 5 grandi viadotti , due dei quali a due ordini 
d'arcate. I primi 12 chilometri di questa tratta di strada vengono costrutti per doppio binario. 

Nel tronco da Arezzo a Camuccia, per la tratta da Arezzo ai Sodacci, il cui progetto già fu 
definitivamente approvato, i lavori progrediscono con lodevole attività: per la tratta rima- 
nente, la quale presenta poche difficoltà da superare, il progetto di dettaglio trovasi pressoché 
ultimato, ed i lavori potranno essere condotti a termine nel corso del prossimo anno. 

Pel tronco da Camuccia al Fosso di Maccara il progetto definitivo fu approvato e fra poco si 
intraprenderanno i lavori. Questo tronco comprende 375 opere d'arte, fra le quali 5 gallerie 
della lunghezza complessiva di 2,610 metri, di cui la maggiore misura da sola la lunghezza 
di 1150 metri; un viadotto a 15 archi della corda di metri 10 ; ed un ponte sul Tevere 
a tre archi della corda di metri 22, oltre a due viadotti laterali composti di 5 archi caduno, 
della luce di metri 10. Vi sono inoltre considerevoli movimenti di terra. 

Pel tronco dal Fosso di Maccara a Foligno si sta ultimando il progetto di dettaglio, che ritiensi 
verrà fra breve sottoposto all'approvazione. Le opere principali di questo tronco consistono 
in due ponti sui fiumi Aiaccio e Topino ; in generale non si hanno a superare gravi diffi- 
coltà in questo ti^tto di strada. 


1865 .... 


12,451,200 


38,768,500 


248,639 
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23 
2i 

25 
26 

« 

27 

1 


Linea da Bologna ad Ancona. 


Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, 
Rimioi, Pesaro ed Ancona. 


204,000 


204,000 


9 


i 


Linea da Bologna a Pontelagosenro. 

Diramazione dalla linea precedente. 


Bologna e Ferrara 

\ 


52,000 


52,000 


1» 


Linea da Bologna a Pittoia. 

1.** Tronco da Bologna a Vergato 

i.** Tronco da Vergato a Pracchia 

8.** Tronco da Pracchia a Pistoia 


Bolnirna e Vergato 


39,000 
34,400 
24,600 


39,000 

» 




34,400 
24,600 


i 
IJI 

■ 


Versato e Pistoia 


Pistoia 


TotaU . 


98,000 


39,000 


59,000 




Linea da Caslelbolognese a Rarenna. 
Diramazione dalla linea da Bologna ad Ancona. 


Ravenna 


41,000 


41,000 


1» 


Linea da Ancona a Roma. 

l.** Tronco dalle Case Bruciate al passo della 
Rossa. 

2.* Tronco dal passo della Rossa alla Galleria 
di Fossato. 

3.° Tronco dalla Galleria di Fossato alla sta- 
zione di Foligno. 

f .^ Tronco dalla stazione di Foligno alla sta- 
tione di Temi. 

5.° Tronco dalla stazione di Temi al Tevere 
presso Orte. 

^.^^ Tronco dal Tevere presso Rosetta al con- 
ino Pontificio presso passo Corrose 


Ancona 


39,328 

• 

29,000 

47,109 

64,300. 

38,540 

29,180 


• 
» 

» 

• 
• 


39,328 
29,000 
47,109 
54,300 
28,540 
29,180 


31 

ìja 

IM 
IJH 
1.M 

31 


Ancona 


Ancona e Folitno 


Foligno, Spoleto e Terni 

Terni 


Rieti 


TotaU . 


227,457 


» 


287^!^ 


7ii 




^ 
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Kr« 


ercìxio . . . 


33,000,000 


8,500,000 


174,080 


Abbencbè rìmanenero ancora a completarsi I*ijighìaiamento , le stanoni, i paesaggi a lÌTello, 
i caselli di guardia, le siepi, le barriere e muri di sicurezza, oon che le opere di difesa 
della strada sui corsi d*acqua e lungo il mare , pure neirinteresse politico , militare e com- 
merciale, si raTTisò urgente di aprico questa linea alPesercizio nel novembre 1861. La tia 
trotasi ora ridotta allo stato normale, ma rimane ad eseguirsi gran parte delle opere di 
perfezionamento e di finimento, oltre alla stazione definitiva d'Ancona. NelPammontare della 
spesa a (arsi per compiere i latori è anche compresa quella occorrente per la detta stazione 
definitiva, non che per le grandi officine che tì si dovranno stabilire. 


witizio . . . 


7,100,000 


100,000 


138,468 


Questa strada fu aperta al pubblico nell'aprile 1862, sebbene in molte parti fosse incompleta; 
al presente non è ancora intieramente sistemata, e rimane a compiersi 1* inghiaiamento 
della via, non essendosi adoperati mezzi sufficienti pel trasporto dei materiali. È altresì 
tuttora in corso di esecuzione il rifornitore d'acqua nella stazione di Ferrara in seguito alle 
difficoltà incontrate neirapprofondimento del pozzo, per cui fu d*ttopo tentarne in altro punto 
rescavazione. 


Mitirio. 

»Bbrei888. 

liAr8l864. 


• 


• 
• 
» 




Nella lunghezza totale di 98 chilometri sono compresi chilometri 4,20 appartenenti alla linea 
da Bologna a Piacenza fra Bologna ed il ponte sul Reno. 

n tronco da Bologna a Vergato, aperto all'esercizio nel 1862, può dirsi intieramente ultimato, 
rimanendo soltanto a compiersi alcune opere di difesa del corpo stradale contro il Reno, ed 
il massicciato della via, pel quale si hanno ancora a provvedere circa 2,000 metri cubi di 
materiale. 

I lavori del tronco da Vergato a Pracchia sono prossimi al loro compimento; per modo che 
l'apertura potrà ater luogo nel prossimo noTombre. Restano a proTvedersi metri cubi 25,000 1 
di materia e pel massicciato della via , e ad ultimarsi alcuni caselli di guardia , non che le 
opere di difesa contro il Reno. 

Il' tronco da Pracchia a Pistoja , nel quale le pendenze giungono al limite massimo del 25 
per 1000, potrebb'essere condotto a termine in pochi mesi, ad eccezione della galleria di 
S. Mommo lunga 2,725 metri, la quale a motiro delle grayi difficoltà incontrate nell'esca- 
vazione dei pozzi resta ancora a perforarsi sulla lunghezza di 870 metri, e non potrà essere 
ultimata prima del settembre 1864. Le altre opere che rimangono ad eseguirsi potraiBO 
agevolmente compiersi prima di detta epoca. ^ 


N]brel864 . 


51,500,000 


4,500,000 


571,489 


Mrcixìo . . . 


4,800.000 


700,000 


134446 


Questa linea fu aperta all'esercizio il 24 agosto ult. se., abbencbè rimanessero ancora a com- 
piersi molti lavori, i quali non potranno essere ultimati prima dell'anno Tenturo. Mancaao 
infatti piii di 40,000 metri cubi di materiale per completare la massicciata della -via ; restaio 
a costrursi le platee dei viadotti pei quali possono scaricarsi le acque del Senio e del La^ 
mone in caso di rottura degli argini ; il muro di sostegno della calata verso il porto di 
Ravenna, e gli uffizi e magazzini per la dogana nella stazione di Ravenna. Sono infine a 
compiersi le siepi , le chiusure deUe stazioni , ed a regolarizzarsi il profilo trasversale del 
corpo stradale ed i fossi pressochò sali' intiera lunghezza della linea 


Mre 1864 . 
tobrol864 . 
^re 1884 . 
*bwl884 . 
*nl864 . 
«0 1864 . . 


685,000 
960,000 
3,860,000 
5,690,000 
i^690,000 
1,970,000 


5,000,000 
4,470,000 
6,776,000 
6,980,000 
8,940,000 
8,890,000 


143,028 
187,241 
213,038 
230,939 
197,267 
180,261 


Questa linea si dirama dalla ferrovia Ancona-Bologna alle Case Bruciate, ciod alla distanza 
di 12,890 metri dalla stazione di Ancona, ed entra nello Stato Pontificio presso Orto, donde 
eece presso Colle Rosetta dopo un percorso di metri 17,165 per rientrare nello stesso Stato 
presso Corrose. Da questo punto a Roma percorre l'estensione di 89,540 metri ; cosicché in 
toule dalle Case Bruciate a Roma si ha la lunchezza di chilometri 284,162, dei quali 
227,457 sullo Stato luliano e 56,705 sullo Suto Pontificio. 

Le opere occorrenti per la costruzione della tratta compresa nello Stato Italiano sono le se- 
gueiti: l."" Movimenti dì terra m. e. 4,487,000; 2.^ Muri di sostegno e di difesa m. e. 9,680; 
8.^ Ponti 26; 4.'* Grandi TiadoUi 6; 5.^ Ponticelli ed acquedotti 521; 8.° Sottovia e ca- 
valcavia 82; 7.'' Passaggi a IìtoUo 147; 8.** Caselli di guardia 150, 9.'' Stazioni 15; 
IO."" Gallerie 10 della lunghezza complessiva di metri 5,652. 

Le opere principali di questa linea sono le tre gallerie denominate detta Botsa , di Postato e 
.dei Baldmm, della lunghezza rispettiva di metri 1200, 1909 e 1640, di cui la prima è in 
corso d'esecuzione; la seconda è intieramente scavata, e manca soltanto del rivestimento in 
muratura che si sta intraprendendo; la terza infine è ultimata, meno alcune riparazioni 
al rivestimento. In generale le gallerie sono scavate per i 3/4 circa della loro lunghezza 
complessiva: i movimenti di terra sono eseguiti per 1/5 circa, ed i muri di sostegno per 1/4 
circa del loro volume totale. I lavori sono attualmente intrapresi pressoché suirintiera linea, 
per guisa che potranno facilmente essere condotti a termine entro il prossimo anno, ab- 
bencbè l'epoca stabilita dal contratto di concessione per l'ultimazione di questa ferrovia scada 
col 21 maggio 1866. 

Nella tratta compresa fra Orto e Colle Rosetta posta nel territorio Pontificio i lavori furono 
intrapresi nella scorsa primavera; ed in quella fra il pas90 di Corrose e Roma sono in 
gran parte ultimati. 

La lunghezza totale della linea dalU stazione di Ancona a queUa di Roma risulta di metri 
296,852,00. 


Mf« 1884 . 


15485,000 


89,396,000 


195,784 
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Linea da Ancona ad Otranto. 



l.*" Tronco da Ancona a Pescara 

4." Tronco da Pescara ad Ortona 

8."^ Tronco da Ortona a Foggia . 

i.*" Tronco da Foggia a Barletta 

5."^ Tronco da Barletta a Bari . . 

G.*' Tronco da Bari a Brìndisi . . 

7.^ Tronco da Brindisi ad Otranto 



Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli, Teramo 
e Cbieti. 

Chieti e Lanciano . . . . ^ 

Lanciano, Vasto, Lari no, SansoTero e 
Foggia. 

Foggia e Barletta 

Barletta e Bari 

Bari e Brindisi 

Brìndisi, Lecce ed Otranto 



TotaU^ 



Liiea da Pescara a CepranOv 



Chieti, Sulmona, Afexiano e Sera 



Linea da Foggia a Salerao. 

1 .'' Tronco da Foggia a Caadela 
2."* Tronco da Candela a Conia . 
8.° Tronco da Conia a Lafiano . 
4."* Tronco da Layiano ad Eboli . 
5.** Tronco da Eboli a Pastena . 



1.^ Tronco da Pastena alla galleria di Vietrì 
oltre Salerno. 



Foggia e BoTÌno 

BoTÌno e S. Angelo dei Lombardi . . 
S. Angelo dei Lombardi e Campagna . 

Campagna 

Campagna e Salerno 

Salerno 

TétaU 



Liiea da Bari a Taranto. 



1.° Tronco da Bari a Gioia 



Bari ed Altamatva 



t.* Tronco da Gioia a Taranto ....... Altamura e Taranto 



Liiaa da isaletta a Napoli. 



TotaOi 



Sera 



146,000 

21,000 
160,000 

68,000 

56,000 

112,000 

75,000 

638,000 



146,000 
21,000 



167,000 



160,0 
68,0 



228,000 



234,000 



38,000 
57,000 

8,000 
40,000 
24,000 

5,000 

172,000 



52,000 
80,000 



24,000 



24,000 



182^000 



5,000 



5,000 



Hjm 



ì%m 



M 



• I 

m 



137,000 



187,000 



U» 
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ANNOTAZIONI. 


già fatta 

pella 

costruzione 

lire. 


da Cirsi 

per compiere 

i lavori 

Kre. 


cliilome- 
trica 

lire. 


lercizio . . . 

Mrcizio . . . 
hmbre1868 . 

Ilio 1864 . . 
lio 1864 . . 
laio 1865 . . 
Mio 1866 . . 


81,5<M),000 

2,500,000 
31,500,000 

500,000 

» 
I» 
» 


300,000 

800,000 
8500,000 

7,500,000 

6,700,000 

14,000,000 

11.000,000 

49,000,000 


150,685 

157,143 
250,000 

117,647 
119,643 
125,000 
146,667 

'164,577 


H tronco da AncoDa a Pescara fu aperto alPesercizio oel mese di maggio corrente anno; e 
quello da Pescara ad Ortona nelPora scorso settembre. Lungo questi tronchi pere rimangono 
ancora ad eseguirsi molti laTori di perfezionamento e di finimento, sia oel corpo stradale , sia 
nelle stazioni, e restano a costrursi le stazioni definitive d'Ancona e di Pescara. Mancano 
altresì le travature di alcuni ponti in ferro, le quali furono surrogate provvisoriamente da 
travature in legname. 

n tronco successivo fra Ortoua e Foggia, deirestensione di 160 chilometri, è già talmente pro- 
gredito nella costruzione , che potrà essere aperto all'esercizio nel dicembre prossimo. In questo 
tronco s'incontrano Te principali difficoltà aell'intiera linea da Ancona ad Otranto: vi sono 
11 gallerie, dicui 9 di lunghezza inferiore a 450 metri, una di 654 metri, e quella detta 
del Sangro della lunghezza di 1320 metri; parecchi ponti, fra i quali quello sul tiume Sangro 
a 19 archi della conia di 15 metri, e quindi della luce totale di 285 metri, e quelli sul 
Moro, sul Foltrino, su Valle Grande e suirOsento^ della luce da 30 a 36 metri, e quello 
sul Trigno a 12 archi della corda di metri 17 e della luce totale di metri 204. Vi sono 
infine considerevoli movimenti di terra sia in rialzo che in iscavo. 

Nel tronco da Foggia a Barletta sono intraprese le opere d'arte principali , cioè i ponti sul 
Carapella , sul Cervaro e sull'Ofanto , cDe però non hanno grande importanza. Attese le 
favorevoli condizioni di queste località questo tronco potrà essere ultimato fra pochi mesi. 

Pel tronco da Barletta a Bari il progetto ò in corso d'aporovazioue, e fra non molto si potrà 
mettere mano ai lavori,, i quali potranno essere condofti a termine verso la metà del pros- 
simo anno in vista della facilità che presenta il terreno. 

Il successivo tronco da Bari a Brindisi, il cui progetto è altresì in corso d'approvazione, potrà 
essere portato a compimento entro il prossimo anno, non essendovi gravi difficoltà da superare. 

Pel tronco infine da Brindisi ad Otranto si stanno eseguendo gli sludi occorrenti per la com- 
pilazione del progetto, i quali fra non molto saranno condotti a termine. Ivi pure il terreno 
si presta assai facilmente allo stahilimento della ferrovia, cosicché i lavori potrebbero essere 
ultimati anche prima dell'epoca fissata dal contratto. 

Lungo l'intiera linea si stabiliranno circa 57 stazioni. 


No 1866 . . 


56,000,000 


Ito 1868 . . 


» 


58,500,000 »0,000 


Sono pressoché compiuti gli studi per la compilazione del progetto dell' intiera linea, la quale 
presenta gravi difficoltà sia per le numerose opere d'arte che vi occorrono, sia per evitare 
pendenze eccezionali, dovendo la strada elevarsi alla considerevole altezza di circa 540 metri 
sul livello del mare. 


lio 1864 . . 
to 1864 . . 
laio 1866 . . 
b 1864 . . . 
Mrcizio . . . 
lo 1864 . . . 


400,000 

• 

l,i60,000 

* 

3,130,000 

• 


6,300,000 

17,500,000 

^ 8,000,000 

17,000,000 

» 

6,000,000 


181,579 
307,105 

1,182,000 
423,000 
131,250 

1,200.000 


Pel tronco da Foggia a Candela fu già approvato il progetto tra Foggia ed Ascoli, e pel tratto 
rimanente sono ultimati gli studi per la compilazione del progetto definitivo. Questo tronco, 
tenuto conto della favorevole disposizione del terreno, per cui non occorrono opere d'arte di 
qualche rilievo, potrà essere eseguito per la metà del prossimo' anno. 

Ne successivo tronco da Candela a Conza gli studi sono pressoché ultimati. Ivi pure non si 
hanno gravr difficoltà da vincere, per cui questi lavori potranno essere terminati contempo- 
raneamente a quelli del tronco precedente. 

Nel tronco da Conza a Laviano , il quale comprende la traversa dell'Appennino , s'incontrano 
le maggiori difficoltà, dovendosi eseguire un sotterraneo della lunghezza di circa tre chilo- 
metri. Il progetto di questo tronco è in corso d'approvazione. Le lire 1,460,000 notate nella 
colonna delle spese fatte per questo tronco si riferiscono all'esecuzione della strada ordinaria 
da Laviano a Bisaccia, la quale fu costrutta nell'intento di facilitare' ed accelerare i lavori 
della ferrovia. 

U progetto del tronco da Laviano ad Bboli è altresì in corso d'approvazione. In questo tratto 
ai strada le condizioni del terreno sono assai favorevoli, cosicché i lavori si potranno ultimare 
verso la metà del prossimo anno. 

Il tronco da Éboli a Pastena fu aperto all'esercizio nel mese di giugno 1863 -. non restano 
ad eseguirsi che lavori di perfezionamento e di finimento. 

Il progetto del tronco da Pastena alla galleria di Vietri è in corso d'approvazione ; in questo 
tronco é compresa la traversa dell'abitato della città di Salerno. 


Ilio im . . 


5,010,000 


55,000,000 


348,895 


IÌ01865. . . 
po1865. . . 


* 

700,000 


9,000,000 
16,300,000 


II 


Le località attraversate da questa strada non presentano gravi difficoltà tecniche. Attualmente 
è in corso d'approvazione il progetto del tronco da Bari a Gioja, e si stanno ultimando gli studi 
relativi al secondo tronco da Gioja a Taranto. 


1*1865. . . 


700,000 


25,300,000 


196,970 


Neifizio . . . 


» 


5,000,000 


» . 


Questa linea fu aperta alPesercizio per la tratta da Napoli a Capua sotto al cessato Governo, 
e per la tratta rimanente da Capua ad Isoletta il 25 febbraio del corrente anno. Non si 
conosce la spesa fatta per la prima di detta tratte: per la seconda la spesa ascese appros- 
simativamente a L. 23,000,000, ossia a L. 250,000 per cadun chilometro. 

I lavori che rimangono ad eseguirsi si riferiscono specialmente alla tratta compresa fra Isoletta 
e Preeenzano dell'eetaniione di 51 chilometri, e consistano nella regolarizzazione dell'arma- 
mento della via e suo consolidamento con brecciame; nella fognatura di alcune^ trincee in 
terreni argillosi ; nell'ultimazione del ponte sul torrente Provvitolo ; nella costruzione di 9 
stazioni definitive ; nell'ultimazione dei caselli di guardia e delle traversate a raso -, ed infine 
nella sistemazione della massicciata per la tratta da Napoli a Capua. 
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INDICAZIONE 
delle lìnee e dei tronchi. 



CIRCONDARI 
attraversati da cadona linea. 
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della parie 

in 
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metri. 
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33 



34 



37 



Jiinea da Canoelio ad Avellioo. 

Dikr.amifiof» dalla Hnea da Napoli ad Metta. 

ì.^ Tronco da Cancello a S. SeYcrino . . . 
i.^ XcoDCo da S. Seferino a Solofra .... 
2t° Tronco da ,8olo|ra ad AirelUoo 



Linea da Taranto a Refgro 



t .^ Tronco da Taranto a Mlissafra 

f.^ Tronco da Massafra a Torremattoni . . . 

3.^ Tronco da Torremattoni al torrente Caione. 

4.^ Trsneo dal torrente Gavone a Marina moote 
Giordano. 

5.° Tronco da Marina monte Giordano a Tre- 
bisaccie. 

Sl^ Tronto da TrebìMocie al iome Grati . . 

7.^ TroneodalfiupieGrati al torrente Gologaate. 

%J* Tronco dal torrente Gológnate al torrente 
Bnonamieo. 

9.^ Tronco dal torrente Bnonamieo a capo 
Spartiyento. 

tO.^ Tronco da capo SpartÌTento a Melito . . 

11.^ Tronco da Melito a lazzaro 

ti/' Tronco da iaxsaro a JUggio 



Linea dalla foee del Basento a Potenxa. 
Dirematùme dalla linea da Taranto a Seggio. 



Linea dalla foee del Crali a Cosenza. 
Diramazione dalla linea da Taranto a Reggio, 



FER ROVIE SICD LE. 
Lìnea da Vestina a Siracusa. 

1.® Tronco da Messina a Giardini 

8.^ Tronco da Giardini ad Agnind presso Catania 
8.^ Tronco da Agnina alla cascina Bicocca . 
4.*^ Tronco dalla cascina Bicocca a Siracusa . 



Caserta e Nola 

Salerno ed AyelUno 

Aveltino 

TotaU 



Taranto 

Taranto 

Matera 

Matera 

CastroTÌUari 

Castro¥Ìllarì 

Rossano 

Rossano, Cotrone, Catantaro e Gerace 

Gerace e Reggio 

Reggio 

Reggio 

Reggio 

TotaU 



Castroyillari e Cosenza 

• 

Messina e Castroreale 

Gaotroreale, Acireale e Catania .... 

Catania 

Catania e Siraeosa 

Votali 



43,000 
18,000 
12,000 



73,000 



15,674» 
27,690 
19,705 
29,610 



23,460 

21,356 

245,000 

24,000 

24,550 
15,^70 
16,191 



485,706 



100,000 



70,000 



48,000 
42,000 
10,000 
65,000 



165,000 



43,000 



43,000 



18,000 



^jsm 



18,000 



1,» 



10,400 



10,400 



5,791 



5,791 
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cbflome- 
Urica 



ANNOTAZIONI. 



t86« 



1,000,000 



5»000,000 
8,000,000 



8,000,000 



1,670,000 



1,670,000 



2,630,000 
2,137,092 
2,997,124 

8,059,000 

2,416,380 

2,199,668 

81,850,000 

2,616,000 

2,823,250 
3,171,350 
1,330,000 



57,229,864 



25 000,000 



14,000,000 



11,424,000 
6,384,000 
3,100,000 
8,255,000 



29,163,000 



333,383 
250,000 



95,000 
108,500 
101,220 

133,000 

103,000 
103,000 
130,000 

109,000 

115,000 
205,000 
185,288 



125,319 



250,000 



200,000 



238,000 
152,000 
310,000 
127,000 



n tronco da Cancello a San Severino per la tratta compresa fra Cancello e Sarno della li»- 
ghexza di 27 chilometri fu aperto airesercirìo sotto al cessato Governo, e per la parte 
rimanente da Saruo a San Severino fu aperto nel 1861. Non si hanno positive nozioni sulla 
spesa effettiva incontrata nella costrazione di questo tronco. 

n tronco da San Severino a Solofra fu appaltato nel 1862 ai signori De Rosa e Fiocca, i quali 
posero tosto mano ai lavori; ma le diflBcoltà incontrate nelle espropriazioni dei terreni 
ne hanno finora incagliato gravemente il progresso. Ora però essendo in gran parte superati 
gli ostacoli i lavori prendono un soddisfacente sviluppo, cosicché potranno essere ultimati nel 
corso del 1864. 

Quanto al tronco da Solofra ad Avellino non si è ancora posto mano ai lavori, essendo tuttora 
in corso di approvazione il progetto definitivo. 



176,745 



L*ammontare della spesa per il tronco da Taranto a Hassafra è compreso in quello della linea 
da Bari a Taranto. 

Per i successivi tronchi 2.**, 8.*, 4,*', 5.^*, 6.** è 7.°, sono allestiti i progetti. In generale per 
tutta Testensione di questi tronchi le condizioni delle località sono assai favorevoli allo 
stabilimento della ferrovia. 

L*8.° troncò dal torrente Colognate al torrente Buonamico non fu ancora esplorato, ad eccezione 
del tratto dal fiume Neto all'abitato d'Isola, deirestensione di circa 34 chilometri, il quale 
non presenta gravi difficoltà. 

I progetti dei tronchi O.*", 10.^ ed 11.% dal torrente Buonamico a Lazzaro, sono intieramente 
ultimati. 

II tronco da Lazzaro a Reggio attualmente in corso d'esecuzione* non potrà essere terminato 
prima del mese di marzo 1861, mentre a tenore del contratto doveva essere compiuto entro 
il corrente anno. Siifotto inconveniente è dovuto alla ritardata costruzione delle travate in 
ferro per i ponti, le quali non furono eseguite nel tempo prefisso. La 8])e8a rilevante a cui 
ammonta la costruzione di questo tronco proviene dal prezzo dei terreni occupati straordi- 
nariamente elevato a causa della loro feracità. 

La popolazione della zona percorsa dall' intiera linea ascende approssimativamente ad 800,000 
anime. 



Questa linea fu concessa con legge del 25 agosto 1863. 

A senso dell'art. 21 della coovenzione> annessa alla legge di concessione, l'apertura all'esercizio 
di questa linea deve aver luogo il 25 agosto 1869. 



Per questa linea finora non fu eseguito alcuno studio, ma fu soltanto perlustrata la vallo del 
Crati, onde riconoscere se fos^e possibile e conveniente di condurre lungo la medesima una 
ferrovia. 



È ultimato il progetto dell'intiera linea. 
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Indice dalle linee comprese nel preeedente Stato. 
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Linea Litobilb uauii Metri 

n da Atbnxa a Cauaml> 

' V da Satoha a GàaMà^neu. . 

» da Càiro ad Acqui 

» da CATAUBRMie«IOEB ad ALBSSAHDRIà 

9 da SusA aH' Imbocco nord del trapoìn» mllb Alh . . 
» da Ybroiui a Milamo per Mortani e yi^enao' . . . 

' » da NoTARA ad Auo 

j» da Arona a Domodossola 

» da Rao a Sesto Caubidr- 

• da O^AUARAn a Varbsc 

» da Milano a Piacenza (Pente sul Po) 

» da YoeHBRA a Payu 

» da Patia a Brescu per Cremona 

» da TMvifluo a Cremoha 

9 da Bergamo a Lecco 

» da LiTORNO al Torrente Cbiaronb presso Orretbllo . 

dal Fitto di Cecina alle Saune di Volterra .... 

da FicuLLB ad Orte 

da Asciano a Grosseto 

di congianzione delle linee Massa-Pisa e Fibbnzb-Pua 
colla linea Pisa-Litorno 

da Firenze a Foligno per Arezzo 

da BbLO«ifA ad Ancone 

da Bologna a Pontblagoscubo 

da Bologna a Pistoia 

da Castel Bolognese a Ratenna 

da Anooma a Roka 

da Ancona ad Otbanto 

da Pescaba a Cepbano 

da Foggia a Salebno 

da Babi a Taranto » 

da IsoLETTA a Napou ]> 

da Cancello ad Ateluno 

da Tabanto a Reggio , 

dalla Foce del Basento a Potenza 

dalla Foce del Cbati a Cosenza 

da Messina a Sibacusa 

da Catanu a Palbbmo 

da Caltanissetta a Licata 

da CAMPoraANco a Gibgenti 

da Caguabi ad Iglbsias 

da Caguabi a Pobto-Tobbbs 

da OziEBi a Tbbbanota 



LUNGHEZZA 



263,850 

, 4,^00- 

111,500 

97,200 
58,350 
54,000^ 
42,000 
59,000 
45,000 
1^009* 
1,200 
2i,600 

121,000 
66,000 
3Ì,00ff 

202,000 
29,000 
65,000 
91,750 

6,700 

206,000 

204,00i 

52,000 

98,000 

41,000 

227,457 

638;00tf 

234,000 

172,000 

132,000 

137,000 

73,000 

485,706 

iop,ooo 

70,000 

165,000 

241,000 

65,000 

46,000 

35,000 

290,000 

65,000 



COMCESSIONAim O PROPRIBnTAAIL 



Stato. 

Id. 

Società anenima. 

Id. 

Id. 

Stato. 

Ingegnere Eogenio Ferrante e Compagni. 

Società anonima. 

Id. 

Socìetà.delle FerroTie Lombarde e'deiritalia Centrale. 

Ca?. Carcano e Soci. 

Società delle FerroTie Lombarde ó dellitalia Centrale. 

Società Italiana delle FerroTie meridionali. 

Id. 

Società delle FerroTie Lombarde e dellitalia Centrale. 

Id. 

Società anonima della Ferrotia Maremmana. 

Id. 

Società della FerroTia Centrale Toscana. 

' Id. 

Società delle FerroTie LiToraesi. 

Id. 

Società delle Ferrovie Romane. 

Società delle FerroTie Lombarde e dellitalia Ceatrrie. 

Id. 
Società delle FerroTÌe Romane. 

Id. 
Società Italiana delle FerroTie merìélonili. 

Id. 

Id. 

Id. 

Società delle Ferrovie RonuLie. 

SUto. 

Società Tittorio Emanuele. 

Id. 

Id. 

Id. 

U. 

U. 

Id. 
Soeietà delle Ferrotie Sarde. 

Id. 

Id. 
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